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Για την κύρωση των συμβάσεων ανέγερσης των Πανεπι¬ 
στημιακών Νοσηλευτικών Συγκροτημάτων Ηρακλείου 
Κρήτης και Πάτρας, τη ρύδμιση συναφών δεμάτων και 
τη σύσταση Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοση¬ 
λευτικών Μονάδων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κρροόμβν και εχ6ί8ομ«ν τον κατωτέρω οπό της Βουλής 
ψηφισ-ϊέντα νόμον: 


Άρθρο πρώτο. 

Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου οι παρακάτω συμ¬ 
βάσεις για την ανέγερση Πανεπιστημιακών Νοσηλευτικών 
Συγκροτημάτων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Πάτρα : 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ1 


«ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

για την ανέγερση του Πανεπιστημιακού Νοσηλευτικού 
Συγκροτήματος Ηρακλείου Κρήτης 

Στην Αθήνα σήμερα την 5η Αυγούστου 1983 αφενός το 
Ελληνικό Δημόσιο με εκπρόσωπό του τον Υπουργό Υγείας 
και Πρόνοιας Παρασκευά Αυγερινό, αφετέρου η ΡΕίΙϊρμ 
Ηοίζπιβηπ Α.Ο. που εδρεύει στην Φραγκφούρτη Δ. Γερ¬ 
μανίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΟαηΠιβΓ \\ 838 
συμφωνούμε, συνομολογούμε και συναποδεχόυαστε τα ε¬ 
ξής ή Υή , ; ' ·' : 

; ΆρθρΟ 1. 

Ορισμοί. 

1. υι επόμενοι οροί; που χρησιμοποιούνται στη σύμβαση 
έχουν το εξής περιεχόμενο : 

— «Εργοδότης» : το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο 
από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ή τις υπ’ αυτόν αρ¬ 
μόδιες για το έργο Υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση, 
εκτός άν συνάγεται κάτι το διαφορετικό. 

— «Εργολάβος» : η εταιρία που υπογράφει τη σύμβαση 
σαν ανάδοχος του έργου καθώς και κάθε τρίτος που θα συνερ¬ 
γαστεί μαζί της υπό μορφή κοινοπραξίας για την εκτέλεση 
του έργου. 

— «Έργο» : η εκπόνηση της μελέτης κατασκευής και ε¬ 
ξοπλισμού καθώς και η κατασκευή και ο εξοπλισμός του 
Πανεπιστημιακού Νοσηλευτικού Συγκροτήματος Ηρακλείου 
Κρήτης. 

— «Σύμβαση» : η σύμβαση αυτή, τα παραρτήματά της 
και τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ’ αυτή. 

— «Μελέτη» : η προκαταρκτική μελέτη, η προμελέτη, η 
οριστική μελέτη και η μελέτη εφαρμογής του όλου νοσηλευ¬ 
τικού συγκροτήματος ή αυτοτελών κτιρίων και του περιβάλ¬ 
λοντος χώρου. 

— «Εργοτάξιο» : οποιοσδήποτε και οπουδήποτε χώρος 
στον ή υπό τον οποίο η επί του οποίου θα εκτελεσθεί το έρ- 
γ °· 

— «Μηχανικός» : το πρόσωπο ή η κοινοπραξία που θ’ ανα- 
λάβει την επίβλεψη του έργου. 

— «Έργα» : τόσο τα μόνιμα (μόνιμες κατασκευές) όσο 
και τα προσωρινά έργα (προσωρινές κατασκευές απαραίτη¬ 
τες για την εκτέλεση του έργου). 

— «Κατασκευαστικά μηχανήματα» : κάθε συσκευή, μη¬ 
χάνημα και αντικείμενο γενικά που είναι απαραίτητο ή χρή¬ 
σιμο για την εκτέλεση και τη συντήρηση του έργου. Δεν περι¬ 
λαμβάνονται υλικά ή άλλα αντικείμενα που θα ενσωματωθούν 
στα μόνιμα έργα. 

— «Εγκεκριμένος» : αποδεκτός γραπτώς, εκτός αν συνά¬ 
γεται το αντίθετο. 

2. Λέξεις που χρησιμοποιούνται στον ενικό αριθμό περι¬ 
λαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα κατά τα συμ- 
φραζόμενα. 

Άρθρο 2. 

Ανάθεση και όροι εκτέλεσης του έργου. 

1. Ο εργοδότης αναθέτει στον εργολάβο και ο εργολάβος 
αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου με γνώμονα την επί¬ 
τευξη των καλλίτερων και οικονομικότεροι λύσεων από άπο¬ 
ψη λειτουργικότητας του νοσηλευτικού συγκροτήματος και 
σύμφωνα με : 

α) Τους όρους της σύμβασης. 

β) Το κτιριολογικό πρόγραμμα/διιπιιη3ΐ·γ οί Αοοοιπο- 
ΟβΙΐοη, τόμος 6. 

γ) Το πλαίσιο λειτουργικής οργάνωσης του νοσοκομείου 
και τις επί μέρους τακτικές λειτουργίας των τμημάτων 
(ΟρβΓβΙϊοηαΙ Ροΐίοΐββ) που θα υποβάλει προς έγκριση 
ο εργολάβος και θα δείχνουν τη σωστή λειτουργία του νοσο¬ 
κομείου σύμφωνα με τη σύμβαση. Οι σχετικές μελέτες 
^θ« υποβληθούν μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη 


ισχύος της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι τα λετουργικά 
διαγράμματα θα έχουν υποβληθεί πριν από την προμελέτη 
και θΐ είναι συντεταγμένες· με βάση τις συνημμένες εκθέσεις 
επί των τακτικών λειτουργίας των εξής τμημάτων : 

(1 1 Μαγειρείων και διακίνησης φαγητών (σύστημα 
θερμοτραπεζών σε συνδυασμό με τα οφίς των ορόφων) 

(2) . Πλυντηρίων 

(3) Αποστείρωσης 

(4) Συστημάτων αποκόμισης ακαθάρτων 

(ογ Εισόδοϋ, πληροφόρησης και συστήματος εισαγω¬ 
γής ασθενών . ■ 

(6) Τμήματος Λοιμωδών 

(7) Χειρουργείων 

(8) Μαιευτηρίου 

(9) Πυρηνικής Ιατρικής 

(10) Συστήματος προσέλευσης και εξυπηρέτησης προ¬ 
σωπικού 

(11) Μονάδας ακτινοθεραπείας 

(12) Εργαστηρίων ' (διαγνωστικών και θεραπευτικών) 

(13) Εξωτερικών ιατρείων 

(14) Πρώτων βοηθειών 

(15) Συστημάτων μεταφορών 

(16) Τμημάτων εντατικής θεραπείας. 

δ. Τη θεωρημένη από τον εργοδότη προκαταρτική μελέτη 
με τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει δεκτές από τον εργο¬ 
λάβο. Η προκαταρκτική μελέτη απιτελείται από ιον τόμ~> 
7 που περιλαμβάνει : 

(α) Κάτοψη υπογείου κυρίως κτιρίου 1 : 200 αρ. ΡΑ 79 

(β) Κάτοψη ισογείου » » 1 : 200 » ΡΑ 83 

(γ) Κάτοψη Α' ορόφου » » 1 : 200 » ΡΑ 84 

(δ) Κάτοψη Ισογείου Νοσηλευτ. μονάδ. 1 : 200 » ΡΑ 80 

(ε) Κάτοψη τυπικού ορόφου Νοσ.μονάδ. 1 : 200 » ΡΑ 81 

(στ) Κατόψεις βοηθητικών κτιρίων 1 : 200 » ΡΑ 86 

(ζ) Τυπογραφικό 1 : 500 » ΡΑ 82 

(η) Σχέδια όψεων 1 : 200 » ΡΑ 87 

ΡΑ 88 

(θ) Σχέδιο τομών 1 :200 » ΡΑ 85 

(ι) Σχέδιο τομής τμημάτων όψεων 1 : 50 » ΡΑ 89 

ε. Τον ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό-επίπλωση 
που περιγράφονται στους τόμους 3.5 (Μωΐίουί Ε(|υίρπιβηί 
δρβοίίίεαΙίοηΒ), 4 (Κοοιη Εο3ί1ίη§ Εϊδί.), 5.1 (1-6, Τβ- 
οΕηίοβΙ ΟοοΐΗηβηΐ8ΐίοη/Μβ<ϋθ3] ΕςιιϊρπιβηΙ), 9 (1+2, 
δυιηπΐ3Γγ οί Μβάϊοβΐ ΕςυίρπίΘηΙ ΙΙθπιβ) και 10 (Αά- 
(ϋΐΐοηβΐ Μβάϊοπΐ ΕςυΐρπιβηΙ) και είναι δεσμευτικοί για 
τον εργολάβο. Διευκρινίζεται πως αν σ’ οποιοδήποτε παράρ¬ 
τημα της σύμβασης ή συνημμένο σ’ αυτήν έγγραφο αναφε- 
ρεται ότι οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον ιατρικό 
και ξενοδοχειακό εξοπλισμό-επίπλωση είναι ενδεικτικό, η 
σχετική ένδειξη είναι ανίσχυρη. Μπορεί όμως ο εργολάβος 
ν’ αντικαταστήσει συγκεκριμένα στοιχεία του ιατρικού 
εξοπλισμού με άλλα της ίδιας ποιότητας και αξίας μετά από 
έγκριση του εργοδότη. 

στ. Τα κατωτέρω γενικά σχηματικά διαγράμματα ηλεκτ- 
ρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατόψεις κλιματι¬ 
ζόμενων χώρων που περιλαμβάνονται στον τόμο 11 : 

(α) Εξωτερικός φωτισμός ΡΕΕ 01. 

(β) Μονογραμμικό διάγραμμα υποσταθμού ΡΕΕ 02. 

(γ) Τηλεφωνικό μονογραμμικό διάγραμμα ΡΕΕ 03. 

(δ) Μονογραμμικό διάγρααμα αναζητήσεως προσώπων 

(ΡΑΟΙΝΟ) ΡΕΕ 04. 

(ε) Μονογοαμμικό διάγοαμμα συναγερμού πυρκαγιάς ΡΕΕ 
05. 

(στ) Μονογραμμικό διάγραμμα συναγερμού πυρκαγιάς 

ΡΕΕ 06. 

(ζ) Διάγραμμα νερού θερμάνσεως ΡΜΕ 01. 

(η) Διάγραμμα ατμού και νερού συμπύκνωσης ΡΜΕ 02. 

(θ) Διάγραμμα ψυχρού νερού και ψυκτικού συστήματος 

ΡΜΕ 03. 

(ι) Διάγραμμα υδραυλικών εγκαταστάσεων - ιατρικών 
αερίων ΡΜΕ 04. . 
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νάδων ΡΑ 80. (ΟΚίΟΙΝΑΙ,^ΟΜΙΤίηλΓ^ 2100 ^° σ ' π Ρ οκατ αρκτική μελέτη, οις προς το περντύπωμα (θβ1)8ΠΙ) 

Νο ίΦ) Μ Κά '\° Ψη ^« τ ^μενων χώρων Ιυποεού Τ,,ΤΙ. σ * ««* .*"ρ«Λβμ«ές διατάξεις 

1Νθ?7. ίΠβΤΓ-ΤΛΤ Λ τ τ Τ^ΓΙΤ » 


(ιρ) Κάτοψη κλιματι£όιιενων , , τ - ζ οιαλαμρανομενες σ αυτό κτιριοδομικές διατάξεις 

Νοο. Μονάδων (ΟκΤοΚ^οΪΪτΙΟνΓ ΡΑ «Γ™ 1* ούν με την έγκριση της προμελέτης, 

(ιγ) Κάτο·Ιγ . 71 ° Ν> ΡΑ *’· ίΖΓΛΞΓ^-*” 1*· ·*"*· ^ δ '" ά - 

γματος, απόφασης, εγκυκλίου κλπ. 

Η έγκριση της προκαταρκτικής μελέτης επέχει θέση άδειας 
ανοικοδόμησης. 

, Κπειδη η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου είναι 
σύντομη, θα υπάρχει συνεχής συνεργασία εργολάβου - έργο- 


^ Χ_, -» Α 1 ^ Λ ^ ΟΙ. 

(ιγ) Κάτοψη κλιματιζόμενων χοίρων υπογείου Κεντοι- 
κου Κτιρίου (ΟΚΙΟΙΝΑΕ δΟΕΠΤΙΟΝ) ΡΑ 82. 


(ιθ) Κάτοψη κλιματιζόμενων χώρων ισογείου Κεντοι- 
κου Κτιρίου (ΟΚΙΟΙΝΑΕ δΟΕΠΤΙΟΝ) ΡΑ 83. ? ' 

(ιε) Κάτοψη κλιματιζόμενων χώρων Α' ορόφου Κεντσ- 
κου Κτιρίου (ΟΚΙΟΙΝΑΕ δΟΐί’ΤΙΟΝ) ΡΑ 84. 

; ίσΤ ί Ι. κλιματιζόμενων χώρων βοηθητικών κτι- 

ριων (ΟΚΙΟΙΝΑΕ δΟΕΙΠΊΟΝ) ΡΑ 86. 
ζ) Τις τεχνικές περιγραφές και τις προδιαγραφές οικο- 

λούνται ν από 1 · 7ίλεκτΡ ° μγΐχανθλθγΐκών εργασι · ών που *ποτε- 

(α) Γόμο 3.3 Ηλεκτρικές προδιαγραφές. 

(β) Ιόμο 3.4 Μηχανολογικές προδιαγραφές. 

(γ) Σύντομη τεχνική περιγραφή ηλεκτρόμηχανολογικών 
εργασιών. * 1 

ί^\ ~ Τ ^« 2.1.7- Συστήματα μεταφοράς. 

(ε) 1 ομο 3.1 Προδιαγραφές στατικών. 

(ζ) Τόμο 3.2 Προδιαγραφές τελειωμάτων. 

(η) Τόμο 8 Κβνϊδϊοη Α. Κοοηι ΠηΐδΚϊη^ »οΙΐθ6υ1ο. 
λα/γ^τ Λτιντ^ τόμους 4, 5, 6 των προδιαγραφόόν του ΕΕΕ- 
λΥΕΠΥΝ ΌΑνίΕδ \ΥΕΕΚδ όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την 
απόφαση ΔΤΤ/3985/17.10.80 του Υπουργού Κοινωνικών 

1πηρεσιων. 

θ) Ία εξής παραρτήματα της σύμβασης : 

1. Παράρτημα ποσοστών πληρωμής της αμοιβής. 

2. Χρονοδιάγραμμα. 

3. Ειδικό πρόγραμμα τμηματικών προθεσμιών. 

*. Πιστοποιητικό εκτέλεσης για την Α.Κ.Α. 

5. Πιστοποιητικό έναρξης εργασιών για την Α.Κ.Α. 

6. Πιστοποιητικό περαίωσης εργασιών για την Α.Κ.Α. 

2. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε από 

τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου (α, β, γ, δ, ε, 
στ ’ ζ, η) υπερισχύουν τυχόν διαφορετικών ρυθμίσεων που 
περιεχει οποιοδήποτε επόμενον αυτού στοιχείο κατά ττν 
ανωτέρω σειρά. * * 

3. Υποκατάσταση του εργολάβου στην εκτέλεση του έρ¬ 
γου η μέρους αυτού αποκλείεται οπωσδήποτε. Επιτρέπεται 
όμως η υπεργολαβική εκτέλεση τμημάτων του έργου'ύστερα 
από έγκριση του εργοδότη χωρίς αυτό ν’ απαλλάσσει τον 
εργολάβο από οποιαδήποτε ευθύνη, την οποία εξακολουθεί 
να φέρει ακέραια τόσο για τον υπεργολάβο όσο και για το 
προσωπικό του υπεργολάβου. 

Άρθρο 3. 

Μελέτη - Όροι δόμησης - Έλεγχος - Άδειες. 

Ο εναρ ^ ίσ Χν°ζ Άζ σύμβασης η κατα το άρθρο 

" § 1 (ο) προκαταρκτική μελέτη θεωρείται αυτοδίκαια εγ¬ 
κεκριμένη όπως τροποποιείται με τις παρατηρήσεις του εργο- 
δοτη Η προμελέτη, η οριστική μελέτη και η μελέτη εφαρμο¬ 
γής θα εκπονηθούν απο τον εργολάβο με βάση τα στοιχεία 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2. 

Ολα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη μελέτη θ’ 
ανήκουν αυτοδίκαια στον εργοδότη με την αποπληρωμή του 

μέρους της αμοιβής του εργολάβου που αντιστοιχεί στη με¬ 
λέτη. 

2. Μέσα σε δώδεκα (12) μήνες απο την έναρξη ισχύος 
της σύμβασης υποχρεούται ο εργολάβος να υποβάλει πρός 
έγκριση στον εργοδότη τα σχέδια κάθε χώρου (Κβιιηι Ιπγ 
ΰ8ΐι - ιιικί Μοπΐ8£βμο1>αηι1βηο - υικ! ιιή^θΙηίΓκΙοηβ Είη- 
ηεΜπη^η) σε κλίμακα 1 :50 ή 1 :100 όπου θα φαίνεται 
ο ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός - επίπλωση. Η έγ¬ 
κριση του εργοδότη πρέπει να δοθεί μέσα σε τρεις (3) μή¬ 
νες απο την υποβολή τους. 

3. Όροι δόμησης θα είναι αυτοί που καθορίζονται στην 


» ΐ' - ΓΛ. ” ν “//Ρ ν»Α**»*ρ | ι ^ 

οοτη στην εκπόνηση και έγκριση της μελέτης, ώστε να εξα¬ 
σφαλιστεί αφενός το υψηλό επίπεδο ποιότητας που απαιτεί 
ο εργοδότης και υπόσχεται ο εργολάβος, αφετέρου η αποφυγή 
καθυστερήσεων στις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης της 
μελέτης. Γι’ αυτό ο εργοδότης θα συστήσει ειδική Υπηρεσία 
Παρακολούθησης του έργου με αποκλειστική εξουσία για 
έλεγχο και έγκριση της μελέτης, τμηματικά όπως θα εκ¬ 
πονείται και υποβάλλεται σύμφωνα με το πρόγραμμα με¬ 
λέτης που θα υποβληθεί προς έγκριση μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες απο την έναρξη, ισχύος της σύμβασης και θα είναι 
εναρμονισμένο με το πρόγραμμα κατασκευής, καθώς και για 
επαφή με τον εργολάβο για κάθε είδους θέματα σχετικά με 
τη σύμβαση. Η Υπηρεσία αυτή θα είναι η κατα νόμο Διευ- 
θυνουσα 1 πηρεσια του έργου. Η μελέτη κάθε τμήματος θα 
εγκρινεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες απο την υποβολή 
της, εφοσον η 1 πηρεσια Παρακολούθησης δεν έχει οριστικές, 
συγκεκριμένες και πλήρως αιτιολογημένες παρατηρήσεις, 
ό.αφορετικχ η προθεσμία αυτή είναι δεκαπενθήμερη μετά 
*ην κάθε επανυποβολη. Αν δεν υπάρςουν συγκεκριμένες και 
πλήρως αιτιολογημένες παρατηρήσεις μέσα στην προθε¬ 
σμία των τριαντα(30) ημερών, η μελέτη θεωρείται αυτοδί¬ 
καια εγκεκριμένη. 

5. Μετά από αίτηση του εργολάβου, ο εργοδότης οφείλει 
να προβαίνει σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες, να παρέχει 
κάθε αναγκαία συνδρομή, να χορηγεί ή ενεργεί για τη νόμιμη 
χορηγηση αδειούν, εξουσιοδοτήσεων και εγκρίσεων, έκδοση 
αποφάσεων κλπ. απαραίτητων για την κατά τη σύμβαση 
αποπεράτωση του έργου. Αν η, παρα την ύπαρξη των νόμιμων 
προϋποθέσεων, μη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας, εξουσιο¬ 
δότησης κλπ. μέσα σε εξήντα (60) ημέρες απο την υποβολή 
σχετικής αίτησης του εργολάβου καταστήσει αδύνατη 
τη συνέχιση των εργασιών εκτέλεσης του έργου ή καθυστε¬ 
ρήσει αναγκαστικα την εκ μέρους του εργολάβου εκπλήρωση 
οποιασδήποτε υποχρέωσής του που απορρέει απο τη σύμ¬ 
βαση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 10. 

Άρίρο 4. 

Κείμενα -— Σχέδια — Γλώσσα. 

). Κά·υ« κείμενο ^σχετικά με τη σύμβαση ύα συντάσσετα: 
στα ελληνικά. Επεξηγήσεις και υπομνήματα επί σχεδίων 
·>α παρέχονται στα ελληνικά, ενώ τίτλοι και επικεφαλίδάς 
στα αγγλικά. Τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντή- 
ρησης, εςοπλισμου -ύτ παραδούούν στα αγγλικά και στα ν-'- 
μανικα. 1 ' ι ' 

2. Ο,εργολάβος ύα χορηγεί δωρεάν στον εργοδότη ί-· 

(6) αντίγραφα) κάύε σχεδίου της μελέτης, τα δε υπόλοιπα 
έγγραφα τα σχετικά με το έργο σε εύλογο αριύυ,ό που ύα του 
ζητείται. 

3. Πριν από την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης του έσ 
γου. ο εργολάβος ·Ά χορηγήσει δωρεάν στον εογοδότη τι 
σχεσια,ολων των εργασιών σε ανθεκτικό «αρνητικό», απί 


τα 

οκ:ί 


<■ ·& «αρνητικό», 

τ, οποίο ; >α είναι δυνατή η παραγωγή αντιγράφων, και 

“ Γ-"** *η*’·?*™ λειτουργίας και ^τήρησης 

.ου οπλισμού και των μηχανικών, ηλεκτρικών, ιατρικών 
και λοιπών εγκαταστάσεων. 

'Αρΰρ ο 6. 

Π αραλαβή ι Χρονος εγγύησης — Συντήρηση. 

, *· *ιργ&υ και της απαίτησης τβι» «ργο- 

ίοτη ν αποοοδει το συντομότερο σε χρήση, η παρά!του 
Ζ? Τ ι Τ η ύα γίνεται και τμηματικά, όπου είναι δυνατό, 
σύμφωνα με τα άρύρα 14 παρ. 7 του Ν.Δ. 1266/1972 και 
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30 του Π.Δ. 475/1070. Το σχετικό πρακτικό -ία περιλαμβά¬ 
νει ως αναπόσπαστα μέρη του και τους πίνακες των παραδι- 
δόμενων κινητών πραγμάτων. Ο χρόνος εγγύησης για το πα- 
ραϊνϊόμενο τμήμα άρχιζε: από την υπογραφή του πρακτικού 
που προαναφέρθηκε. 

2. Ειδικά για τον ιατρικό εξοπλισμό ο χρόνος εγγύησης 
είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία που θα τε¬ 
θεί σε λειτουργία και πάντως όχι μεγαλύτερος των είκοσι 
(20) μηνών από την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης του 
έργου. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, ως 
προς το χρόνο εγγύησης και τη συντήρηση του έργου, ισχύ¬ 
ουν κατά τα λοιπά οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας 
που διέπει την εκτέλεση δημόσιων έργων (ιδιαίτερα τα άρθοα 
9 του Ν.Δ. 1260/1972 και 53. 54 του ΙΤ.Δ. 475/1976): 


3. Τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης 
για την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης του έργου υποχρε- 
ούται ο εργολάβος να υποβάλλει προσφορά για την κατά το 
χρόνο εγγύησης προληπτική συντήρηση του νοσηλευτικού συγ¬ 
κροτήματος και την προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και 
για την ισόχρονη ή βραχύτερη εκπαίδευση του απαραίτητου 
προσωπικού του συγκροτήματος στη χρήση, λειτουργία κο: 
συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού. Η τυχόν ανάθεση στον 
εργολάβο της προληπτικής συντήρησης και/ή της προμή¬ 
θειας ανταλλακτικών και/ή της εκπαίδευσης προσωπικού 
θα γίνει με ξεχωριστή σύμβαση που θα υπογράψει αυτός που 
εκπροσωπεί τον εργοδότη στη σύμβαση. 

4. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή θα γίνουν από ε¬ 
πιτροπές που θα συστήσει ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας. 

5. Όταν ο εργολάβος κρίνει πως έχει ολοκληρώσει το έρ- 
γο> σύμφωνα με τη σύμβαση, θα υποβάλει στην Υπηρεσία 
Παρακολούθησης, με κοινοποίηση στο μηχανικό, αίτηση για 
την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης. Μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης η Υπηρεσία θα 
εκδωσε: τη βεβαίωση ή θα δώσει γραπτές εντολές στον εργο¬ 
λάβο για την αποκατάσταση συγκεκριμένων κακοτεχνιών ή τη 
συμπλήρωση συγκεκριμένων ελλείψεων που πρέπει να γίνουν 
πριν από την έκδοση της βεβαίωσης, εκτός αν —με την επι¬ 
φύλαξη της παραγράφου 6— πρόκειται για επουσιώδεις ελ¬ 
λείψεις και/ή κακοτεχνίες που δεν επηρεάζουν τη λει¬ 
τουργικότητα του νοσοκομείου και μπορούν να θεραπευθούν 
πριν από την προσωρινή παραλαβή του έργου. Στην πρώτη 
περίπτωση η βεϊσίωση περαίωσης θα εκδοθεί μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από τη νέα γραπτή αίτηση που θα. υποβάλει 
ο εργολάβος μετά τη συμμόρφωσή του προς τις εντολές της 
Υπηρεσίας. 

6. Πριν από την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης του έρ¬ 
γου ο εργολάβος θα έχει απομακρύνει όλα τα κατασκευαστικά 
μηχανήματα που δεν είναι απαραίτητα για τη συντήρηση του 
έργου, τα πλεονάζοντα υλικά, τ’ απορρίμματα και τα προσω¬ 
ρινά έργα, ώστε το έργο και ο περιβάλλουν χώρος του να είναι 
καθαροί και να εγκριθούν από το μηχανικό και να μην απαι¬ 
τηθεί οπωσίηποτε η,, έστω και μερική, επαναφορά τους στην 
πριν από την έκδοση της βεβαίωσης κατάστασή τους. 



ε?γ 

Ψ*< 1 
να ολοκληρωύ 


,·■ που ->α πρεπει να ο/.οκληρ 

μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αίτησης. 


Άρθρο 6. 


Αμοιβή εργολάβου. 

1. II αμοιβή του εργολάβου για την εκτέλεση του έρ-Ό 
ορίζεται στο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων τετρακοσίω 
σαραντα εκατομμυρίων (3.440.000.000) δραχμών και του σ 
·*χμ & ί ισο·.θσου με την ε'/.αστοτε επίσημη τιμή αγοράς— 
εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα νιλιάδω 
(16.^.000) Ι>Μ (δραχμικό μέρος τη; αυοιβής) και εξήν 
ηΙτΤ 75 ?* ατο ^?’ :ων οκτακόσιων χιλιάδων (65.800.000' 
υΜ (^οναλλαγματικό μέρος της αμοιβής) που καλύπτει τη 


πλ,ήρη αποζημίωσή του για την ολοσχερή εκπλήρωση των 
κατά τη σύμβαση υποχρεώσεών τού, ειδικότερα δε για κάθε 
υλικό, χρήση κατασκευαστικού μηχανήματος και εργασία 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως απαιτεί 
η φύση και η κατασκευαστική και λειτουργική πληρότητα του 
νοσηλευτικού συγκροτήματος, έστω και αν μερικές λεπτο¬ 
μέρειες δεν αναφέρονται στην προκαταρκτική μελέτη ή δεν 
θ’ αναφέρονται στην οριστική μελέτη, διότι η αμοιβή σύμ,φω- 
νείται κατ’ αποκοπή («με το κλειδί»). Το Π.Δ. 696/1974 
δεν εφαρμόζεται στην αμοιβή. 

2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αύξηση 
του δραχμικού μέρους της αμοιβής επιτρέπεται αποκλειστικά 
και μόνο σε περίπτωση που, κατά τη συμβατική προθεσμία 
εκτέλεσης του έργου (35 μήνες) και για κάθε δωδεκάμηνη 
περίοδο χωριστά, ο δείκτης τιμών καταναλωτή Ελλάδας αυ¬ 
ξηθεί πάνω από 25% σε σύγκριση με την αρχή της δωδε¬ 
κάμηνης περιόδου, οπότε οι μηνιαίες πληρωμές Ρο που έγιναν 
θα διορθώνονται κατά τον τύπο 

Ρο (1+ΚΙ) 

Ρ —--— 

ί,25 

όπου ΚΙ η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή Ελλάδας 
από την αρχή της αντίστοιχης περιόδου μέχρι το τέλ.ος του 
συγκεκριμένου μήνα. Η διόρθωση θ’ αναφέρεται στο σύνολο 
της εργασίας που εκτελέσθηκε υπό πληθωρισμό μεγαλύτερο 
του 25% το μήνα αυτόν και μετά στο ίδιο δωδεκάμηνο και με 
την προϋπόθεση βέβαια ότι η τελική αύξηση του δείκτη τι¬ 
μών καταναλωτή στο τέλος του συγκεκριμένου δωδεκάμηνου 
θα ξεπερνά το 25%. II διόρθωση θα γίνεται για τους σχετι¬ 
κούς μήνες στο τέλος του δωδεκάμηνου. 

3. Αυξομείωση της αμοιβής επιτρέπεται μόνο όταν το 
ύψος της επηρεάζεται από επιβεβλημένες κατά την κρίση 
του εργοδότη μεταβολές (τροποποιήσεις, προσθήκες) των 
χαρακτηριστικών του έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, επειδή 
η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου προϋποθέτει τον απόλυτο 
συντονισμό .και προγραμματισμό των διαδοχικών ενεργειών 
του εργολάβου (παραγγελίες, κινητοποίηση μηχανημάτων, 
πρόσληψη προσωπικού κ.λπ.), πριν ο εργοδότης αποφασίσει 
οριστικά οποιαδήποτε μεταβολή, θα ενημερώνει τον εργολά¬ 
βο και θα τον συμβουλεύεται αναφορικά με τις επιπτώσεις που 
τυχόν θα έχει η μεταβολή στην εκτέλεση του έργου γενικά. 
Οι μεταβολές πρέπει να είιναι λεπτομερειακά -αιτιολογημένες 
και να συνοιδεύονται από την ακριβέστερη δυνατή οικονομική 
αποτίμηση των τυχόν επιπτώσεών τους στον προγραμματισμό 
και στην εκτέλεση του έργου. Σ'ε κάθε μεταβολή που συνε¬ 
πάγεται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου και 
συνακόλουθη επιβάρυνση του εργολάβου, εφαρμόζεται ανάλο¬ 
γα το άρθρο 10. 

Πάντως καμιά μεταβολή δεν θα εκτελείται ποιν επίλ- 
θει συμφωνία εργοδότη — εργολάβου ως προς το νόμισμα και 
το ύψος της αυξομείωσης της αμοιβής. 

4. Με την επιφύλαξη των δύο προηγούμενων παραγράφων, 
ο εργολάβος εγγυάται κατηγορηματικά το αμετάβλητο της 
αμοιβής του, τόσο κατά το συναλλαγματικό όσο και κατά το 
δραχμικό μέρος της, για όλη τη διάρκεια του συμβατικού 
χρονου περαίωσης του έργου και της τυχόν παράτασής του 
που οφείλεται σ’ αυτόν. Αν η υπέρβαση του συμβατικού χρό¬ 
νου οφείλεται στον εργοδότη, εφαο,ιιόζεται ανάλογα το άοθοο 
10 . 

ο. Επειδή η κατ’ αποκοπήν αμοιβή προσφέρθηκε από τον 
εργολάβο με δική του ανάλυση και εμπειρία από ανάλογα έρ¬ 
γα που εχει εκτελέσει αλλού και κατά συνέπεια με δική του 
ευθύνη, ο εργοδότης δεν δικαιούται αλλ’ ούτε και υποχρε- 
ουται, να προβεί σε οποιονδήποτε έλεγχό της και παίρνει σαν 
δεδομένε μόνο το χαρακτηρισμό της ως «κατ’ αποκοπήν». 
Αντίστοιχα, ο εργολάβος εγγυάται την ακρίβεια των υπολο¬ 
γισμών του που τον οδήγησαν στην προσφορά του και αναλαμ¬ 
βάνει την ευθύνη των υπολογισμών αυτών κατά το άρθρο 
696 του Αστικού Κώδικα παραιτούμενος και από κάθε σχε¬ 
τικό με την αμοιβή δικαίωμά του κατά τα άρθρα 288 και 388 
του ίδιου Κώδικα. 
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'ΑρΛρο Ί. 

Ύρόζος καταβολής της αμοιβής. 

1. Ο εργολάβος 5α λάβει ως προκαταβολή τετρακόσια 
εκατομμύρια (400.000.000) δ(ρα$υές ατό το· ποσό των 
3.440.000.000 δραχμών και εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες 
εβδομήντα χιλιάδες (9.870.000) Ι)Μ ατό το συναλλαγματι- 
κό μέρος της αμοιβής έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστο- 
λών. Η προκαταβολή -δα δο5®ί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες; 
ατό την έναρξη ισχύος της σύμβασης. αλλά -πριν αϊτό την 
έναρξη της προθεσμίας εκτέλεσης τον έργου. Η προκατα¬ 
βολή Γεν υπόκειται στις προβλέψεις και στοι>ς περιορισμούς 
τον Ν.Δ. 2931/1954 και της εκτελεστικής αστού απόφασης 
Α.99808/1.12.64/ΓΔΕ. Το ισόποσο της προκαταβολής 5α 
αποσβέννυται σταδιακά ικαι αναλογικά από τις επόμενες πλη¬ 
ρωμές με αντίστοιχες μειώσεις τον ποσού των εγγυητικών 
επιστολών. 

2. Το υπόλοιπο της αμοιβής 5α .καταβάλλεται με μηριαίες 
πιστοποιήσεις που 5α έχουν ενιαία αύξουσα αρί5μηση, 5α 
είναι ανακεφαλαιωτικές και γενικά σύμφωνες με το νόμο. 
5’ αφορούν δε σε «κτελεούεισες εργασίες τμημάτων του έρ¬ 
γου ή ποσοστών αυτών σε σχέση με τα ποσά που ορίζονται για 
τα τμήματα αυτά στο συνημμένο νπ’ αρ·ι5μόν 1 «Παράρτημα 
ποσοστών πληρωμής της αμοιβής». 

Διε-υκρΊνίζεται ότι 'εισκομιζόμενα προς ενσωμάτωση στο 
έργο υλικά και εξοπλισμός πιστοποιούνται. Εισκομιζόμενα 
υλικά σκυροδέματος, πλην του σιϊήρου, και υλικά τοιχοποιίας 
δεν πιστοποιούνται. Αυτονόητο δε είναι ότι βοιη5ητικά υλικά 
(ξυλεία ξυλοτύπων, σιδηροσκαλωσιές κλπ.) δεν πιστο¬ 
ποιούνται. Πάντως όλες οι πιστοποιήσεις πρέπει να συμβα- 
I ίζουν προς το ανωτέρω Παράρτημα 1. 

3. Σε περίπτωση που πρόκειται να πιστοποιη5εί ταυτόχρο¬ 
να συναλλαγματική και δραχμική αμοιβή. 5α εκδίβονται χω¬ 
ριστές διαδοχικές πιστοποιήσεις. Προκειμένου για το εκ 
10.230.009 Γ)Μ δραχμικό με/ρος της αμοιβής που 5α κατα¬ 
βάλλεται όποτε το ζητεί ο εργολάβος. 5α εκδίδ'εται πάντοτε 
ξεχωριστή πιστοποίηση. 

4. Οι πιστοποιήσεις 5α πληρώνονται μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την αποβολή του,ς. Αν χρειάζονται διόρ- 
5ωση, 5α πληρώνονται κατά το μη αμφισβητούμενο ποσό, 
ενώ το υπόλοιπο 5α λαμιβάνεται υπόψη στη σύνταξη επόμε¬ 
νης πιστοποίησης. 

Για κά5ε πληρωμή που κα·5αττερεί. ο εργολάβος δικαιού¬ 
ται τόκου υπερημερίας προς 12% «τησιώς. Αν η κα5υστέρη- 
ση 'υπερββί τις εξήντα (60; ημέρες, δικαιούται να ζητήσει 
τη λύση της. σύμβασης σε βάρος του εργοδότη χωρίς όμως 
να έχει μέχρι τότε το δικαίωμα διακοπής των ιεργασιών 
εκτέλεσης του έργου. 

5. Ειδικά για το συναλλαγματικό μέρος της αμοιβής, που 
5α κ»λυφ5εί από εξ αγώγική πίστωση της ΑυδΕϋΗΚ — 
ιΚΚΕΠΙΤ 0Ε8ΕΚΕ80ΗΑΡΤ ΜΒΗ με βάση δανειοδοτική 
σύμβαση μεταξύ αυτής και της Τράπεζας της Ελλάδος για 
λογαριασμό του εργοδότη, για τις σχετικές πιστοποιήσεις ο 
εργοδότης 5α εκδίδει τις προβλεπόμενες στη δανειοδοτική 
■σύμβαση εντολές για πληρωμή και 5α τις π προδίδει στον 
εργολάβο. Ο τύπος της εντολής αυτής επισυνάπτεται στη 
σύμβαση ως Παράρτημα 4. ενώ τα παραρτήματα 5 και 6 
είναι οι τύποι των ειδοποιήσεων έναρξης και λήξης των ερ¬ 
γασιών που προβλέπει η δανειοδοτική σύμβαση. 

6. Ο εργολάβος δικαιούται να εκχωρεί απαιτήσεις του από 
τη σύμβαση στην εταιρία ΗΕΚΜΕ8 ΚΚΕΠΙΤ — \ΈΗ8Ι- 
ΕΗιΕΚϋΝϋτ Α.Ο. που καλύπτει ασφαλιστικά την εξαγω¬ 
γική πίστωση. Σε εκπροσώπους της ΑΓ8ΡΤΙΗΕ — ΚΒ.Ε- 
ΟΙΤ Π Ε 8 ΕΚ Ε δ Ο ΗΑ ΕΤΜΒ Η 5α παρέχεται η άδεια επί¬ 
σκεψης του εργοταξίου όποτε το ζητήσουν. 


Άρ5ρο 8. 

Φόροι - Δασμοί - Εισφορές. 

Η αμοιβή του εργολάβου περιλαμβάνει και 

α) όλους τους κατά τη νομο5«σία της 1ης Ιουλίου 1981 
φόρους και τέλη (χαρτοσήμου κλπ.) που επιβάλλονται στη 
σύμβαση, περιλαμβανομένης και της επ’ αυτών εισφοράς υπε: 
ΟΓΑ. όπου περιορίζεται η φορολογική υποχρέωση του εργο¬ 
λάβου για όλη την προ5·εσμία εκτέλεσης του έργου. Είναι 
αυτονότητο ότι η ,ρύύμιση αυτή δεν ισχύει για τις σχεσεις 
του εργολάβου με οποιοδήποτε πρόσωπο πλην του εργοδότη. 
Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας από τον εργολά¬ 
βο, σε κάβε εργασία που 5α εκτελβίται εκπρόθεσμα 5α εφαρ¬ 
μόζεται η ισχύουσα φορολογική νομο5εσία, 

@) όλους τους δασμούς για μηχανήματα, ηλεκτρικές συ¬ 
σκευές, εξοπλισμό και οποιαδήποτε άλλα υλικά 5α καταστεί 
αναγκαίο να εισαχόούν, όπως 5α ισχύος κατά την ημέρα 
εισαγωγής, 

γ) όλους του; κατά τη νομοθεσία τη; 1ης Ιουλίου 1981 
εισαγωγικούς φόρους ικαι τέλη για μηχανήματα, ηλεκτρικές 
συσκευές, εξοπλισμό και οποιαδήποτε άλλα υλικά 5α κατα¬ 
στεί αναγκαίο να εισαχ5ούν, 

δ) το σύνολο των προς το Ηδρυμ.α Κοινωνικών Ασφαλί¬ 
σεων και το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατών Δο¬ 
μικών και Ξυλουργικών Εργασιών εργοδοτικών εισφορών σνυ¬ 
φών α με τη νομοθεσία που ισχύει σήμερα. 

Ά?5ρο 9. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

1. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από σήμερα ο έργο 
λάβος 5α κατα5έσει εγγυητικές επιστολές που 5α καλύπτουν 
το 5% της αμοιβής του. 

2. Απ’ όλες τις πληρωμές, πλην της προκαταβολής, 5α 
γίνεται κράτηση 10% επί του ποσού των πιστοποιημένων υλι¬ 
κών — εξοπλισμού και 5% επί των εκτελεσ5εισών εργα¬ 
σιών λόγω εγγύησης για την καλή εκτέλεση του έργου. Ο 
εργολάβος δικαιούται ν' αντ:κχ5:στά τις κρατήσεις με ισό¬ 
ποσες εγγυητικές επιστολές. Ειδικά για το συναλλαγματικό 
μέρος της αμοιβής δεν 5α γίνονται κρατήσεις, ϊιότ: υπο- 
χρεούται ο εργολάβος να κατα5έτει για το ισόποσο τους 
εγγυητική επιστολή πριν από την πληρωμή. Αν ο εργολά¬ 
βος κατα5έσει εγγυητική επιστολή, το ποσό της οποίας 5’ 
αυξομειώνετα: ανάλογα με τις κρατήσεις, δεν 5α γίνεται 
καμιά κράτηση. 

3. Το 50% τον συνόλου των εγγυήσεων (επιστολών και/ή 
κρατήσεων) 5’ απθδεσμευ5εί αμέσως μετά την προσωρινή 
παραλαβή του έργου και την άρση των τυχόν παρατηρήσεων 
της επιτροπής παραλαβής. Το υπόλοιπο 50% 5’ αποδεσμευ5εί 
αμέσως μετά την οριστική παραλαβή. 

4. Όλες οι εγγυητικές επιστολές πρεπει να είναι στο 
ίδιο νόμισμα μ’ εκείνο του μέρους της αμοιβής για το οποίο 
δίνονται και σύμφωνες με το νόμο, ο: δε τραπεζικές πρέπει 
να εκδίδοντα: από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελ¬ 
λάδα. 

Άρ5ρο 10. 

Προ5εσαίες — Ποινική ρήτρα. 

1. Για την εκτέλεση του έργου ορίζεται συνολική προ5ε- 
τμία τριάντα πέντε (35) μηνών, μέσα στην οποία ο εργο¬ 
λάβος 5α εκπονήσει νη μελέτη. 5α εκτελέσει όλες τις ερ¬ 
γασίες ανέγερσης του νοσηλευτικού συγκροτήματος και 5α 
το εξοπλίσει με τον ιατρικό και λοιπό εξοπλισμό, ώστε να 
είναι έτοιμο προς πλήρη λειτουργία. 

2. Η έναρξη της π?ο5εσμίας των 35 μηνών συμπίπτει 
με την μεταγενέστερη από τις εξής ημερομηνίες : 

α. την ημερομηνία καταβολής στον εργολάβο πηί 
το άρ5ρο 7 (παρ. 1) προκαταβολής, 
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β· ημερομηνία εγκατάστασης του εργολάβου στο χώρο 
ανέγερσης του νοσηλευτικού συγκροτήματος. 

— ε περίπτωση που η προδεσμία εκτέλεσης του έργου αο- 
χίσε: μετά την 15η Οκτωβρίου 1983 ο εργολάβος δικαιού- 
τατί αποζημίωση που υπολογίζεται κατά την παράγραφο 4. 

3. Εκτός από την, ανωτέρω συνολική προδεσμία συμφω¬ 
νούν ται ως τμηματικές προδεσμίες οι προδεσμόες αποπερά¬ 
τωσης κάδε συγκεκριμένης δραστηριότητας όπως ορίζοντα; 
στο συνημμένο «Ειδικό πρόγραμμα τμηματικών προδεσΰιών» 
(Παράρτημα 3). 

( Λ - γ ί"· ιε ,γ 2 υπέρβασης οποιασδήποτε τμηματικής προ¬ 
θεσμίας συμφωνείτα: ποίν.κή ρήτρα δραχμών 500.000 κα; 
γερμανικών μάρκων 20.000. Η ποινική ρήτρα συμφωνείται 
κ *, ! '’ χ ~ Τι '\ υπέρταση τμηματικών προδεσμιών που δεν αφο- 
ρουν σε τμήματα του έργου επιδεκτικά αυτοτελούς χοήσης 
καδως κα- γ;α την υπέρβαση της συνολικής προδεσμίας. Το 
ανώτατο ο,ρ-ο του συνολικού ποσού της ποινικής ρήτρας γ:α 
την υπέρβαση τόσο τμηματικής όσο κα; της συνολικής προ- 
ι>-τμ:ας ορί,ετα; ίσο με το 2% της αμοιβής του εργολάβου. 

^ Αν σε επόμενο στάδιο του έργου, κατά το ανωτέρω «Ειδι¬ 
κό Πρόγραμμα», καλυφδει, χρονικά κα- προηγούμενο στάδ:ο 
η στα-εα. για τα οποία είχε καταπέσε; ποινική ρήτοα, τα 


σχετικά ποσά αποδίδονται. 

4. Παράταση των προδεσμιών εκτέλεσης του έργου δεν 
νο-είτα;. διότι βασικός σκοπός κα: αντικειμενικός στόχος της 
σύμβαση, -:να: η ταχεία λειτουργία του νοσηλευτικού συγκρο¬ 
τήματος για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών 


* 3 -λ . Λ ν υταρςε» 

στέρηση, για την οποία ευδόνετα-, ο εργολάβος, καταπίπτει 
η , ανωτέρω ποινική ρήτρα και εφαρμόζονται ο-, λοιπές δια- 
Τ *5 6!ς του νομού. Αν για την καδ-υστέρηση ευδύνετα: ο ερ¬ 
γοδότης. παρατεινοντα: οι προδεσμίες κατά χρόνο ανάλογο 
--ο, ,ην καδυστερηση και ο εργολάβος δικαιούται αποζηκίω- 
ση ·, γ:2 -δετική ζημία ή πρόσδεσες δαπάνες, για τις 

οποίες, ο εργολάβος δα υποβάλει ανάλυση με πλήρη αιτιο- 
λογηση τους. Η εκκαδαρ-ση δα γίνει μέσα σε δεκαπέντε 
1° λήξ ν'·^ δωδεκάμηνου και για τριάν- 


γ. - * · , ικυαενου οωοεκαμηνου. 

-- περιπτο)σηι διαφωνίας η διαφορά λύεται κατά το άρ- 

V 0 ,4 \ Αν ?“»« την καδ·υστέρηση δεν ευδύνεται απο- 
°< ε?γ0λάί , 0ί ούτε , 0 εργοδότης, παρατεί- 
λονται οι προδεσμίες χωρίς δικαίωμα του εργολάβου γ-α 
οποιαδηποτε αποζημίωση. 1 

( Α. Σε ■ ϊ ? ί ^ωση έκπτωσης του εργολάβου, δικαιούται ο 
να τγ ! ν εκτ έλεση του έργου με απευδείας 

αναδ^ση των υπολοίπων εργασιών, συνολικά ή τμηματικά 
βάρος και για λογαριασμό του εργολάβου σύαφωνα με -ο 
«*δ?ο 44 παρ. 6 του Π.Δ. 475/1976. 


Π *·^ ««ν χωρεί αν πρόκειται 
-·κου απασχολούμενου στο έργο οφειλόμενη σε αποστέ- 

προσόοπ^ικού^ 5,ϊΐ "'* "" β?Τ ° λάί * υ ν ^ !;Λων *«*^«ν του 


όχι την απλή πρόσληψη ε,ργατοϋπαλληλικού προσωπικού που 
είνα: αυτονόητη. 

2. Ο εργολάβος δικαιούται να χρησιμοποιεί το κατά την 
κρίση του απαραίτητο για το έργο αλλοδαπό προσωπικό. 
Πάτερα ^πό αίτηση του εργολάβου, υποχρεούται ο εργοδότης 
να χο>?ψ~\ άδειες εισόδου, παραμονής, εργασίας και ταξιδιών 
στην Ελλάοα του ανωτέρω αλλοδαπού προσωπικού του εργο¬ 
λάβου και των μελών της οικογένειας τους, εφόσον δεν υπάσ- 
χαυν λαγοί οημόσιας υγείας, ασφάλειας και τάξης που να 
συνηγορούν υπέρ του αντιδετου. Η άρνηση χορήγησης άδειας 
δ ανακοινώνεται έγκαιρα στον εργολάβο. 

3. Για την εκτελεση και συντήρηση του έργου ο εργολά¬ 
βος^# , αναζητεί, προσλαμβάνει και απασχολεί στο εργοτάξιο 
με οικη του αποκλειστικά δαπάνη και ευδύνη: 

α. μονο ειδικευμένους και πεπειραμένους στις αντίστοιχες 
ειδικότητες τεχνικούς βοηδούς, 

, δ · ^όνο, ικανού; να παρέχουν τη δέουσα επιτήρηση στο έργο 
η τμήματα του εργοδηγούς κα: αρχιεργάτες, 

γ. όσους ειδικευμένους, ημιειδικεομένους και ανειδίκευτους 
-(.γάτες »ιναι αναγκαίοι για την εκτελεση του έργου. 

4 ; Ο μηχανικός δικαιούται να προβάλλει αντιρρήσεις κα: 
να ,ητε:· από τον εργολάβο ν’ απ-ομακρύνει αμέσως από το 
εργοταςιο οποτεδήποτε πρόσωπο που, κατά τη γνώμη του μη¬ 
χανικού. επιδεικνύει κακή διαγωγή, στερείται ικανοτήτων ή 
παραμελεί τα καδήκοντά του ή του οποίου η απασχόληση στο 
έργο δεωρειται, για άλλους λόγους, μη επιδυμητή. Το πρό- 
σω,.ο αυτό μπορεί να ξαναπασχοληδεί στο έργο μόνο με έγκρι¬ 
ση του μηχανικού. Οποιος απομακρυνδεί με τον τρόπο αυτόν 
*υ· αντικαδισταται αμέσως απο πρόσωπο εγκεκριμένο από το 
μηχανικό. 

. ,Ρ' 4 ' ττ5, ?* *-0 αίτηση του μηχανικού, υποχρεούται ο εργο- 
Λαοος να ,του χορηγεί λεπτομερή κατάλογο του εποπτικού 
προσωπικού και του κατά κατηγορία αριδμού του εργατικού 
προσωπικού που απασχολεί στο εργοτάξιο καδώς και παρό¬ 
μοιες πληροφορίες για τα κατασκευαστικά μηχανήαατα που 
χρησιμοποιεί. 

Άρδρο 12. 

Εφαρμογή μελέτης — Ευδύνη εργολάβου. 

1. Ο εργολάβος εχει επιδεωρήσε: το εργοτάξιο και τον 
περιβάλλοντα χώρο με δάση τις διαδέσιμες πληροφορίες σε 
σχέση με αυτούς κα: έχει διαπιστώσει τη μορφή και τη φύση 
τους, ^περιλαμβανόμενων των συνδηκών του υπεδάφους κα: 
των ουρολογικών κα: κλιματαλογικών συνδηκών. την έκταση 
κα: τη φύση, των απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου 
^ κ · Λ ’· υλικών, ^τον τρόπο πρόσβασης στο εργοτάξιο. 

„ους χώρους που μπορεί να χρειαστεί για στέγαση των υπηρε- 

Τ'ί.\«ι ·α ι ___ / . . .. ·■' 


σει στην αμοιβή του. 

, ^ γΡΤ^λάβος δα εκ τελεί το έργο ακολουδώντας αυστη¬ 

ρά τη σύμβαση κατά τροπο που να ικανο-πο-ιεί τον μηχα-υικό 
κπ: δα ακοΛουδεέ πιστά τις οδηγίες και εντολές' του μη- 


Άρδρο 11. 


Χρησιμοποίηση ελληνικού δυναμικού — Προσωπικό 
εργολάβου. 


χανικου. 




^ς. ν3ί χρησιμοποίησε!. 'Τστερ-α από αίτηση του μηχα¬ 
νικού υποχρεουται να του_ παραδώσει προς ενημέρωση γενική 
π-ϊίρρ-ραφη της προεργασίας και των μεδόδων που δ’ ακο- 
/νουδησει στην εφαρμογή της μελέτης. 

4 · Αν ^ μηχανικός κρίνει οποτεδήποτε ότι η πρόοδος των 
εργασιών δεν ανταποκρινεται στο εγκμκριμμένο πρόγραμμα 
της προηγούμενης παραγράφου, ειδοποιεί σχετικά τον εργο¬ 
λάβο που υποχρεουται να υποβάλει προς έγκριση στον εργο- 
ό "Τ- αναδεωρημ,ενο πρόγραμμα που δα εξασφαλίζει την ολο¬ 
κλήρωσή του έργου μέσα στη συμβατική προδεσμία. Η υπο- 
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βολτ, στον εργοδότη και η ΐκ μέρους τον έγκριση των προ¬ 
γραμμάτων αυτών ή παροχή σχετικών ,με αυτά στοιχείων -δεν 
απαλΛασσει τον εργολάβο αχό οποιαδήποτε κατά τη σύμβαση 
και το νόμο υποχρέωση ή ευθύνη. 

υ. Ο εργολάβος να παρέχει δωρεάν όλα τ’ αχαραίτητα 
δείγματα και θα εκτελεί. επίσης με δική τον δαπάνη, όλους 
τοιυς αναγκαίους ελέγχους και δοκιμές, ώστε η ποιότητα των 
υλικών και της εργασίας να είναι του καλλίτερου επιπέδου 
και ν' ανταπο«.ρίνεται στις προδιαγραφές του έργου κατά τρά¬ 
το ικανοχοιητικό για το μηχανικό. 

6. Καμιά εργασία δεν -λα καλύπτεται πριν ελεγχθεί αχό 
το μηχανικό χου θα ειδοποιείται έγκαιρα. Το ίδιο ισχύει 
και για την τοποθέτηση σκυροδέματος στα θεμέλια. 

λ. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν έχει, ποσοτικά ή 
ποιοτικά, προδιαγράφει καθόλου ή σαφώς και -είναι απαραί¬ 
τητο για την κατασκευή του έργου, η επιλογή του θ>’ ανή¬ 
κε: στο μηχανικό. 

Αναφορικά ,με τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό και την επί¬ 
πλωση, ο εργολάβος θα υποβάλει στον εργοδότη σχετική κα¬ 
τάσταση προς έγκριση. Η κατάσταση θα εγκρίνεται μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρ«ς από την υποβολή της, εφόσον ο ερ¬ 
γοδότης -δ-εν .έχει παρατηρήσεις, διαφορετικά η προθεσμία 
αυτή είναι -δεκαπενθήμερη από την κάθε εχανυχοδολή. Αν 
ιμέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αχό την υποβολή της δεν 
γίνουν συγκεκριμένες παρατηρήσεις από τον εργοδότη, η κα¬ 
τάσταση θα θεωρείται εγκεκριμένη. Πάντως η κατάσταση 
πρέπει να δείχνει ότι. σύμφωνοι με την τακτική λειτουργίας 
του νοσοκομείου, ο εξοπλισμός ,και η επίπλωση είναι επαρ¬ 
κείς. 

•Αν στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί δεν υπάρχει 
ποιοτικός προσδιορισμός του εξοπλισμού και της επίπλωσης, 
η επιλογή ανήκει στον εργοδότη. 

8. Πριν από την παραγγελία οποιουδήποτε μηχανήματος 
ηλικτρΌμηχανολογικών κτιριακών εγκαταστάσεων, ο εργο¬ 
λάβος θα υποβάλει στον εργοδότη σχετικό κατάλογο προς 
έγκριση. Αν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβο¬ 
λή του δεν γίνουν συγκεκριμένες παρατηρήσεις από τον ερ¬ 
γοδότη. ο κατάλογος θα θεωρείται εγκεκριμένος. 

9. Ο μηχανικός δικαιούται να εντέλλεται γραπτώς: 

α. Την σε τακτή προθεσμία απομάκρυνση από το- εργοτά¬ 
ξιο οποιουδήποτε υλικοί που, κατά την αιτιολογημένη γνώμη 
του. δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης και 
την αντικατάστασή του με άλλο κατάλληλο. 

β.' Την καταστροφή και προσήκουσα επανεκτέλεση οποιασ- 
δήποτε κατασκευής που από πλευράς υλικών ή εργασίας δεν 
ανταποκρίνεται, κατά τη.ν αιτιολογημένη γνώμη του, στις 
απαιτήσεις της σύμβασης, έστω και αν είχε π,ροηγηθεί έλεγ¬ 
χος ή πληρωμή σε σχέση μ’ αυτή. 

Αν ο εργολάβος δεν εκτελέσει τις εντολές αυτές, δικαιού¬ 
ται ο εργοδότης ν : αναθέσει απ' ευθείας σε άλλον την εκτέ¬ 
λεσή τους σε βάρος του εργολάβου. 

10. Κάθε αντικείμενο αρχαιολογικής αξίας που θ’ απο¬ 
καλυφθεί στο εργοτάξιο ανήκει στον εργοδότη. Ο εργολάβος 
θα λάβει όλα τ’ αναγκαία μέτρα για ν’ αποτρέψει τψ αφαί¬ 
ρεση ή βλάβη του και θα ενημερώσει αμέσως το μηχανικό, 
τις είτ-ολες του οποίου θα εκτελέσει, με έξοδα του εργοδό¬ 
τη. αναφορικά με την προστασία και μεταφορά του αντικειμέ¬ 
νου στον τόπο που θα υποδείξει ο μηχανικός. Αν η ανακάλυ¬ 
ψη τέτοιων αντικειμένων καθυστερήσει την εκτέλεση του έρ¬ 
γου. η προθεσμία εκτέλεσής τους θα παρατείνεται για ίσο 
χρονικό διάστημα. 

11. Ο εργολάβος θα εξασφαλίσει την αναγκαία εποπτεία 
του έργουισ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του καθώς και στο 
χρονικό διάστημα που ο μηχανικός θα κρίνει απαραίτητο για 
την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργολά¬ 
βου. Κατάλληλος και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή εκ¬ 
πρόσωπος του εργολάβ-ου, εγκεκριμένος από το μηχανικό, θα 


βρίσκεται συνεχώς στο εργοτάξιο κ:·:ι θ’ αφιερώνει σύνο¬ 
λο του χρονου του στην επιστασία του έργου. Αν ο μηχα¬ 
νικός ανακαλέσει την έγκρισή του. υποχρεοΰται ο εργολάβος, 
μετά τη λήψη του ανακλητικού εγγράφου, αφενός ν’ απομα- 
κρΰνει αμέσως το πρόσωπο αυτό από το εργοτάξιο και να μη 
το ξαναπασχολήσει στο έργο με οποιαδήποτε ιδιότητα, αφε¬ 
τέρου να το αντικαταστήσει με άλλο της έγκρισης του μη¬ 
χανικού. 


12. Ο εργολάβος θα παρέχει και συντηρεί με δικά του έξο- 
οα το φωτισμό, την ύδρευση, τη φύλαξη, περίφραξη και επι¬ 
τήρηση των έργων, όταν και όπου κρίνεται αναγκαίο ή ζη¬ 
τείται από το μηχανικό ή αρμόδια Αρχή για την ασφάλεια 
των έργων, του προσωπικού που απασχολείται σ’ αυτά και του 
κοινού γενικά. Επίσης φέρει τις δαπάνες και θα έχει τη μέ¬ 
ριμνα για τη διάνοιξη οδών προσπέλασης στο εργοτάξιο. 


13. Ο εργολάβος φέρει ακέραια την ευθύνη για την πληρό¬ 
τητα, ποιότητα, καταλληλότητα, σταθερότητα, αντοχή και 
ασφάλεια όλων των εργασιών και μεθόδων κατασκευής, συμ- 
περιλαμβανομένης της μελέτης και των προδιαγραφών του 
έργου, έστω και αν υπάρχει σχετική έγκριση του εργοδότη. 
Επίσης είναι υπεύθυνος για την προσήκουσα διάταξη, θέση, 
στάθμη, διαστάσεις και ανάπτυξη των έργων. Μέχρι την 
οριστική παραλαβή του έργου υπέχει και κάθε ευθύνη που 
προσιδιάζει στον εργοδότη ως κύριο του έργου, εκτός από 
τους κινδύνους για τους οποίους δεν υποχρεούται να συνάψει 
ασφάλιση κατά το άρθρο 13. 


, Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την μέσα σε είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης 
επέκταση των οικτυων παροχής ηλεκτρισμού, νερού, τηλεφώ¬ 
νου. αποχέτευσης κ.λπ. μέχρι τα όρια του εργοταξίου, απ’ 
οπού ο εργολάβος θα προβεί στις απαραίτητες συνδέσεις με 
το νοσηλευτικό συγκρότημα. Γι’ αυτό ο εργολάβος θα υπο¬ 
βάλει στον εργοδότη, μέσα σε έξη μήνες από την έναρξη 
ισχύος της σύμβασης, κατάσταση με την απαιτούμενη δυνα¬ 
μικότητα των παροχών αυτών. Ειδικά συμφωνείται ότι η επέ¬ 
κταση του δικτύου ηλεκτρισμού θα γίνει μέχρι τον υποστα¬ 
θμό που θα κατασκευάσει ο εργολάβος μέσα στο εργοτάξιο, 
του δε τηλεφωνικού μέχρι τον κεντρικό κατανεμητή. 

15. Συμφωνείται τέλος ότι μέσα σε δώδεκα (12) μήνες 
από την εγκατάσταση του εργολάβου, ο εργοδότης θά του 
παραδώσε: το χώρο ανέγερσης του οίκου Σχολή; Αδελφών 
και του νηπιαγωγείου του προσωπικού. 


Άρθρο 13. 

Ασφαλίσεις. 

1. Μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, ως και κατά 
τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης τυχόν κακοτε¬ 
χνιών, ο εργολάβος έχε: τις εξής ασφαλιστικές υποχρεώ¬ 
σεις; 

α. Ασφάλιση προσωπικού. 

Η ασφάλιση του προσωπικού του εργολάβου και των υπε;- 
γολ’άβων θα γίνεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής ν0· 
μοθεσίας (ασφάλιση στο 1ΚΑ και κάθε άλλο οργανισμό κύ¬ 
ριας και επικουρικής^ ασφάλισης). Ο εργολάβος* θα' τηρεί 
σχολαστικά τις διατάξεις των ασφαλιστικών οργανισμών κα’ 
θα πληρώνει εμπρόθεσμα όλες τις νόμιμες εισφορές. Για τις 
περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων που δεν καλύπτοντα’ 
από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό καθώς και 'ίχ τυ¬ 
χόν αξιώσεις των παθόντω> κατά την εκτός της περί κοι¬ 
νωνικής ασφάλισης νομοθεσία, υποχρεούται ο εργολάβος 
να συνάψει ασφάλιση ποσού δρχ. 1.000.000 κατ’ άτομο και 
3.000.000 κατά περιστατικό. 


,3. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης. 

Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευ¬ 
θύνη του εργολάβου και των υπεργολάβων του για σωματικές 
βλάβες, περιλαμβανόμενης της χρηματικής ικανοποίησης για 
ηθική βλάβη, και υλικές ζημίες που τυχόν θαπροκληθούν 
κατά και σε σχέση με τις εργασίες εκτέλεσης του έργου. 
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Τα ασφαλιστικά ποσά για τις καλύψεις αυτές θα είναι 
τΌ^λοτ/’.στ ον: 

— Γ:α σωνατικές βλάβες ή θάνατο κατ’ άτομο 5ρχμ. 
3.000.000 

— Για υλικές ζημίες ορχμ. 3.000.000 

— Για κάθε —$ριτ: 2 τ:'/.ό ανώτατο όριο δρχμ. 10.000.000 
γ. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αϊτό την κυκλοφορία οχη¬ 
μάτων. 

Για τα οχήματα που -5α χρησιμοποιούνται για την εκτέ¬ 
λεση τον έργου μετά ή έξω από το εργοτάξιο αττό το προ- 
τωπικό τον εργολάβου και των υπεργολάβων του. θα υπάρ¬ 
χει η συνήθης ασφάλιση αστικής ευθύνης. Ενδεκα για τα 
οχήματα του χρησιμοποιούνται καν ως μηχανήματα, η ασφά¬ 
λιση θα καλύπτει καν τη χρήση τους ως μηχανημάτων. 

δ. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου: 

Ο εργολάβος, ανεξάρτητα ατό την κατά τους γερμανι¬ 
κούς κανονισμούς ΑΒΒ κεραυνική προστασία με την οποία 
θα εφοδιάσει ολόκληρο το έργο άσχετα από τις ενδείξεις 
των σχεδίων της μελέτης, υποχοεούται να έχει ασφαλισμένα 
κατά παντός κινδύνου και μέχρι την αξία αντικατάστασής 
τους : 

— το σύνολο του νοσηλευτικού συγκροτήματος (οικοδόμη¬ 
μα. κάθε είδους εξοπλισμός, υλικά, εφόδια κλπ.) 

— τα κάθε είδους μηχανήματα, μηχανικό εξοπλισμό και 
εργαλεία, των οποίων έχει την κυριότητα ή κάνει χρήση στην 
εκτέλεση του έργου αυτός, οι υπε,ργολάβο: του και το προσω¬ 
πικό τους. 

Εξαιρούνται από την κάλυψη ζημία, απώλεια ή βλάβη : 

— από ανώτερη βία. 

— από νόμιμη χρήση ή κατάληψη γης από εκτελούμενα 
έργα. 

— σε λογαριασμούς, αξιόγραφα, χαρτονομίσματα, χρεω¬ 
στικά έγγραφα, χρήματα, χρεώγραφα και τίτλους γενικά, 

— από κατάσχεση, πολιτική ή στρατιωτική επίταξη, κα¬ 
ταστροφή ή βλάβη από ή κατ’ εντολή οποιασδηποτε κυβέρνη¬ 
σης ή τοπικής αρχής καθώς και από σεισμό, πόλεμο, εισβο¬ 
λή. ενέργεια άλλης χώρας (είτε κηρυχθεί πόλεμος είτε 
όχι), εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση, οχλα- 
γωγία. πολιτικές ταραχές, απεργία και ανταπεργία, 

— από πυρηνική αντίδραση και ακτινοβολία ή ραδιενεργό 
μόλυνση. 

Διευκρινίζεται πάντως ότι η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει 
και τους κινδύνους από μερικές ή ολικές δοκιμές του έργου 
καθώς και από τη δοκιμαστική λειτουργία του. 

2. Τα ασφαλιστήρια των υπό α. β και δ ασφαλίσεων της 
προηγούμενης παραγράφου πρέπει να παραδοθούν στον εργο¬ 
δότη μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εγκατάσταση του ερ¬ 
γολάβου. Τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης από την κυκλο¬ 
φορία οχημάτων πρέπει να παραδίνονται στον εργοδότη μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από τη μεταφορά στο εργοτάξιο ή την 
έναρξη χρήσης των οχημάτων ή την ανανέωση των ασφαλι¬ 
στηρίων ανάλογα με την περίπτωση. 

3. Σ’ όλες τις ανωτέρω ασφαλίσεις ισχύουν τα εξής : 

α. Η κάλυψη θα παρέχεται από ασφαλιστικές εταιρίες της 
έγκρισης του εργοδότη που λειτουργούν νό,-,.μα στην Ελ>άδα. 

β. Το ασφάλιστρο και κάθε επιβάρυνσή του βαρύνει τον 
εργολάβο. 

γ. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα περιλαμβάνουν τους εξής 
όρους : 

— Η ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται ν’ αποκρούει κάθε 
αγωγή που στρέφεται κατά του εργολάβου, των υπεργολάβων 
του ή του εργοδότη και του προσωπικού τους και θα καταβάλ¬ 
λει ή χορηγεί με δικά της έξοδα κάθε εγγύηση για την άρση 
τυχόν κατάσχεσης. 

— Ο Εργοδότης, το προσωπικό του γιενικά, οι συνεργάτες 
του και το προσωπικό τους καθώς και τα περιουσιακά στοι¬ 
χεία τους θα θεωρούνται έναντι του εργολάβου, των υπεργο¬ 
λάβων του και του προσωπικού τους ως τρίτα πρόσωπα και 
πράγματα τρίτων αντίστοιχα. 


— Ασφαλισμένος θα είναι και ο εργοδότης. 

— Κανένα ασφαλιστήριο δεν θ’ ακυρώνεται, τροποποιείται, 
ανανεώνεται ή λήγει, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς γρα¬ 
πτή προ 1 δημέρου ειδοποίηση του εργοδότη. 

δ. Αν ο εργολάβος δεν εκπληρώνει έγκαιρα ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις του, και μετά την πάροδο άπρακτης της εύλογης 
προθεσμίας που θα του τάξει εγγράφως ο εργοδότης, δικαι¬ 
ούται ο τελευταίος να συνάπτει τις σχετικές ασφαλίσεις με 
έξοδα του εργολάβον. 

ε. Ο εργολάβος υποχρεούται οποτεδήποτε νια παραδίνει 
ουελλητ: στον εργοδότη βεβαιώσεις των ασφαλιστικών εται¬ 
ριών για τη διατήρηση σε ισχύ των ανωτέρω ασφαλίσεων. 

στ. Ο. ανωτέρω ασφαλίσεις δεν περιορίζουν την ευθύνη και 
τις υποχρεώσεις του εργολάβου που παραμένει υπόχρεος 
για κάθε αποζημίωση κατά τους όρους της σύμβασης. 

Άρθρο 14. 

Επίλυση διαφορών. 

1. Κάθε διαφορά μεταξύ εργοδότη και εργολάβου περί την 
ερμηνεία ή εφαρμογή της σύμβασης, που δεν μπορεί να διευ¬ 
θετηθεί φιλικά, θα λύεται με διαιτησία, χωρίς καμιά διοι¬ 
κητική προδικασία, έστω και αν δεν γίνεται ρητή παραπομπή 
στο άρθρο αυτό ή στο περιεχόμενό του. 

2. Το μέρος που επιθυμεί 1 να προσφύγει στη διαιτησία θα 
δηλώνει γραπτώς στο άλλο μέρος την πρόθεσή του. θα προσ¬ 
διορίζει τα θέματα της διαφοράς, θα ορίζει το διαιτητή 
του και θα καλεί το άλλο μέρος να ορίσει το δικό του διαι¬ 
τητή. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήψη του 
εγγράφου που θα περιέχει όλα τ’ ανωτέρω στοιχεία, το άλλο 
μέρος θα γνωστοποιεί γραπτώς το διαιτητή του. Αν η προ¬ 
θεσμία περάσει άπρακτη, ο δεύτερος διαιτητής ορίζεται από 
τον Πρόεδρο του Αρε ίου Πάγου με αίτηση του επισπεύδοντος 
τη διαιτησία μέρους. Μέσα, σε δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση στον πρώτο διαιτητή του διορισμού του δεύ¬ 
τερου διαιτητή, ο: διαιτητές εκλέγουν τον τρίτο διαιτητή 
που θα προεδρ'ύει του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Αν η προ¬ 
θεσμία αυτή περάσει άπρακτη, τρίτος διαιτητής θα είναι αυ¬ 
τοδίκαια ο Πρόεδρος του Αρειο-υ Πάγου και σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος του ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος του 
ίδιου δικαστηρίου. Αν κωλύονται ή αρνούντα-ι τόσο ο Πρόεδρος 
όσο και ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος του Αρε ίου Πάγου, τον 
τρίτο διαιτητή ορίζει ο Πρόεδρος τθυ Αρεί-ου Πάγου. 

3. Προκειμένου για διαφορές που παραπέμπονται μέχρι 
την προσωρινή παραλαβή του έργου, το Διαιτητικό Δικα¬ 
στήριο οφείλει να εκδίδει την απόφασή του μέσα σε σαράντα 
(40) μέρες από τον ορισμό του τρίτου διαιτητή. Η προθε¬ 
σμία αυτή είναι έξη (6) μηνών, αν πρόκειται για διαφορά 
που παραπέμπεται μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου. 
Η 40ήμερη ή ϋμηνη, ανάλογα με την περίπτωση, προθεσμία 
μπορεί να παρατηθεί με συμφωνία εργοδότη - εργολάβου. Το 
Διαιτητικό Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από οικονομικούς κα¬ 
νόνες. 

4. Μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου, που αρνείται ή 
κωλύεται να συνεχίσει τη διαιτησία, αντικαθίσταται κατά 
τη διαδικασία που τηρήθηκε για το διορισμό του. Στην περί¬ 
πτωση αυτή η προθεσμία για την έκδοση της διαιτητικής από¬ 
φασης αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
από τη βεβαιωμένη με πράξη των λοιπών μελών, εκδήλωση 
της άρνησης ή του κωλύματος μέχρ-ις ότου αντικατασταθεί 
το κωλυόμενο μέλος. Η διαιτητική -απόφαση λαμδάνεται με 
πλειοψηφία. Η άρνηση διαιτητή να υπογράψει την απόφαση 
δεν ματαιώνει τη δ'αιτησία. 

5. Η διαιτητική απόφαση αποτελεί τίτλο εκτελεστό, ορι¬ 
στικό και τελεσίδικο, χωρίς ν’ απαιτείται να περιαφεί τον 
εκτελεστήριο τύπο. Τόσο η προσφυγή στη διαιτησία όσο και η 
διαιτητική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
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ΆρΦρο 15. 

Αλληλέγγυος ·ευ·3·ύνη — Εκπροσώπηση εργολάβου 
— Είσπραξη οφειλών εργολάβον. 

1. Οποιοιδήποτε καλύπτονται αχό τον όρο «εργολάβος», 
ό;:ο>ς χρησιμοποιείται στη σύμβαση, ευρύνονται εις ολόκληρο 
έναντι τον εργοδότη σ’ ό,τι αφορά την εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης, ανεξάρτητα τον τυχόν μεταξύ τονς καταμερισμού των 
εργασιών ή της αμοιβής ή άλλων μεταξύ τονς ρυθμίσεων. 

2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες ατό σήμερα ο εργολάβος 3α 
καταχέσει στον εργοδότη την κατ’ άρ3ρο 57 τον Π .Δ. 475/ 
1976 συμβολαιογραφική πράξη μ« την οποία 3 α ορίζεται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος και αντίκλητος τον εργολάβον, κα3ώς και 
ο αναπληρωτής τοο, για ο,τιδήχοτε αφορά τη σύμβαση, και στην 
οπ<ία 3α χεριέχεται η εκ μέρονς τονς αποδοχή τον διορισμού. 

3. Ο εργολάβος δικαιούται να εκτελέσει τη σύμβαση σε 
κοινοπραξία με έναν ή περισσότερους ελληνικούς τεχνικούς 
οίκονς αποδεκτούς ατό τον εργοδότη που 3’α σνμμ,ετάσχονν 
στην κοινοπραξία τον εργολάβον. Η συμμετοχή αντή ισχύει 
έναντι τον εργοδότη μόνο από τη στιγμή πον -3α τον νποβλη- 
3ούν τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα με ρητή μνεία σ’ 
αυτά της σύμβασης κα3ώς και της εκ μέρονς τον σνμμετί- 
χοντος αποδοχής των όρων της παραγράφου 1. 

4. Κάνε ποσό, που 3α οφείλει ο εργολάβος στον εργοδότη σε 
σχέση με τη σύμβαση, 3α εισχράττεται είτε με παρακράτη¬ 
σή τον από οποιαδήποτε πληρωμή της αμοιβής τον είτε με 
κατάπτωση οποιοσδήποτε εγγυητικής επιστολής. 

Άρ3ρο 16. 

Σννερ γασία σνμβ αλλομένων. 

Εργοδότης και εργολάβος συμφωνούν ότι σ’ όλη τη διάρ- 
κείια ισχύος της σύμβασης 3α συνεργάζονται στενά, αρ,μονικά 
και με πνεύμα καλής πίστης με αποκλειστικό στόχο την έγ¬ 
καιρη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση τον έργον τηρώντας 
αυστηρά όλες τις διατάξεις της σύμβασης. Μ’ αυτό το πνεύμα 
ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον 
εργολάβο κάδε συνδρομή, προστασία και διευκόλυνση, ιδιαί¬ 
τερα όσο αφορά στις σχέσεις ή επαφές τον με οποιαδήποτε 
υπηρεσία τον εργοδότη και δημόσιο οργανισμό ή επιχείρηση με 
απώτερο στόχο την ομαλή εξέλιξη της σύμβασης και την 
επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της. 

Άρ3,ρο 17. 

Ισχύς της σύμβασης. 

1. Η ισχύς της σύμβασης τελεί υπό την αίρεση της κύ¬ 
ρωσής της με νόμο. Με την επιφύλαξη της επόμενης παρα¬ 
γράφου, η έναρξη ισχύος της σύμβασης συμπίπτει με την 
ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κοβερνήσεως τον 
κυρωτικού νόμον. 

2. Αν η σύμβαση κνρω3εί τροποποιημένη, ο εργολάβος δεν 
δεσμεύεται απ’ αυτήν. Δικαιούται όμως, μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από τη δημοσίευση τον κυρωτικού νόμον, να δηλώσει 
εγγράφως στον εργοδότη ότι την αποδέχεται, οπότε η έναρξη 
ισχύος της τροποποιημένης σύμβασης συμπίπτει με την ημε¬ 
ρομηνία λήψης της δήλωσης από τον εργοδότη. 

3. Με την έναρξη ισχύος της σύμβασης κά3ε προηγούμε¬ 
νη σύμβαση μεταξύ εργοδότη και εργολάβον με το ίδιο ή πα¬ 
ρόμοιο αντικείμενο και περιεχόμενο είναι οπωσδήποτε ανί¬ 
σχυρη. Εργοδότης και εργολάβος παραιτούνται ανεπιφύλακτα 
από τυχόν δικαίωμά τους από τέτοιες συμβάσεις ή το προ- 
συμβατικό στάδιό τους. 

4. Τροποποίηση τω» όρων της σύμβασης μειτά την κύρωσή 
της χωρεί μόνο με γραπτή συμφωνία εργοδότη - εργολάβον 
και κύρωσή της με νόμο·. 2ε περίπτωση τροποποίησης των 
διατάξεων που εφαρμόζονται στη σύμβαση ή εισαγωγής νέων 
αναφορικά με φόρους, τέλη, εισαγωγικά τέλη και φόρους, 
εργοδοτικές εισφορές προς ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ και ΟΓΑ, όρου; 
ασφαλείας και την προστασία τον περιβάλλοντος, σνμφωνεί- 


ται ότι ί/,ά3ε σχετική επιβάρυνση τον εργολάβον 3εωρείται 
ως επιβάρυνση του εργοδότη. 


Άρ3ιρο 18. 

Εφαρμοστέο δίκαιο. 

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, διατάξεις 
τον οποίον, γενικές ή ειδικές, πον είναι αντί3ετες προς τις 
ρν3μίσεις πον περιέχοντα: στη σύμβαση, δεν εφαρμόζονται. 

II σύμβαση αντή υπογράφεται σε δυο πρωτότυπα. 

Για τον Εργοδότη Για τον Εργολάβο 

1ΙΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΡΗΙΚΪΡΡ 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΗΟΕΖΜΑΝΝ ΑΓχ 

Υπουργός Υγείας και ΓΙ ρόνοιας Ο ϋ ΝΤΗΕΚ \ΥΑΑ8 


ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

για την ανέγερση του Πανεπιστημιακού Νοσηλευτικού 
Συγκροτήματος ΙΤατρών. 

Στην Αθήνα σήμερα την εικοστή ενάτη (29η) Ιουλίου 
1983 αφενός το Ελληνικό Δημόσιο με εκπρόσωπο του τον 
Υπουργό Υγείας καί Πρόνοιας Παρασκευά Αυγερινό, αφε¬ 
τέρου οι: 1) ΠοΒρίΙ&Ιία ΙηΙΟΓηαΙίοηαΙ ΟιηΒΙΙ που εδρεύει 
στην Φραγκφούρτη (Μδίη) Δ. Γερμανίας και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον ΡβίβΓ Οβπυβηη, 2) ΙηΙβΓ - Εη^ϊηββ- 
πη£ Βν που εδρεύει στο ΕίικΒιονβη της Ολλανδίας και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ηβηπ Βοπίβδ, 3) ΑΘΗΝΑ 
Ανώνυμος Ελληνική Τεχνική Βιομηχανική και Τουριστική 
Εταιρεία (ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒΤΕ) και Διεθνής Εταιρεία 
Κατασκευών Ανώνυμος Τεχνική Ξενοδοχειακή και Εμπο- 
ροβιομηχανική Εταιρεία (ίΝΤΕΚΟ Λ.Ε.), που εδρεύουν 
στο Χαλάνδρι Αττικής και εκπροσουπούνται νόμιμα από τον 
Παύλο Λεκκάκη, συμφωνούμε, συνομολογούμε και συναπο- 
δεχόμαστε τα εξής : 

Άρθρο 1. 

Ορισμοί. 

1. Οι επόμενοι όροι που χρησιμοποιούνται στη σύμβαση 
έχουν το εξής περιεχόμενο : 

«Εργοδότης» : Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο 
από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ή τις υπ’ αυτόν 
αρμόδιες για το έργο Υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση, 
εκτός άν συνάγεται κάτι το διαφορετικό. 

«Εργολάβος» : οι εταιρείες που υπογράφουν τη σύμβαση 
σαν ανάδοχοι του έργου. 

«Έργο» : Η εκπόνηση της μελέτης κατασκευής και εξο¬ 
πλισμού καθώς και η κατασκευή και ο εξοπλισμός του πανε¬ 
πιστημιακού Νοσηλευτικού Συγκροτήματος του Νοσοκο¬ 
μείου ΙΊατρών Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 

«Σύμβαση» : Η σύμβαση αυτή, τα παραρτήματά της 
και τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ’ αυτήν. 

«Μελέτη» : η προμελέτη, η οριστική μελέτη και η μελέτη 
εφαρμογής του όλου νοσηλευτικού συγκροτήματος ή αυτο¬ 
τελών κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου. 

«Εργοτάξιο» : οποιοσδήποτε και οστουδήποτε χώρος στον 
ή υπό τον οποίο ή επί του οποίου Οα εκτελεσθεί το έογο. 

«Μηχανικός» : Το πρόσωπο ή η κοινοπραξία που θ’ ανα- 
λάβει την επίβλεψη του έργου. 

«Έργα» : Τόσο τα μόνιμα (μόνιμες κατασκευές) όσο 
και τα προσωρινά έργα (προσωρινές κατασκευές απαραί¬ 
τητες για την εκτέλεση του έργου). 

«Κατασκευαστικά μηχανήματα» : Κάθε συσκευή, μηχάνη¬ 
μα και αντικείμενο γενικά που εί'.αι απαραίτητο ή χρήσιμο 
για την εκτέλεση και /ή συντήρηση του έργου. Δεν περιλαμβά¬ 
νονται υλικά ή άλλα αντικείμενα που θα ενσωματωθούν 
στα μόνιμα έργα. 

«Εγκεκριμένος» : Αποδεκτός γραπτώς, εκτός άν συνά¬ 
γεται το αντίθετο. 
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2. Λέξεις που χρησιμοποιούνται στον ενικό αριθμό περι¬ 
λαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα κατά τα 
συμφραζόμενα. 

Άρθρο 2. 

Ανάθεση και όροι εκτέλεσης του έργου. 

1. Ο εργοδότης αναθέτει στον εργολάβο και ο εργολάβος 
αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα μέ : 

α. Τους όρους της σύμβασης. 

β. Τη θεωρημένη από τον εργοδότη αρχιτεκτονική προ¬ 
μελέτη, που αποτελείται από τα συνημμένα στη σύμβαση : 

(1) Τπ’ αριθμούς 1 ως 9 σχέδια κατόψεων. 

(2) Τπ’ αριθμό 10 σχέδιο τομών. 

(3) ΐπ’ αριθμό 11 σχέδιο κύριας όψης. 

(4) ΐπ’ αριθμό 12 σχέδιο τμήματος όψης. 

(5) Τπ’ αριθμό 01 σχέδιο τοπογραφικού Γενικής Διάταξης. 

(6) Τπ’ αριθμό 02 σχέδιο τυπογραφικού με εξωτερικές 
διαστάσεις περιγράμματος. 

(7) Τπ’ αριθμό 13 σχέδιο λεπτομέρειας όψης. 

γ. Τα εξής γενικά σχηματικά διαγράμματα των ηλεκτρο- 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων που επισυνάπτοναι στη σύμ¬ 
βαση : 

(1) Διάγραμμα παγωμένου νερού (για τις ανάγκες 
κλιματιζόμενων χώρων και ατμού (σχέδιο Μ-ΡΒ-83-ΝΚ-Ι). 

(2) Διαγοάμματα θερμικών υποσταθμών (σχέδιο Μ- 

ΡΚ-83-ΝΚ-2). 

(3) Διάγραμμα εξωτερικών δικτύων αποχέτευσην (σχέδιο 

Μ-ΡΚ-83-ΝΒ-6). 

(4) Κάτοψη μηχανοστασίου κλιματισαού στο κτίριο 
Β (σχέδιο Μ-ΡΚ-83-ΝΗ-4). 

(5) Κάτοψη μηχανοστασίου κλιματισμού στο κτίριο 
Δ (σχέδιο Μ-ΡΚ-83-ΝΗ-5). 

(6) Διάγραμμα πίνακα διανομής ΟΙΒΙ (σχέδιο Ε-ΡΚ- 
83-ΝΚ-6). 

(7) Ενδεικτικό διάγραμμα πινάκων διανομής Ε8Β1. 

(8) Διάγραμμα εξωτερικού φωτισμού και παροχών 
ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου (σχέδιο Ε-ΡΚ-83- 

ΝΚ-12). 

(9) Μονογραμμικό διάγραμμα κύριας ηλεκτρικής διανο¬ 
μής (σχέδιο Ε-ΡΚ-83-ΝΚ-2). 

(10) Οκτώ (8) σχέδια κατόψεων κλιματιζόμενων χώρων. 

δ. Τον ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό-επίπλωση 
που προδιαγράφονται στους συνημμένους στη σύμβαση κατα¬ 
λόγους ποσοτήτων (ΒΠΙδ οί φα&ηίίΐϊθδ) Τεχνική Περι¬ 
γραφή 435502210/2.6.83, τόμοι 1-2, τεχνικά φυλλάδια 
(ΡΓΟδρεοΙιΐδ), τόμοι 1-5, και Προδιαγραφές ανά χώρο 
(Βοοιη 1>γ γοοπι δρεοίίϊοΜϊοη) 435502210/2.6.83, τόμοι 
1-5, που είναι δεσμευτικοί. Διευκρινίζεται πως, αν σ’ οποιο- 
δήποτε παράρτημα της σύμβασης ή συνημμένο σ’ αυτήν 
έγγραφο αναφέρεται ότι οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον 
ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό-επίπλωση είναι ενδει¬ 
κτικό, η σχετική ένδειξη είναι ανίσχυρη. 

ε. Το συνημμένο τεύχος που περιλαμβάνει Τεχνική Περι¬ 
γραφή-Προδιαγραφές εργασιών και υλικών και πίνακα τε- 
λειωμάτων σε κάθε χώρο. 

στ. Τους συνημμένους τόμους 4,5,6 των Ποοδιαγραοών 
του ΕΕΕ\\ΈΙ,ΎΝ Γ)Λ\ΤΕ8 ΥΥΕΕΚ8 όπως αυτοί εγκρί- 
θηκαν με την απόφαση ΔΤΓ/3985/17-10-80 του Τπουργού 
Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

ζ. Τις συνημμένες εκθέσεις για τις τακτικές λειτουργίας 
των κατωτέρω τμημάτων του νοσοκομείου : 

(1) Μαγειρείων και διακίνησης φαγητών (σύστημα Οερ- 
μοτραπεζών σε συνδυασμό με τα οφίς των ορόφων) 

(2) Πλυντηρίων 

(3) Αποστείρωσης 

(4) Εισόδου, πληροφόρησης συστήματος εισαγωγής 

(5) Λοιμωδών 

(6) Χειρουργείων 


(7) Μαιευτηρίου 

(8) Πυρηνικής ιατρικής 

(9) Ακτινοδιαγνωστικού 

(10) ΛκτινοΟεραπευτικού 

(11) Εργαστηρίων. 

Με βάση τις εκθέσεις αυτές ο εργολάβος θα υποβάλει, 
μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της 
σύμβασης, πλήρεις μελέτες για το λειτουργικό σχεδίασμά 
του νοσοκομείου και για τις επί μέρους τακτικές λειτουργίας 
όλων των τμημάτων του νοσοκομείου με τις οποίες θα εγγυά- 
ται το ΟΡΤΙΜΕΜ της οικονομικής λειτουργίας του νοση¬ 
λευτικού συγκροτήματος.Οι μελέτες αυτές θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς εκθέσεις (τρόπος λειτουργίας, κατάλογοι μη¬ 
χανημάτων, συσχετισμός τους κλπ.) και διαγράμματα των 
αντίστοιχων λειτουργιών, με βάση τις οποίες η Διοίκηση 
του νοσοκομείου θα είναι σε θέση να οργανώσει κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τη λειτουργία του νοσοκομείου. 
Τα λειτουργικά διαγράμματα (δοΐΐθΐη&ΐϊο (ΐΓ3\νϊη£8) θα 
υποβληθούν από τον εργολάβο οπωσδήποτε πριν από την 
υποβολή των αντίστοιχων οριστικών μελετών. 

η. Το συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα του νοσοκομείου. 

2. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε 
από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου (α,β,γ,δ, 
ε,στ,ζ,η,) υπερισχύουν τυχόν διαφορετικών ρυθμίσεων που 
περιέχει οποιοδήποτε επόμενο αυτού στοιχείο κατά την 
ανιυτέρω σειρά. 

Ο,τιδήποτε από το αντικείμενο της σύμβασης δεν συγ¬ 
κεκριμενοποιείται με τα στοιχεία της προηγούμενης παρα¬ 
γράφου θα μελετάται και θα καθορίζεται με γνούμονα την 
επίτευξη των καλλίτερων και οικονομικότερων λύσεων από 
άποψη λειτουργικότητας του νοσηλευτικού συγκροτήματος. 

3. Τποκατάσταση του εργολάβου στην εκτέλεση του έργου 
ή μέρους αυτού αποκλείεται οπωσδήποτε. Επιτρέπεται 
όμως η υπεργολαβική εκτέλεση τμημάτων του έργου ύστερα 
από έγκριση του εργοδότη χωρίς αυτό ν’ απαλλάσσει τον 
εργολάβο από οποιαδήποτε ευθύνη, την οποία εξακολουθεί 
να φέρει ακέραια τόσο για τον υπεργολάβο όσο και για το 
προσωπικό του υπεργολάβου. 

Άρθρο 3. 

Μελέτη -Όροι δόμησης -Έλεγχος -Άδειες. 

1. Με την έναρξη ισχύος της σύμβασης τα στοιχεία (β) και 
(ε) του άρθρου 2 § 1 θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένα. 
Η οριστική μελέτη και η μελέτη εφαρμογής θα εκπονηθούν 
από τον εργολάβο με βάση τα στοιχεία των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 2. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιο¬ 
κτησίας στη μελέτη θ’ ανήκουν αυτοδίκαια στον εργοδότη 
με την αποπληρωμή του δραχμικού μέρους της αμοιβής 
του εργολάβου που αντιστοιχεί στη μελέτη και με 
την παραλαβή από την Ιηίβτ Εη£ΐηββπη§ Βν των χρεω¬ 
στικών ομολόγων της παραγράφου 2 του άρθρου 8. 

2. Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος 
της σύμβασης και ανεξάρτητα από την υποβολή της οριστικής 
μελέτης υποχρεούται ο εργολάβος να υποβάλει προς έγκριση 
στον εργοδότη τα σχέδια κάθε χώρου σε κλίμακα 1:50 ή 
1:100, όπου θα φαίνεται ο ιατρικός και ξενοδοχειακός εξο¬ 
πλισμός-επίπλωση. II έγκριση του εργοδότη πρέπει να δο¬ 
θεί μέσα σε δέκα (10) εβδομάδες από την υποβολή τους. Αν 
η προθεσμία περάσει άπρακτη, τα σχέδια θεωρούνται αυτοδί¬ 
καια εγκεκριμένα. 

3. Κτιοιοδομικές διατάξεις και όροι δόμησης θα είναι 
αυτοί που καθορίζονται στην προμελέτη έστω και αν παρεκ¬ 
κλίνουν από κάθε διάταξη νόμου, διατάγματος, απόφασης, 
εγκυκλίου κλπ. Η θεώρηση της προμελέτης επέχει θέση άδειας 
εποικοδόμησης. 

4. Επειδή η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου είναι 
σύντομη θα υπάρχει συνεχής συνεργασία εργολάβου-εργοδότη 
στην εκπόνηση και έγκριση της μελέτης ώστε να εξασφαλι¬ 
στεί αφενός το υψηλό επίπεδο ποιότητας που απαιτείται, 
αφετέρου η αποφυγή καθυστερήσεων στις διαδικασίες 
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κάθε θα ε Υ κ Ρ ίνε ™ μέσα σε είκοσι 

μια (21) ημέρες απο την υποβολή της, εφόσον η Τπγρεσία 
Παρακολούθησης δεν έχει παρατηρήσεις 9 Αν δει υΖξο^ν 
συγκεκριμένες και πλήρως αιτιολογημένες παρατηρήσεις 
μέσα στην προθεσμία των είκοσι μιας (21) ημερών, -Γμ^λέτη 

Υΐ δ αε Ρ λέ™ 1 θ αυτθδ Τ 1α εγκ , εκ? ' μένγ ί· Σε αντ ίθετη περίϊτωση 
η μελέτη θα εγκρινεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

επανυποβολη της με πλήρη συμμόρφωση ίου εργολάβου 
1 1ς , πα Ρατηρησεις, εκτός αν ο εργολάβος δηλώσει 
γραπτως οτι προκρίνει να εφαρμόσει με δική του φυσικά 

ποβάλει^ γΓπ ^ ^ πα Ρ αΤ7 )Ρή σει ζ χωρίς να την επανυ- 
βαλει διορθωμένη, οποτε η μελετη θεωρείται εγκεκριμένη 

πως τροποποιαται με τις παρατηρήσεις από την επίδοση 
πης δήλωσής του στην Υπηρεσία. 

Τα ακόλουθα σχέδια, που είναι απαραίτητα για την έ¬ 
ναρξη των χωματουργιών εργασιών, έχουν θεωρηθεί από 
τον εργοδότη και επισυνάπτονται στη σύμβαση, μπορούν να 
εφαρμοσθουν αμεσα χωρίς άλλη διαδικασία. 

ΚΙ τοπογραφικό - εξάρτηση αξόνων, κτιρίων και κορυφών 
γηπέδων απο τριγωνομετρικό δίκτυο. 

Κ2 σχέδιο εκσκαφών κτιρίων. 

, Διευκρινίζεται ότι, αν ο εργολάβος υποβάλλει ταυτόχρονα 
η μέσα στην προθεσμία έγκρισης υποβληθέντος τμήματος 
τη μελετη περισσοτέρων του ενός τμημάτων, θα υποδεικνύει 
την προτεραιότητα έγκρισης που επιθυμεί για κάθε τμήμα. 

, ς περιπτώσεις αυτές η προθεσμία έγκρισης της μελέτης κάθε 
τμήματος αρχίζει να τρέχει από την πάροδο της προθεσμίας 
των είκοσι μιας (21) ημερών για την έγκριση του προηγού¬ 
μενου κατά προτεραιότητα τμήματος ή από την έγκρισή 
του, αν δόθηκε νωρίτερα. ' 

5. Το Π.Δ. 696/1974 εφαρμόζεται στη σύμβαση μόνο ως 
προς το περιεχόμενο των σταδίων της μελέτης. 

6. Μετά από αίτηση του εργολάβου, ο εργοδότης οφείλε: 
να προβαίνει σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες, να παρέχει 
κα·8ε αναγκαία συνδρομή και να χορηγεί άδειες. εξουσιοδο¬ 
τήσεις και εγκρίσεις ή εκδίδει αποφάσεις κλπ. απαραίτητες 
για την κατά τη σύμβαση αποπεράτωση του έργου ή να ενεο- 
γει,για τη νόμιμη χορήγηση ή έκδοσή τους, ανάλογα με την 
περίπτωση. Αν η παρά το νόμο μη χορήγηση ή μη έκδοτη ό- 
ΤΓ / ?! 7ΪΤ>7Γ ? τϊ άδειας, εξουσιοδότησης κλπ. μέσα σε εξήντα 
(60) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ερ¬ 
γολάβου καταστήσει αδύνατη τη συνέχιση των εργασιών εκτέ¬ 
λεσης του , έργου ή καθυστερήσει αναγκαστικά την εκ μέρους 
του εργολάβου εκπλήρωσή οποιασδήποτ® υποχρέωσής του που 
απορρέει από τη σύμβαση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάσεις 
του άρθρου 11. 


2. Ο εργολάβος θα χορηγεί δωρεάν στον εργοδότη έξη (6' 

αντίγραφα κάθε σχεδίου της μελέτης, τα. δε υπόλοιπα έγγρα¬ 
φα τα σχετικά με το έργο σε εύλογο· αριθμό .που θα τθύεσ¬ 
τε ιται. ' ’ 

3. Πριν από την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης του έρ- 
γσυ, ο εργολάβος θα χορηγήσει δωρεάν στον εργοδότη τα σχε- 
:ια όλων των εργασιών σε ανθεκτικό «αρνητικό», από το’ο- 
ποιο θα είναι δυνατή η παραγωγήι αντιγράφων και δύο (2) 
αντίτυπα κάθε εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης του 
εξοπλισμού και των μηχανικών, ηλεκτρικών, ιατρικών και 
λοιπών εγκαταστάσεων. 

Άρθρο 5. 

Παραλαβή — Χρόνος εγγύησης — Συντήρηση. 

^1. Λογω της φύσης του έργου και της απαίτησης του εργο- 
ΛΗη ν αποδοθείς το συντομότερο σε χρήση, η παράδοσή του 
ΖΡ^η γίνεται και τμηματικά, όπου είναι δυνατό, σύμ- 
φωνα με τααρθρα 14 παρ. 7 του Ν.Δ. 1266/1972 και 30 
του Π.Δ. 4/υ/1δ76. Το σχετικό πρακτικό θα περιλαμβάνει 
ως αναπόσπαστα μέρη του και τους πίνακες των παοαδιβό- 
μενων κινητών πραγμάτων. 

- 2 · Ειδικά για του ιατρικό εξοπλισμό ο. χρόνος εγγύησης 
είναι .εκαπεντε (Ιο) μήνες από την ημερομηνία που θα τεθεί 
σε λειτουργία και πάντως όχι μεγαλύτερος των είκοσι (20) 
μηνών απο την προσωρινή παραλαβή του έργου. Ως προς -ον 
χρονο εγγύησης και τη συντήρηση του έργου ισχύουν κατά τα 
λοιπά ο-ι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την 

εργων "* «ρθρα 9 του Ν.Δ. 

1-66/1972 και 42. 43, 53, 54 του II.Δ. 475/1976 που ρυθ- 
μι,ουν και την περίπτωση ανωτέρας βίας). 

3. ^Τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για 
την εκοοση της βεβαίωσης περαίωσης του έργου, υποχρεούται ο 
εργολάβος να υποβάλει προσφορά για την κατά το χρόνο εγ¬ 
γύησης προληπτική συντήρηση του νοσηλευτικού συγκοοτήαα- 
τος και την προμήθεια ανταλλακτικών καθώς κα- γ. α Χγ - ν 
ισόχρονη ή βραχύτερη εκπαίδευση του απαοαίτητου ποοσωπ-- 
κου του συγκροτήματος στη χρήση, λειτουργία και συντήρηση 
του μηχανικού εξοπλισμού. Η τυχόν ανάθεση, στον εργολάβο 
της προληπτικής συντήρησης και /ή της προμήθειας' ανταλ¬ 
λακτικών και/ η της εκπαίδευσης προσωπικού θα γίνει μ· 
ξεχωριστή σύμβαση που θα υπογράψει αυτός που εκποοσωπ=’ 
τον εργοδότη στη σύμβαση. 

4. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή θα νί-,ουν από Ε 
πιτροπές που θα συστήσει ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας. 

5·, '°~ Τ1 01 εργολάβος κρίνει πως έχει ολοκληρώσει το έ*- 
γο συ;υφωνα με τη σύμβαση, θα υποβάλει στην Υπηρεσία Πα¬ 
ρακολούθησης με κοινοποίηση στο μηχανικό, αίτηση για την 
ε/.^υση της βεβαίωσης περαίωσης. Μέσα σε είκοσι μία (21 ί 
ήμερες απο την υποβολή τη,ς αίτησης, η Υπηρεσία θα εκδόσ-ι 
τη βεβαίωση η θα δώσε: γραπτές εντολές στον εργολάβο για 
την αποκατασταση συγκεκριμένων κακοτεχνιών ό ττ συυ-λκ 
ρωση συγκεκριμένων,ελλείψεων που πρέπει"να γίνουν'πσιν"απ¬ 
τήν εκ-Οση, τη,ς βεβαίωσης, εκτός αν —με την επιφύλαξη ~τ~ 
παραγράφου 6— πρόκειται για επουσιώδεις ελλείψεις και /ή 


1. Κάθε 


Άρθρο 4. 

Κείμενα — Σχέδια — Γλώσσα. 

κείμενο σχετικό με τη σύμβαση θα συν τάσσεται 
στ* ελληνικά. Επεξηγήσεις και υπομνήματα επί σχεδίων θα 
παρέχονται στα ελληνικά, ενώ τίτλοι και επικεφαλίδες στα 
αγγλικά. Τα τεχνικά εγχειρίδια για τον ιατρικέ και ξενοδο¬ 
χειακό εξοπλισμό επίπλωση θα παραδοθούν στα αγγλικά και 
στ* γερμανικά, ενώ όλα-τα άλλ* τεχνικά εγχειρίδια θα παοπ¬ 
είθουν στ* αγγλικά ή στ* ελληνικά. 



φωσή του προς τις εντολές της Υπηρεσίας. 

, 6 · Π?!ν ^'Γ^κ-δοση της βεβαίωσης περαίωσης του 
έργου ο .ργολΒοος ·>* εχει απομακρόνει όλα τα κατασκευα- 
σ.:/.α μηχανήματα που δεν είναι απαραίτητα για τη συντή- 
ρη.η του έργου, τα πλεοναζοντα υλικά, τ’ απορρίμματα και 
τα προσωρινά έργα, ώστε το νοσηλευτικό! συγκρότημα και ο 
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περιβάλλων χώρος το» να είναι καδαροί και χα ©γκριδούν 
ατό το μηχανικό και να μην απαιτηδεί οπωσδήποτε η, 
έστω και μερική, επαναφορά τους στην πΟιν από την έκδο¬ 
ση της βεβαίωσης κατάστασή] τοος. 

Άρδρο θ. 

Αμοιβή εργολάβου. 

1. Η αμοιβή του εργολάβοι) για την εκτέλεση τον έργου Ορί¬ 
ζεται στο ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων ενενήντα τεσσά¬ 
ρων εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων (4.094.180.000) 
δραχμών και εξήντα έξη εκατομμυρίων ενιακοτίων τριάντα 
χιλιάδων (66.930.000) μάρκων Δυτικής Γερμανίας που κα¬ 
λύπτει την πλήρη αποζημίωσή του για την οίλοσχερή εκπλή¬ 
ρωση των κατά τη σύμβαση υποχρεώσεων του, ειδικότερα 
δε για κάδε υλικό, χρήση κατασκευαστικού μηχανήματος 
και εργασία απαραίτητες για τη/ ολοκλήρωση του έργου, 
όπως απαιτεί η φύση και η κατασκευαστική και λειτουργι¬ 
κή πληρότητα του νοσηλευτικού συγκροτήματος, έστω και αν 
μερικές λεπτομέρειες δεν αναφέρονται στην προμελέτη ή δεν 
δ’ αναφέρονται στην οριστική μελέτη, διότι η αμοιβή συμ- 
φωνείται κατ’ αποκοπή («Με το κλειδί»). Το Π.Δ. 696/ 
1974 δεν εφαρμόζεται στη) αμοιβή. 

2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αύξη¬ 
ση του δραχμικού μέρους της αμοιβής επιτρέπεται αποκλει¬ 
στικά και μόνο σε περίπτωση που, κατά τη συμβατική προθε¬ 
σμία εκτέλεσης του έργου (35 μήνες) και για κάδε δωδεκά¬ 
μηνη περίοδο χωριστά, ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλω¬ 
τή Ελλάδας αυξηδεί πάνω από 25% σε σύγκριση με την αρ¬ 
χή της δωδεκάμηνης περιόδου, χωρίς δηλαδή να .υπολογίζεται 
η αύξηση του δείκτη στο προηγούμενο δωδεκάμηνοι, οπότε ο: 
μηνιαίες πληρωμές Ρο που έγιναν -3α διορθώνονται κατά τον 
τύπο 

Ρο (1+Κΐ) 

Ρ — --— 


1,25 

όπου ΚΙ η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή Ελλάδας 
από την αρχή της περιόδου μέχρι το τέλος του συγκεκριμέ¬ 
νου μήνα. 

II διόρθωση δ’ αναφέρετα: στο σύνολο της εργασίας που 
εκτελέσ-δηκε υπό πληδωρισμό μεγαλύτερο του 25%, το μή¬ 
να αυτόν και μετά μέσα στο ιοιο δωδεκάμηνο και με την προ¬ 
ϋπόθεση βεβαι,α οτι η, τελική αύξηση του δείκτη τιμών κα¬ 
ταναλωτή στο τέλος του συγκεκριμένου δωδεκάμηνου δα 
ξεπερνά το 25%. Η διόρδωση δα γίνεται για τους σχετικούς 
μήνες στο τέλος του δωδεκάμηνου. 

3. Αυξομείωση της αμοιβής επιτρέπεται μόνο όταν το 

ύφος της επηρεάζεται απο επιβεβλημένες κατά την κρίση 
του εργοδότη μεταβολές (τροποποιήσεις, προσδήκες) των 
χαρακτηριστικών του έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, επειδή 
η εμπροδεσμη εκτελεση του έργου προϋποδέτει τον απόλυτο 
συντονισμό και προγραμματισμό .των διαδοχικών ενεργειών 
του εργολάβου (παραγγελίες, κινητοποίηση μηχανημάτων, 
πρόσληψη προσωπικού κλπ.), πριν ο εργοδότης αποφασίσει 
οριστικά οποιαδήποτε μεταβολή, δ·α ί,ν ημερώνει τον εργολάβο 
καιάδα τον συμβουλεύεται ισναφορικά με τις επιπτώσεις που 
τυχόν δα έχει η μεταβολή στην εκτέλεση του έργου γενικά. 
ΙΙαντως, οι μεταβολές π)ρέπει να είναι λεπτομερειακά -αιτιο¬ 
λογημένες και να συνοδεύονται -από την ακριβέστερη δυνατή 
οικονομική αποτίμηση των τυχόν επιπτώσεώ.ν τους στον προ¬ 
γραμματισμό και στην εκτέλεση του έργου. Σε κάδε μετα- 
-,οληπου συνεπάγεται παράταση της προδεσμίας πέρα ίωσης 
.ου έργου και συνακόλουδη επιβάρυνση του εργολάβου εφαο- 
μο,ετα: ανάλογα το άρδρο 11 . ’ 

Σε περιπτώσεις μεταβολών που μπορεί να οδηγήσουν σε 
αύληση η μείωση της αμοιβής του εργολάβου, οποιαδήποτε 
προσδετη αποζημίωση ή προς αφαίρεση ποσό δα καδοοίζε- 
ται με ελευδερο διακανονισμό. 

4. Μ- την επ: φόλας η των δύο προηγούμενων παραγοάφων, 
ο εργολάβος εγγυαται κατηγορηματικά το αυ,ετάβλητο της 
αμοιβής του, τοσο κατά το συναλλαγματικό όσο και κατά τ- 
δραχμικό μέρος της, για όλη τη " ' 


διάρκεια του συμβατικοί 


χρόνου εκτέλεσης του έργου και της τυχόν παράτασής του 
που οφείλεται σ’ αυτόν. Αν η υπέρβαση του συμβατικού χρό¬ 
νου οφείλεται στον εργοδότη, εφαρμόζεται ανάλογα το άρ¬ 
δρο 11. 

5. Επειδή η κατ’ αποκοπήν αμοιβή προσφέρδηκε από τον 
εργολάβο με δική του ανάλυση και εμπειρία από ανάλογα έρ¬ 
γα που έχει εκτελέτει αλλού και κατά συνέπεια με δική του 
ευδόνη, ο εργοδότης δεν δικαιούται, αλλ’ ούτε και υποχρεού- 
ται, να προβεί σε οποιονδήποτε έλεγχό της και παίρνε: σαν 
δεδομένο μόνο το χαρακτηρισμό της ως «κατ’ αποκοπήν». 
Αντίστοιχα, ο εργολάβος εγγυάται την ακρίβεια των υπολο¬ 
γισμών του που τον οδήγησαν στην προσφορά του και ανα¬ 
λαμβάνει την ευδόνη των υπολογισμών αυτών κατά το άρδρο 
696 του Αστικού Κώδικα παραιτούμενος και από κάδε σχε¬ 
τικό με την αμοιβή δικαίωμά του κατά τα άρδρα 288 και 388 
του ίδιου Κώδικα. 


Τρόπος καταβολής 


Άρδρο 7. 

του δραχμικού μέρους της 


αμοιβής. 


1. Ο εργολάβος δα λάβει προκαταβολή ίση προς το 15% 
του οραχμίκου μέρους της αμοιβής του έναντι ισόποσης εγ¬ 
γυητικής επιστολής. Η προκαταβολή δα δοδε: μετά την έ- 
ναρξη ισχύος της σύμβασης, αλλά πριν από την έναρξη της 
προδεσμίας εκτέλεσης του έργου. Η προκαταβολή δεν υπσ- 
κειται στις προβλέψεις και στους περιορισμούς του Ν.Δ. 
2931/1954 και της εκτελεστικής αυτού απόφασης Α.99808/ 
1.12.64/1 ΔΕ. Το ποσο της προκαταβολής δα αποσδέννυται 
σταοιακα και αναλογικα από τις επόμενες πληρωμές με αν¬ 
τίστοιχες μειώσεις του ποσού της εγγυητικής επιστολής. 

2. Το ρραχμικό μέρος της αμοιβής δα καταβάλλεται με 
μηνιαίες πιστοποιήσεις που δα έχουν ενιαία αύξουσα αρίδαη- 
ση, δα είναι ανακεφαλαιωτικές και γενικά σύμφωνες με το 
νομο, δ, αφορούν δε σε εκτελεσδεισες εργασίες τμημάτων του 
έργου η ποσοστών αυτών σε σχέση με τα ποσά που ορίζονται 
για τα τμήματα αυτα στο συνημμένο «Παράρτημα ποσοστών 
πληρωμής της αμοιβής». Το παραρτημα αυτό έχει συνταχδεί 
μ; όαση τη δεωρημενη προμελέτη και δα οριστικοποιη-δεί μ,ε- 
τά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης και του κατ’ άρδρο 
13, παρ. 3 οριστικού προγράμματος του έργου. Η οριστικο¬ 
ποίηση υποκειται, στην έγκριση του εργοδότη και οπουδήπο¬ 
τε δεν δα διαφέρει σημαντικά από το ανωτέρω «παράρτη¬ 
μα». 

Επειδή το έργο έχει ανατεδεί «με το κλειδί», εξοπλισμός 
και υλικά εισκομισδεντα δεν πιστοποιούνται, αλλ’ εξοπλι¬ 
σμός και υλικά εντεδειμενα, δηλ. και μερικώς ενσωματωμέ¬ 
να, πιστοποιούνται κατ’ εκτι,μώμενο ποσοστό του τμήματος 
του έργου που αφορούν. 


ο. υι πιστ 


■οιήσεις δα πληρώνονται μέχρι την 21η ήμε¬ 
ρα του μήνα που έπετα: του μήνα κατά τον οποίο εκτελέστη- 
καν ο: πιστοποιημένες εργασίες, υπό τον όρο ότι η σχετική 
πιστοποίηση δα έχει υποβληδεί από τον εργολάβο μέχρι και 
την πρώτη (1η) του μήνα πληρωμής, διαφορετικά η πιστο¬ 
ποίηση δα πληρώνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 
υποβολή της. 

," λη?ωμη ~ 0:ί λαδυστερεί περισσότερο από τριάν- 
τα^5ϋ) ήμερες μετά τη λήξη της προδεσμίας πληρωμής, 
ο -,-γολαόος οικαιουτα: του νόμιμου τόκου υπεοημερίας. Αν 
η καδυστέρηση υπερβεί τις εξήντα (60) ημέρες,' δικαιούται 
ο εργολάβος να ζητήσει τη λύση της σύμβασης σε βάρος του 
ερ ροσοτη, χωρίς όμως να έχει το δ'ικαίωμα διακοπής των 
εργασιών εκτέλεσης του έργου μέχρις ότου'υποβάλει τη σχε¬ 
τική αίτηση. 

Άρδρο 8. 


Τρόπος καταβολής του συναλλαγματικού μέρους της αμοιβής. 

1. Το συναλλαγματικό μέρος της αμοιβής καλύπτει ο,τι- 
-ηπο.ε σχετικό με α) τις εργασίες εκπόνησης της μελέτης 
που δα γίνουν στο,εξωτερικό και (δ) τον κατά το άρδρο 2 
-.σρ. 1 (-) ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό - επίπλωση 
π·.τυ πιριλαμβάνουν και το κεντρικό σύστημα ιατρικών αερίων, 
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τως π^ρι^ιεττήζιες αιχ: τους ηλεκτροκίνητου 1 ; ουραίος. Λό¬ 
γω του κατώτερου «[δοκού τρόπου πίστωσης ■/.%'. εξόφλησής 
τοο το συναλλαγματικό μέρος της αμοιβής δεν -3α περιλαμβά- 
νεται στις μηνιαίες ζιστοχοιήσεις, αλλά ·3α χεριληφ·3εί στην 
τελική πιστοποίηση. Το συνολικό ποσό για μεν τις εργασίες 
μελέτης εξωτερικού είναι επτά εκατομμύρια οκτακόσιες ε¬ 
βδομήντα τέσσερις χιλιάδες (7.874.000) ΌΜ, για δε τον 
ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό - επίπλωση είναι πενήν- 
τιαι εννέα εκατομμύρια πενήντα 1 έξη χιλιάδες ί 59.956.000) 
ΌΜ. 

2.α) Για τις εργασίες μελέτης εξωτερικού ποσό ενός εκα¬ 
τομμυρίου εκατόν ογδόντα μιας χιλιάδων εκατό (1.181.100) 
ΌΜ θα καταβληθεί μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες απο 
την έναρξη ισχύος της σύμβασης στην Αιηδίβπΐ&ηι Κοίΐβ- 
ινίειπ) Βαηΐο/Νν, ΚοΙΙβΓΟβηι, Ολλανδία, για λογαριασμό 
της ΙηΙβΓ - Εη^ϊηββπη§ Βν. 

β) Από το υπόλοιπο 85%, ποσό τριάντα τριών χιλιάδων 
τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων και πενήντα εκατοστών 
(33.464,5) ΌΜ θα καταβάλλεται μέσω της Τράπεζας της 
Ελλάδος από τον εργοδότη στην ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., αντιπρό¬ 
σωπο της ΙηΙβΓ - Εη§ϊηββπη§ Βν στην Ελλάδα για το έργο 
σε δραχμές με την εκαστοτε επίσημη τιμή αγοράς και σύμ¬ 
φωνα με τον πίνακα πληρωμουν που επισυνάπτεται. Για το 
υπόλοιπο η ΙηΙβΓ - ΕηίπηθβπηΟ' έχει εξασφαλίσει εξαγω- 
γική πίστωση (διιρρΙϊβΓ ΟβάΐΙ) με κάλυψη της ολλανδικής 
κρατικής εταιρείας ασφαλίσεων εξωτερικού ΝΟΜ. Το κε¬ 
φάλαιο της εξαγωγικής πίστωσης, δηλ. έξη εκατομμύρια 
εξακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε 
και πενήντα εκατοστά (6.659.435,5) ΌΜ, θα καταβληθεί σε 
δεκαεπτά (17) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, ποσού τριακο- 
σίων ενενήντα μιάς χιλιάδουν επτακοσίων τριάντα ενός και 
πενήντα εκατοστών (391.731,5) ΌΜ η καθεμία, η προιτη 
από τις οποίες θα είναι ληξιπρόθεσμη σε τριάντα εννιά (39) 
μήνες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης. Για τις δόσεις 
αυτές ο εργοδότης θα εκδόσει στ’ όνομα της ΙηΙβΓ - Εη^ίηββ- 
ηημ Βν ναι η Τράπεζα της Ελλάδος θα εγγυηθεί ισάριθμα 
χρεωστικά ομόλογα (ρΓΟπιίδδΟΓν ηοΐβδ) σύμφωνα με το 
συνημμένο πίνακα πληρωμών. Τα ομόλογα θα παραδοθούν 
από τον εργοδότη στην ΑηΐδΙβΓοΙβπι Κοίίβΐ’ίΐ&ηι Ββηΐί/Νν, 
ΚοΙΙβΓίΙ&ηι, Ολλανδία, το αργότερο μέσα σε δεκατέσσερις 
(14) ημέρες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης μαζί με 
ανέκκλητη εξουσιοδότησή του προς παράδοσή τους στην 
ΙηΙβΓ - Εημιηοβπη^ ΒΫ έναντι τιμολογίων σύμφωνα με το 
συνημμένο πίνακα πληρωμών. Αντίγραφα των θεωρημένων 
από την ΑτηβΙβΓ^βΓη ΚοΙΙβΓίΙαιη Β&ηΨ/Νν, ΚοΙΙβπΙβιη, 
Ολλανδία, τιμολογίων θα παραδίδονται προς έλεγχο στον 
εργοδότη ταυτόχρονα με την παραλαβή απο την ΙηΙβΓ - 
Εημίηββι ίημ Βν των αντίστοιχων χρεωστικών ομολόγων. 

γ) Ο τόκος του κεφαλαίου της εξαγωγικής πίστωσης 
είναι απλός, υπολογίζεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 9,5% 
στην αξία των εργασιών μελέτης εξωτερικού που πληρώνεται 
κάθε φορά και τρέχει από την ημερομηνία της αντίστοιχης 
τιμολόγησης. Ο τόκος θα καταβληθεί κατά το συνημμένο 
πίνακα πληρωμών σε δεκαεπτά (17) εξαμηνιαίες δόσεις. 

Για τις δόσεις του τόκου ο εργοδότης θα εκδόσει στ’ όνομα 
της ΙηΙβΓ - Εη§ίηββπη£ Βν και η Τράπεζα της Ελλάδος 
θα εγγυηθεί ισάριθμα χρεωστικά ομόλογα (ρΓ 0 Πΐί 880 Γγ 
ηοΐβδ) σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα πληρωμών. Τα 
ομόλογα θα παραδοθούν απ’ τον εργοδότη στην ΑΓΠδίβΓίΙβιη 
ΚοΙΙβΓβΙίΐηι Βηηΐί/Νν, ΚοΙΙβπΙβιη, Ολλανδία, το αργότερο 
μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την έναρξη ισχύος 
της σύμβασης μαζί με ανέκκλητη εξουσιοδότησή του προς 
παράδοσή τους στην ΙηΙβΓ-Εη£Ϊηββπη§ Βν σε αντιστοιχία με 
την παράδοση των χρεωστικών ομολόγων του κεφαλαίου της 
εξαγωγικής πίστωσης. Ειδικά για την 16η και την 17η δόση 
τόκου, τα σχετικά χρεωστικά ομόλογα θα περιέχουν όρο κατα 
τον οποίο το ποσό του τόκου που θ’ αναφέρεται σ’ αυτά θα 
μειωθεί κατά το ποσό των μη δεδουλευμένων τόκων, σε πε¬ 
ρίπτωση που σημειωθεί καθυστέρηση στο πρόγραμμα με¬ 
λέτης εξωτερικού για λόγους που ανάγονται στη σφαίρα ευθύ¬ 
νης του εργολάβου ή οφείλονται σε υπαιτιότητά του. 


δ) Επι τριάντα έξη (36) μήνες από την έναρξη ισχύος της 
σύμβασης όλα τα ομόλογα είναι μη μεταβιβάσιμα οπωσδή¬ 
ποτε. Μετά την πάροδο των 36 μηνών όμως επιτρέπεται να 
μεταβιβασθούν στην ΑιηδΙβΓίΙίπη ΚοΙΙβΓ(1&Γη ΒηηΕ/Νν 
Κοίίβηΐβπι, Ολλανδία, που με τη σειρά της μπορεί, μόνο 
μέσα στους τρεις (3) τελευταίους πρίν από τη λήξη τους 
μήνες, να τα μεταβιβάσει περαιτέρω στην Οβηί,ΓβΙ Βηηΐί 
οί ΝβΙΙιβΓίβηιΙδ, η οποία δεν θα έχει δικαίωμα περαιτέρω 
μεταβίβασης. Όλα τα ομόλογα θα είναι πάντοτε, και ανε¬ 
ξάρτητα από το πρόσωπο του κομιστή, πληρωτέα αποκλει¬ 
στικά και μόνο μέσω της Απΐδΐ6Γ<ΐ8ΐη ΚοΙΙβΓάηπι Β&ηΕ/ 
Νν, ΚοΜβΓίΙβτη, Ολλανδία, σε γερμανικά μάρκα χωρίς 
καμία μείωση για φόρους, τέλη, δικαιώματα και ο,τιδήποτε 
άλλο, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε φορολογική ή 
άλλη απαλλαγή του εργολάβου. 

3. α) Για τον ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό - επί¬ 
πλωση ποσό οκτώ εκατομμυρίων οκτακόσιων πενήντα οκτώ 
χιλιάδων τετρακοσίων (8.858.400) ΌΜ θα καταβληθεί μέσα 
σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την έναρξη ισχύος της 
σύμβασης στην Ββγβπδείιβ ΫβΓβίηβθβηΙί ΑΟ, ΡΓβηΜυΓΐ/ 
Μ&ίη, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, για λο¬ 
γαριασμό της Ηοδρϋηϋη ΙηίθΓηϋϋοηυΙ ΟιηΓΗ. 

β) Από το υπόλοιπο 85%, ποσό διακοσίων πενήντα χι¬ 
λιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (250.988) ΟΜ θα κατα¬ 
βάλλεται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος από τον εργο¬ 
δότη στη ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. - αντιπρόσωπο της ΗοδρίΙ&Ιία 
ΙηίβΓηαΙίοηηΙ ΟιηβΗ στην Ελλάδα-σε δραχμές με την εκά- 
στοτε επίσημη τιμή αγοράς και σύμφωνα με τον πίνακα πλη¬ 
ρωμών που επισυνάπτεται. Για το υπόλοιπο η Ηοδρίΐθΐΐίΐ 
ΙηΐΘΓηαϋοηβΙ ΟιηΜΙ έχει εξασφαλίσει εξαγωγική πίστωση 
(δυρρίίβτ’δ ΕχροΗ ΟβιϋΙ) με κάλυψη της γερμανικής κρα¬ 
τικής Εταιρείας ασφαλίσεων εξωτερικού ΙΙβΓΠίβΒ. Το κε¬ 
φάλαιο της εξαγωγικής πίστωσης, δηλ. σαράντα εννιά εκα¬ 
τομμύρια εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια δώδεκα 
(49.946.612) ΟΜ, θα καταβληθεί σε δεκαεπτά (17) ισό¬ 
ποσες εξαμηνιαίες δόσεις, ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακο- 
σίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριάντα έξη (2.938.036) ΟΜ 
η καθεμία, η πρώτη από τις οποίες θα είναι ληξιπρόθεσμη 
σε τριάντα εννιά (39) μήνες από την έναρξη ισχύος της σύμ¬ 
βασης. Για τις δόσεις αυτές ο εργοδότης θα εκδόσει στ’ όνομα 
της ΗοδρΐΙβΙίη ΙηΙβΓη&ΙίοηηΙ ΟηΛΗ και η Τράπεζα της 
Ελλάδος θα εγγυηθεί ισάριθμα χρεωστικά ομόλογα (ρΓΟ- 
ίηΐδδθΓγ ηοίβδ) σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα πλη¬ 
ρωμών. Τα ομόλογα θα παραδοθούν από τον εργοδότη στην 
ΒαγβΠ8βΗβ νβΓβϊηδΙ)&η1ί ΑΟ, ΡτειηΜπιΤ/Μίήη το αργό¬ 
τερο μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την έναρξη ισχύος 
της σύμβασης μαζί με ανέκκλητη εξουσιοδότησή του προς 
παράδοσή τους στη Ηοβρϊΐβΐίει ΙηΙβΓηβΙϊοηαΙ ΟηώΗ, έναντι 
τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων σύμφωνα με τις 
πραγματοποιούμενες φορτούσεις. Αντίγραφα των θεωρη¬ 
μένων από την Βηγβπδβΐιβ ΥβΓβϊηδθβηΙί ΑΟ, ΕπιηΙίίιΐΓΐ/ 
Μβίη τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων θα παραδ - 
δονται στον εργοδότη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κα¬ 
τάθεσή τους στην ΒβγβΠ5βΙιβ νβΓβϊηδΡηηΙί ΑΟ για να 
ελέγχει τις αφίξεις του εξοπλισμού - επίπλωσης χωρίς ο έλεγ¬ 
χος αυτός, ή η φόρτωση στο όνομα του εργοδότη τμημάτων 
ή του συνόλου του εξοπλισμού και της επίπλωσης, να περιο¬ 
ρίζει την ευθύνη του εργολάβου για την ποιότητα, τη μετα¬ 
φορά, τη φύλαξη, την εγκατάσταση κλπ. του εξοπλισμού - 
επίπλωσης. 

γ) Ο τόκος του κεφαλαίου της εξαγωγικής πίστωσης 
είναι απλός, υπολογίζεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 9,5% 
στην αξία του εξοπλισμού- επίπλωσης που φορτώνονται κάθε 
φορά και τρέχει από την ημερομηνία της αντίστοιχης φόρτω- 
σης. Ο τόκος θα καταβληθεί κατά το συνημμένο πίνακα 
πληρωμών σε δεκαεπτά (17) εξαμηνιαίες δόσεις. 

Για τις δόσεις του τόκου ο εργοδότης θα εκδόσει στ’ όνομα 
της Ηοδρϊίηΐϊδ ΙηΙβΓηηίίοηθΙ ΟιηΓΗ και η Τράπεζα της 
Ελλάδος θα εγγυηθεί ισάριθμα χρεωστικά ομόλογα ( ρτο- 
πιΐδδΟΓγ ηοΐβδ) σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα πλη¬ 
ρωμών. Τα ομόλογα θα παραδοθούν από τον εργοδότη στην 
Ββγβπδβΐιβ νβΓβϊηδΙυβηΙί ΑΟ, Γΐ'βηΙν'ίιΐΓί/ Μβΐπ το αργό¬ 
τερο μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την έναρςη ισχύος 
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της σύμβασης μαζί με ανέκκλητη εςουσιοδοτηση του προς 
παράδοση τους στη ΗοδρίίίϊΚΐϊ ΙιιΐβΓΠ&ίΐοηέΐΙ Οιπ1)Η σε 
αντιστοιχία με την παράδοση των χρεωστικών ομολόγων του 
κεφαλαίου της εξαγωγικής πίστωσης. Ειδικά για την 16η 
και την 17η δόση του τόκου τα σχετικά χρεωστικά ομολογα 
Οα περιέχουν όρο κατά τον οποίο το ποσό του τόκου που θ 
αναφέρεται σ’ αυτά θα μειωθεί κατά το ποσο των μη δε¬ 
δουλευμένων τόκων σε περίπτωση που σημειωθεί καθυ¬ 
στέρηση στο πρόγραμμα φορτώσεων για /.άγους που ανά¬ 
γονται στη σφαίρα ευθύνης του εργολάβου ή οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του. 

δ. Επί τριάντα έξη (36) μήνες από την έναρξη ισχύος της 
σύμβασης όλα τα ομόλογα είναι μη μεταβιβάσιμα οπωσδή- 

Μετά την πάροδο των 36 μηνών όμως επιτρέπεται να 
μεταβιβασθούν στην Βαγοπδοΐιο νοΓβιπδίκιηΙν ΑΟ, Εγηπ- 
ΕίαΓί/Μθίη που με τη σειρά της μπορεί, μόνο μέσα στους 
τρεις (3) τελευταίους πριν από τη λήξη τους μήνες, να τα μετα¬ 
βιβάσει περαιτέρω στην ΕοιιΙβοΙιθ ΒαηιΙβδΕ&ηΙί, η οποία δεν 
θα έχει δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης. Όλα τα ομόλογα 
θα είναι πάντοτε, και ανεξάρτητα από το πρόσωπο του κο¬ 
μιστή, πληρωτέα αποκλειστικά και μόνο μέσω της Β&γβπ- 
8θθβ νβΓβίιΐ8ΐ><ιη!ί ΑΟ, ΕηιηΜπΓΐ/Μβίη σε γερμανικά μάρκα 
χωρίς καμία μείωση για φόρους, τέλη, δικαιώματα και ο,τιδή- 
ποτε άλλο χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε φορολογική 
ή άλλη απαλλαγή του εργολάβου. 

4. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους προκαταβολές 
θα αποσβέννυνται σταδιακά και αναλογικά από την αξία των 
τιμολογίων που θα εκδίδουν η ΙηΙβΓ Εη§ϊηββπη§ Βν και η 
ΗοδρίΙ&Ιίβ Ιηΐ6ΓΠ8ΐίοη&1 ΟπΛΗ. Για τη χορήγηση των 
προκαταβολούν αυτών ο εργολ.άβος Οα καταθέσει ισόποσες 
και στό ίδιο νόμισμα αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές, τα 
ποσά των οποίων θα μειώνονται αναλογικά με βάση την 
αςία των τιμολογίων που θα εκδίδουν η ΙπΙθγ Εηΐ'Πίββπη^ Β\' Τ 
και η ΙΙθ8ρίΙει1ί& ΙηΙβΓπ&Ιίοη&Ι Οιη1>Η κατά τρόπο που, 
με την παραλαβή εκ μέρους τους των τελευταίων χρεωστικών 
ομολόγων, τα ποσά των εγγυητικούν επιστολών να καλύπτουν 
λόγω εγγύησης καλής εκτέλεσης το 5% του συνολικού συ¬ 
ναλλαγματικού μέρους της αμοιβής μετά την αφαίρεση της 
προμήθειας των αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα που θα 
καταβάλλει απευθείας ο εργοδότης. Η μείωση θα επέρχεται 
αυτόματα με την εκ μέρους της ΙπΙθγ Εη^ίηθβπα» ΒΫ και 
της ΙΙοδρίΙαϋα ΙηΙβπιΜίοιι&Ι ΟιηίιΗ παραλ.αβή χρεωστικών 
ομολόγων από την αντίστοιχη τράπεζα. 

Οι προκαταβολές του συναλλαγματικού μέρους της αμοιβής 
δεν υπόκεινται στις προβλέψεις και στους περιορισμούς του 
Ν.Δ. 2931/1954 και της εκτελεστικής αυτού απόφασης Α 
99808/1.12.64/ΐΔΕ., 

5. Όλα τ’ ανωτέρω χρεωστικά ομόλογα απαλλάσσονται 
των τελών χαρτοσήμου, αλλ’ ο εργολάβος δεν δικαιούται ν’ 
αναζητήσει τέλη χαρτοσήμου που κατέβαλε για την έκδοση 
στο παρελ·5όν όμοιων ή παρόμοιων, ισόποσων ή μη, χρεωστι¬ 
κών ομολόγων σε σχέση με την εκτέλεση του έργου. 

Άρίρο 9. 

Φόροι — Δασμοί. 

Η αμοιβή του εργολάβου περιλαμβάνει όλους τους κατά 
την ισχύουσα την 1η Ιουλίου 1981 νομοθεσία φόρους και τέ¬ 
λη που επιβάλλονται στη σύμβαση ή απορρέουν από την εφαρ¬ 
μογή της. όπου περιορίζεται η φορολογική υποχρέωσή του μέ¬ 
χρι την οριστική παραλαβή του έργου. Ο ιατρικός και ξενο¬ 
δοχειακός εξοπλισμός - επίπλωση απαλλάσσονται από εισα¬ 
γωγικούς δασμούς και συμπαρομαρτούντες φόρους και τέλη. 

'Αρ&ρο 10. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

1. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έναρξη ισχύος της 
σύμβασης, ο εργολάβος -3α καταχέσει εγγυητικές επιστολές 
που -3 α καλύπτουν το 5% της αμοιβής του. 


2. Απ’ όλες τις πληρωμές του δραχμικού μέρους της αμοι¬ 

βής. πλην της προκαταβολής, -3α γίνεται κράτηση 5% λόγω 
εγγύησης για την καλή εκτελεση του έργου. Ο εργολάβος δι¬ 
καιούται ν’ αντικαθιστά τη/ κράτηση με ισόποση εγγυητικήί 
επιστολή. ( , ,, 

3. Το 50% του συνόλου των εγγυήσεων (επιστολών και/η 
κρατήσεων) -5’ αποδεσμευίεί αμέσως μετά τη/ έκδοση της 
βεβαίωσης περαίωσης του έργου. Το υπολοιπο 50% -3 απο- 
δεσμευ-δει αμέσως μετά την οριστική παραλαβή. 

4. Όλες οι εγγυητικές επιστολ.ές πρέπει να είναι στο ίδιο 
νόμισμα μ’ εκείνο του μέρους της αμοιβής για το οποίο δίνον¬ 
ται και σύμφωνες με το νόμο, οι δε τραπεζικός πρεπει να ε,κ- 
δίβοντα: από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

Άρίρο 11. 

Προθεσμίες — Ποινική ρήτρα. 

1. Για την εκτέλεση του έργου ορίζεται συνολική προθε¬ 
σμία τριάντα πέντε (35) μη/ών, μέσα στην οποία ο εργολά¬ 
βος -5 α εκπονήσει τη μελέτη, -5α εκτελέσει όλες τις εργασίες 
ανέγερσης του νοσηλευτικού συγκροτήματος και ία το εξο¬ 
πλίσει με τον ιατρικό και λοιπό εξοπλισμό, ώστε να είναι έτοι¬ 
μο προς πλήρη λειτουργία. 

2. Η έναρξη της προθεσμίας των 35 μηνών συμπίπτει με 
τη μεταγενέστερη από τις εξής ημερομηνίες: 

α. την ημερομηνία καταβολής στον εργολάβο της κατά τα 
άρ-5ρα 7 (παρ. 1) και 8 (παρ. 2, 3) προκαταβολής - 

β. τη - / ημερομηνία εγκατάστασης του εργολάβου στον χώρο 
ανέγερσης του νοσηλευτικού συγκροτήματος - 

γ. την ημερομηνία παράδοσης από τον εργοδότη στις αντί¬ 
στοιχες Τράπεζες των κατ’ ά?·3?ον 8 χρεωστικών ομολόγων 

2. την ημερομηνία που ο εργοδότης -5α γνωστοποιήσει στον 
εργολάβο τη σύσταση και λειτουργία της Υπηρεσίας Παρα- 
■Λολαύύηκτης του έ|ργου και τιο μηχανικά. 

Επειδή επέρχεται η χειμερινή περίοδος, πραγμα που ση¬ 
μαίνει ότι οι εργασίες στο εργοτάξιο πρέπει να έχουν αρχίσει 
την 1η Σεπτεμβρίου 19*83 το αργότερο, συμφωνείται ότι ο 
εργολάβος μπορεί ν’ αρχίσει τις εργασίες εκτέλεσης του έρ¬ 
γου μετά την παρέλευση τριά/τα (30) ημερών από σήμερα, 
σε περίπτωση δε που —> για οποιοδήποτε λόγο που δεν αφορά 
τον εργολάβο —· δεν αρχίσει η προθεσμία εκτέλεσης του ερ·- 
γου μέσα σε τρεις (3) μήνες από σήμερα, ο εργοδότης -3’ 
αποζημιώσει τον εργολάβο για όλες τις δαπάνες που ία έχει 
διενεργήσει για το έργο, χωρίς ο εργολάβος να έχει οποια¬ 
δήποτε άλλη αξίωση κατά του εργοδότη. Σε περίπτωση που 
η προίεσμία εκτέλεσης του έργου δεν αρχίσει μέσα σε τρεις 
(3) μήνες από σήμερα, δικαιούται ο εργολάβος να καταγγεί¬ 
λει τη σύμβαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πάρο¬ 
δο του τριμήνου, ο δε εργοδότης ί’ αποζημβώσειΐ τον εργολάβο 
για όλες τις δαπάνες που -3α έχει διενεργήσει μέχρι τότε για 
το έργο κα-3ώς και για τα έξοδα που ία υποστεί για τη διά¬ 
λυση του εργοταξίου και την απομάκρυνση των κατασκευα¬ 
στικών μηχανημάτων, χωρίς και πάλι να έχει ο εργολάβος 
οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά του εργοδότη. 

3. Εκτός από την ανωτέρω συνολική προίεσμία συμφω- 
νού/ται ως τμηματικές προίεσμίες οι προίεσμίες αποπερά¬ 
τωσης κάίε συγκεκριμένης δραστηριότητας που ορίζοντα: 
στο συνημμένο «Ειδικό πρόγραμμα τμηματικών προθε¬ 
σμιών». Για κάδε ημέρα υπέρβασης οποιασδήποτε τμηματι¬ 
κής προίεσμίας συμφωνείται ποινική ρήτρα δραχμών 
1.000.000. Η ποινική ρήτρα συμφωνείται και για την υπέρ¬ 
βαση τμηματικών προίεσμιώά που δεν αφορούν σε τμήματα 
του έργου επιδεκτικά αυτοτελούς χρήσης. Για κάίε ημέρα 
υπέρβασης της συνολικής προ&εσμίας συμφωνείται ποινική 
ρήτρα 750.000 δραχμών, αλλά με ανώτατο όριο το 2% της 
αμοιβής του εργολάβου. 

Αν σε επόμενο στάδιο του έργου, κατά το ανωτέρω «Ει¬ 
δικό Πρόγραμμα», καλυφίεί χρονικά και προηγούμενο στά^ 
διο ή στάδια, για τα οποία είχε καταπέσει ποινική ρήτρα, 
τα σχετικά ποσά αποδίδονται. 
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4. Παραταση των προθεσμιών εκτέλεσης τον έργου δεν 
νοειτοί!, διότι ίανθός σκοπός και αντικειμενικός στόχος της 
σύμβασης είναι η ταχεία λειτουργία του νοσηλευτικοί συγ¬ 
κροτήματος για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναν. 
κων της Ιατρικής Σχολής του II ανεπιστημίου Πατριόν, 
πραγμα που σημαίνει πως ο χρόνος αποπεράτωσης του έρ¬ 
γου είναι ουσιώδες στοιχείο της σύμβασης. Αν υπάρξει κα¬ 
θυστέρηση για την οποία ευρύνεται ο εργολάβος, καταπί¬ 
πτει η ανωτέρω ,ποινική ρήτρα και εφαρμόζονται οι λοιπές 
διατάξεις του νομού. Αν για την καθυστέρηση ευθύνεται 
ο εργοδότης, παρατείνανται οι προθεσμίες κατά χρόνο ανά¬ 
λογο προς τηιν καθυστέρηση και μόνο για τις’ εργασίες, 
των οποίων ,την πρόοδο καθυστέρησε υπαίτια ο εργοδότης, 
ο δε εργολάβος δικαιούται αποζημίωση, για τυχόν θετική 
ζημία η πρόσθετες δαπάνες ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυν¬ 
ση απάτσκη της καθυστέρησης. Στην περίπτωση αυτή ο ερ¬ 
γολάβος θα υποβάλει αναλυτική και πλήρως αιτιολογημέ¬ 
νη αίτηση. Αώ ο εργολάβος διαφωνεί με την απόφαση του 
ειρ,γοδότη, η διαφορά λιυεται κατά το άρθρο 13. Αν όρκο; 
για την καθυστέρηση δεν ευθύνεται αποκλειστικά οότε ο ερ¬ 
γολάβος οότε ο εργοδότης, παρατείνονται οι προθεσμίες 
χωρίς δικαίωμα του εργολάβου για οποιαδήποτε αποζημίω¬ 
ση. 

5. Σε περίπτωση έκπτωσης του εργολάβου, δικαιούται ο 
εργοδότης να συνεχίσει την εκτέλεση του έργου με απευθείας 
ανάθεση των υπόλοιπων εργασιών, συνολικά ή τμηματικά, 
σε βάρος και για λογαριασμό του εργολάβου σύμφωνα με το 
άρθρο 44 § 6. ταυ Π .Δ. 475/1976. 

6. Απεργία, πιαυ επηρεάζει άμεσα την εκτέλεση συγκεκρι¬ 
μένων τμημάτων του έργου, συνεπάγεται μόνο ισόχρονη πα¬ 
ράταση των προθεσμιών, χωρίς δικαίωμα του εργολάβου 
για αποζημίωση. Παράταση δεν χωρεί αν πρόκειται για 
απεργία απασχολούμενου στο έργο προσωπικοί λόγω παρα¬ 
βίασης της κείμενης εργατικής νομοθεσίας αστό τον εργο¬ 
λάβο. 

Άρθρο 12. 

Χρησιμοποίηση ελληνικοί δυναμικοί — Προσωπικό 
εργολάβοι*. 

1. Ο εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση, ώστε η ελ¬ 
ληνική συμμετοχή να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη σ’ όλο 
το έργο, πάντως δε τουλάχιστον ίση με το επί της αμοιβής 
του εργολάβου ποσοστό του δραχμικοί μέρους της. Η συμ¬ 
μετοχή αυτή σημαίνει και συνεργασία με ελληνικά γραφεία 
μελετών και Έλληνες εργολάβους αναγνωρισμένου κύρους 
και όχι την απλή πρόσληψη εργατοϋπαλληλικού προσωπι¬ 
κοί που είναι αυτονόητη. 

2. Ο εργολάβος δικαιούται να χρησιμοποιεί το κατά την 
κρίση του απαραίτητο για το έργο αλλοδαπό προσωπικό, 
οι αμοιβές και τα έξοδα διαβίωσης του οποίου όμως θα κα¬ 
λύπτονται με συνάλλαγμα από ίδια διαθέσιμα του εργολά¬ 
βου. Ύστερα από αίτηση του εργολάβου, υποχρεούται ο ερ¬ 
γοδότης να χορηγεί άδειες εισόδου, παραμονής, εργασίας 
και ταξ ιδιών στην Ελλάδα του ανωτέρω αλλοδαποί προ¬ 
σωπικού του εργολάβου και των μελών της οικογένειας τους, 
εφόσον δεν υπάρχου"* λόγοι δημόσιας υγείας, ασφάλειας και 
τάξης ·που να συνηγορούν υπέρ του αντιθέτου. II άρνηση χο- 
ρήγησης άδειας θ’ ανακοινώνεται έγκαιρα στον εργολάβο. 

3. Για την εκτέλεση και συντήρηση του έργου ο εργολά¬ 
βος θ’ αναζητεί, προσλαμβάνει και απασχολεί στο εργοτά¬ 
ξιο με δική του αποκλειστικά δαπάνη και ευθύνη: 

α. Μόνο ειδικευμένους και πεπειραμένους στις αντίστοι¬ 
χες ειδικότητες τεχνικούς βοηθούς - 

β. μόνο ικανούς να παράσχουν τη δέουσα επιτήρηση στο 
έργο ή τμήματά του εργοδηγούς και αρχιεργάτες - 

γ. όσους ειδικευμένους, ημιειδικευμένους και ανειδίκευ¬ 
τους εργάτες είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του έργου. 

4. Ο μηχανικός δικαιούται να προβάλλει αντιρρήσεις 
και να ζητεί από τον εργολάβο ν’ απομακρύνει αμέσως από 


το εργοτάξιο οποιοδήποτε πρόσωπο που, κατά την αιτιολο¬ 
γημένη γνώμη του μηχανικού, επιδεικνύει κακή διαγωγή, 
στερείται ικανοτήτων ή παραμελεί τα καθήκοντά του ή του 
οποίου η απασχόληση στο έργο θεωρείται, για άλλους λό¬ 
γους, μη επιθυμητή. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να ξαναπα- 
σχοληθεί στο έργο μάνα με έγκριση του μηχανικού. Όποιος 
οβπομακρ,υνθεί με τον τρόπο αυτόν θ’ αντικαθίσταται αμέσως 
από πρόσωπο εγκεκριμένο από το μηχανικό. 

5. Ύστερα από αίτηση του μηχανικού υποχρεούται ο ερ¬ 
γολάβος να του χορηγεί λεπτομερή κατάλογο του εποπτι¬ 
κού προσωπικού και του κατά κατηγορία αριθμού του εργα¬ 
τικού προσωπικού που απασχολεί στο εργοτάξιο καθώς και 
παρόμοιες πληροφορίες για τα κατασκευαστικά μηχανήματα 
που χρησιμοποιεί. 


Άρθρο 13,. 


Εφαρμογή μελέτης— Ευθύνη εργολάβου. 

1. Ο εργολάβος έχει επιθεωρήσει το εργοτάξιο και τον 
περιβάλλοντα χώρο με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες οε 
σχέση με αυτούς και έχει διαπιστώσει τη μορφή και τη φύ¬ 
ση τους, περιλαμβανομένων των συνθηκών του υπεδάφους 
και των υδρολογικών και κλιματολογικών συνθηκών, την 
έκταση Μαη τη φύση των απαραίτητων για την ολοκλήρω¬ 
ση του έργου εργασιών και υλικών, τον τρόπο πρόσβασης 
στο εργοτάξιο, τους χώρους που μπορεί να χρειαστεί για 
στέγαση των υπηρεσιών και του προσωπικού του, και γενικ.ά 
ιεχει λάβε: όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, την ευθύνη 
για την ερμηνεία και τις συνέπειες των οποίων φέρε: ακέ¬ 
ραια και έχει συνυπολογίσει στην αμοιβή του. 


' 2. 0 εργολάβος θα εκτελεί το έργο τηρώντας αυστηρά 
τη σύμβαση κατά τρόπο που να ικανοποιεί το μηχανικό και 
θα ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και εντολές του. 

' 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 
2 για εργασίες που θα εκτελεσθούν πριν από την έναρξη 
της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, πριν από την έναοξη 
εφαρμογής της μελέτης ο εργολάβος θα υποβάλει προς έγκρι¬ 
ση το οριστικό και λεπτομερές πρόγραμμα εφαρμογής της που 
θα δείχνε! τη σειρά και τη διάρκεια των διαφόρων εργασιών, 
καθώς και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει. Ύστεοα από 
αίτηση του μηχανικού υποχρεούται να του παραδώσε: προς 
ενημέρωση γενική περιγραφή της προεργασίας και των με¬ 
θόδων που θα ακολουθήσει στην εφαρμογή της μελέτης. 

4. Αν ο μηχανικός κρίνει οποτεδήποτε ότι η πρόοδος των 
εργασιών δεν ανταποκρίνεται στο εγκεκοιμένο πρόγραμμα 
Ιτης, προηγούμενης παραγράφου, ειδοποιεί σχετικά τον ’ ερ¬ 
γολάβο που υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση στον 
έργοδό'τη αναθεωρημένο πρόγραμμα που) θα εξασφαλίζει 
την ολοκλήρωση του έργου μέσα στη συμβατική προθεσμία. 
ιΗ υποβολή στον εργοδότη και η εκ μέρους του έγκριση των 
προγραμμάτων αυτών ή παροχή σχετικών με αυτά στοιχείων 
δβν απαλλάσσει τον εργολάβο από οποιαδήποτε κ,ατά τη σύν- 
'βαβη ικαι το νόμο υποχρέωση ή ευθύνη. 

5. Ο εργολάβος θα παρέχει δωρεά"; όλα τα απαραίτητα 
δείγματα και θα εκτελεί. επίσης με δική του δαπάνη, όλους 
τους αναγκαίους ελέγχους και δοκιμές, ώστε η ποιότν-τα 
των υλικών και της εργασίας να είναι του καλλ'ιτεοου ε'π'- 
πέδου και ν’ ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του έ:'"'ου 
κατά τοόπο ικανοποιητικό για το μηχανικό/ 

6. Καμία εργασία δεν θα καλύπτεται πσιν ελεγχθεί από 
το μηχανικό που θα ειδοποιείται έγκ)α·.:,α. Το, ίδιο ισχύει και 
για τη; τοποθέτηση σκυροδέματος στα' θεμέλια. 


ωση που κάποιο υλικό για έργα πολιτικού μη- 



τητας προϊόντων, κατά προτίμηση ελληνικής κατασκευής, 
που θα προτείνει ο εργολάβο^. 

Αναφορικά με τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό και την επίπλω- 
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ση, ο εργολάβο; θα υποβάλει προς έγκριση στον εργοδότη, 
τΑέτοε σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έγκριση της οριστι¬ 
κής μελέτης, οριστικό κατάλογο κατανομής ανά χώρο συντε¬ 
ταγμένη με βάση τους κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 (3) καταλόγου; 
ποσοτήτων/ Τεχνική Περιγραφή 435502210. Αν μέσα σε δε¬ 
καπέντε ι .Ι5) ημέρες από την υποβολή του δεν γίνουν συγκε¬ 
κριμένε; παρατηρήσεις από τον εργοδότη, ο κατάλογος θα 
θεωρείται εγκεκριμένος. Πάντως ο κατάλογος πρέπει να 
'ίίχν.ί ότι, σύμφωνα με την τακτική λειτουργίας του τμήμα¬ 
τος του νοσοκομείου, το οποίο αφορά, ο εξοπλισμός και η επί¬ 
πλωση είναι επαρκείς. 

Αν στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί δεν υπάρχει 
ποιοτικός προσδιορισμός του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και 
της επίπλωσης, η επιλογή ανήκει στον εργοδότη μεταξύ τρι¬ 
ών (3) άρΊστη,' ποιότητας εναλλακτικών λύσεων που θα προ¬ 
τείνει ο εργολάβος. 

8. Αναφορικά με οποιοδήποτε στοιχείο του κατά το άρθρο 

2 πιαρ. 1(δ) ιατρικού εξοπλισμού, σύμφωνειται ότι αν, μέχρι 
τη φόρτωση του συγκεκριμένου στοιχείου, η εταιρεία παραγω¬ 
γής του παραγάγει σε αντικατάστασή του νεώτερο τύπο μυε τις 
!δι»ες δυνατότητες ή λειτουργίες, ο εργολάβος θα έγκατα στή¬ 
σει στο νοσηλευτικό συγκρότημα το νεώτερο αυτόν τύπο χωρίς 
καμία επιβάρυνση του εργοδότη. Αν λόγω της τεχνολογικής 
προόδου κυκλοφορήσει από οποιαδήποτε εταιρεία νεώ ιερός τύ¬ 
πος με περισσότερες δυνατότητες ή λ,ειτουργίες, ο εργολάβος 
υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τον εργοδότη και να εγκα- 
τ«στήσει το νέο αυτόν τύπο, αφού επέλθει σφφωνία ως προς 
τη; επιβάρυνση του εργοδότη κατά το άρθρο 6 παρ. 3 (τέ¬ 
ταρτο εδάφιο). ι > ! 

9. Πριν από την παραγγελία οποιοσδήποτε μηχανήματος 
ηλεκτρομηχανολογικώ.ν κτιριακών εγκαταστάσεων, ο εργολά¬ 
βος θα υποβάλλει στον εργοδότη σχετικό κατάλογο προς, έγ¬ 
κριση. Αν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή 
του δεν γίνουν συγκεκριμένες παρατηρήσεις από τον εργοδότη, 
ο κατάλογος θα θεωρείται εγκεκριμένος. 

10. Ο μηχανικός δικαιούται να εντέλλεται γραπτώς: 

α. την σε τακτή προθεσμία απομάκρυνση από το εργοτάξιο 
οποιοσδήποτε υλικού που, κατά την αιτιολογτμένη γνώμη του, 
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης και τη; 
αντικατάστασή του με άλλο κατάλληλο. 

β. την καταστροφή και προσήκουσα επανεκτέλεση οποιασ- 
δήποτε κατασκευής που από πλευράς υλικών ή εργασίας ϊεν 
ανταποκρίνεται, κατά την αιτιολογημένη γνώμη του, στις α¬ 
παιτήσεις της σύμβασης, έστω και άν είχε προηγηθεί έλεγ¬ 
χος ή πληρωμή σε σχέση μ’ αυτή. 

Αν ο εργολάβος δεν εκτελέσει τις εντολές αυτές, δικαιού¬ 
ται ο εργοδότης ν’ αναθέσει απ’ ευθείας σε άλλον την εκτέ¬ 
λεσή τους σε βάρος του εργολάβου. 

11. Κάθε αντικείμενο αρχαιολογικής αξίας που θ’ απο¬ 
καλυφθεί στο εργοτάξιο ανήκει στον εργοδότη. Ο εργολάβος 
θα λάβει όλα τ’ αναγκαία μέτρα για ν’ αποτρέψει την αφαί¬ 
ρεση ή βλάβη του κΐαι θα ενημερώσει αμέσως το μηχανικό, 
τις εντολές του οποίου θα εκτελέσει, με έξοδα του εργοδότη, 
αναφορικά με την προστασία και μεταφορά του αντικειμένου 
στον τόπο που θα υποδείξει ο μηχανικός. Αν η ανακάλυψη 
τέτοιων αντικειμένων καθυστερήσει την εκτέλεση του έργου, 
η προθεσμία εκτέλεσής του θα παρατείνεται για ίσο χρονι¬ 
κό διάστημα. 

12. Ο εργολάβος θα εξασφαλίσει την αναγκαία εποπτεία 
του έργου σ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του καθώς και στο 
χρονικό διάστημα που ο μηχανικός θα κρίνει απαραίτητο για 
την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων το,υ εργολάβου. 
Κατάλληλος και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή εκπρόσω¬ 
πος του εργολάβου, εγκεκριμένος από το μηχανικό, θα. βρίσκε¬ 
ται συνεχώς στο εργοτάξιο και θ’ αφιερώνει το σύνολο του 
χρόνου του στην επιστασία του έργου. Αν ο μηχανικός ανα¬ 
καλέσει την έγκρισή του, υποχρεούται ο εργολάβος, μετά τη 
ληψη του ανακλητικου έγγραφου, αφενός ν’ απομακρύνει α¬ 
μέσως το πρόσωπό αυτό από το εργοτάξιο και να μη το ξα¬ 


ν απασχολήσει στο έργο με οποιαίηποτε ιδιότητα, αφετέρου 
να το αντικαταστήσει με άλλο της έγκρισης του μηχανικού. 

13. Ο εργολάβος θα παρέχει και συντηρεί μ 5 δικά του έξο¬ 
δα το φωτισμό, την ύδρευση, τη φύλαξη, π&ριφραξη και επι¬ 
τήρηση των έργων, όταν και όπου κρίνετα: αναγκαίο ή ζητεί¬ 
ται από το μηχανικό ή αρμόδια Αρχή για την ασφάλεια των 
έογων, του προσωπικού που απασχολείται σ’ αυτά και του κοι¬ 
νού γενικά. Επίση; φέρει τι; δαπάνες και θα έχει τη μέριμνα 
για τη διάνοιξη οδών προσπέλασης στο εργοτάξιο. 

14. Ο εργολάβος φέρει ακέραια την ευθύνη για την πλη¬ 
ρότητα, ποιότητα, καταλληλότητα, σταθερότητα, αντοχή και 
ασφάλεια όλων των εργασιών και μεθόδων κατασκευής, συμ- 
περιλαμβανομένης της μελέτης και των προδιαγραφών του 
έργου, έστω και αν υπάρχει σχετική έγκριση του εργοδότη. 
Επίσης είναι υπεύθυνος για την προσήκουσα διάταξη, θέση, 
στάθμη, διαστάσεις και ανάπτυξη των έργων. 

15. Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την επέκταση των δι¬ 
κτύων παροχή; ηλεκτρισμού, νερού, τηλεφώνου κλπ. μέχρι 
τα όρια του εργοταξίου, απ’ όπου ο εργολάβο; θα προβεί στι; 
απαραίτητες συνδέσεις με το νοσηλευτικό συγκρότημα. Δι¬ 
καιώματα επιχειρήσεων κοινής ωφελεία; για τις συνδέσεις 
βαρύνουν τον εργοδότη. 

10. Μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου ο εργολά¬ 
βο; υπέχει και κάθε ευθύνη που προσιδιάζει στον εργοδότη 
ως κύριο του έργου, για τους κινδύνους, για τους οποίους υ- 
ποχρεούτα: να συνάψει ασφάλιση κατά το άρθο 14. 

Άρθρο 14. 

Ασφαλίσεις. 

1. Μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, ως και κατά 
τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης τυχόν κακοτεχνιών, 
ο εργολάβος έχει τις εξής ασφαλιστικές υποχρεώσεις: 

α. Ασφάλιση προσωπικού. 

II ασφάλιση του προσωπικού του εργολάβου και των υπερ- 
γολάβων θα γίνεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νο¬ 
μοθεσίας (ασφάλιση στο ΙΚΑ και κάθε άλλο οργανισμό κύ¬ 
ριας και επικουρικής ασφάλισης). Ο εργολάβος θα τηρεί σχο¬ 
λαστικά τις διατάξεις των ασφαλιστικών οργανισμών και θα 
πληρώνει εμπρόθεσμα όλες τις νόμιμες εισφορές. Γιε τις 
περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων που δεν καλύπτονται από 
τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό καθώς και για τυχόν α¬ 
ξιώσεις των παθέντων κατά την εκτός της περί κοινωνικής 
ασφάλισης νομοθεσία, υποχρεούται ο εργολάβος να συνάψει α¬ 
σφάλιση ποσού δρχ. 1.000.000 κατ’ άτομο και 3.000.000 κα¬ 
τά περιστατικό. 

β. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης. 

Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει την έναντι τρίτων αστική 
ευθύνη του εργολάβου και των υπεργολάβων του για σωμα¬ 
τικές βλάβες, περιλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίη¬ 
σης για ηθική βλάβη, και υλικές ζημίες που τυχόν θα προ- 
κληθοόν κατά και σε σχέση με τις εργασίες εκτέλεσης του 
έργου. Τα ασφαλιστικά ποσά για τις καλύψεις αυτές θα εί¬ 
ναι τουλάχιστον: 

— Για σωματικές βλάβες ή θάνατο κατ’ άτοκο ϊρχμ. 

3.000.000 

— Για υλικές ζημίες δρχ. 3.000.000 

— Για κάθε περιστατικό ανώτατο όριο δρχ. 10.000.000. 

γ. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία οχη¬ 
μάτων. 

Για τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλε¬ 
ση του έργου, μέσα ή έξω από το εργοτάξιο, από το προσω¬ 
πικό του εργολάβου και των υπεργολάβων του, θα υπάρχει 
η συνήθης ασφάλιση αστικής ευθύνης. Ειδικά για τα οχή¬ 
ματα που χρησιμοποιούνται και ως μηχανήματα, η ασφάλιση 
θα καλύπτει και τη χρήση τους ως μηχανημάτων. 

δ. Ασφάλιση κατά παντός κινβάνου. 

Ο εργολάβος* ανεξάρτητα από την κσιτ!ά| >τοος γερμανι¬ 
κούς κανονισμούς ΑίΒ'Β κκραανική προστασία, μΐε τη; οποία- 
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1“ ' 8 ^ > 1 * τβί °Μ*Μρο το έργο άσχετ» «*ή τις 
· / τ / χ '^ ττ <* ^ ίλέ *·0ί, υπαχρ«ούτ<αι να έχει ασφαλισμένα 
»« ^ΡΙ τ^ν αξία «ντιπατάσ-τασής 

~ΐ<ν τύν £·° τ0 " ^ηλ^τικού κροτήματος (οικοίόνη- 

μα, κάδ« βιβους εξοπλισμός, υλσχ/ά, εφόδια χλιπ.). 

Τ~ Τα , χ,< *^ 6 ε ^ ω 5 μΐηχ»ήμιατ*χ, εξοπλιομή χιορε εργαλεία, 
οποίων εχει την Λϋ.ριοτΐητΓα ή κάνβι χρήφη σττρ εκηέλε- 
^ ™ ί?γ “ 3 *~°'· °'· «εργολάβοι του και το προσωπικό 

Εξαιρούνται 2 χο την κάλυψη ζημία. απώλεια ή βλάβη · 

—αχό ανώτερη βία, 

'αραο νομική χρηση η κατάληψη γης α—ό εικτελσύμενα 

έρτ«, 

— σε .λογαριασμούς, αξιόγραφα, χαρτονομίσματα. χρ ί; ..- 
στικα έγγραφα, χρήματα, χρεώγραφα και τίτλου; γενικά, 

2 χο κατάσβεση πολιτική ή στρατιωτική επίταξη, κα¬ 
ταστροφή ή βλάβη αχό ή κατ’ εντολή οποιασδήποτε κυϊέρ- 
\»ΐσης ή τοπικής, αρχής καδώς και αχό σεισμό, πόλεμο, εισ¬ 
βολή, ενεργσια άλλης χώρα; (είτε ,κηρυχδεί πόλεμο; είτε 
α Χ ι )> εμφύλιο πόλεμό, ανταρσία, εποινάσταση, εξέγερση, ο¬ 
χλαγωγία, πολιτικιές ταριαιχές, απεργία κοκ ανταπεργία, 

,— αχό πυρηνική αντίδραση και ακτινοβολία ή ραδιενερ¬ 
γό μόλυνση. 

Διευκρινίζεται πάντως ότι η ασφάλιση αυτή δα καλύ- 
ν.τει και τους κίνδυνους απο μερικες ή ολικές δοκιμές του 
έργου καδώς και από τη δοκιμαστική λειτουργία του. 

2. Ια ασφαλιστήρια των υπο α, β και δ ασφαλίσεων της 
προηγούμενης παραγράφου π'οήπει να παραδοδούν στον ερ¬ 
γοδότη μέσα σε πεντε (5) ημέρες από την εγκατάσταση του 
εργολάβου. Τα ασφαλιστήρια αστικής ευδύνης από την κυ¬ 
κλοφορία οχημάτων πιρέπιει να παραδίνονται στοπ» εργοδότη 
μέσα σε τρεις (3) ήμερες ι απο ,τη μεταφορά στο εργοτάξιο 
ή την έναρξη χρήσης των οχημάτων ή την ανανέωση τους 
(των ασφαλιστηρίων), ανάλογα με την περίπτωση. 

3. Σ’ όλες τις ανωτέρω «σφαλίσεις ισχύουν τα εξής: 
α. II κάλυψη δα παρέχεται από ασφαλιστικές εταιρείες της 

έγκλισης του εργοδότη που λειτουογούν νόμιμα στη; Ελ¬ 
λάδα. ’ 

β· Το ασφάλιστρο και κάδε επιβάρυνσή του βαρύνει το; 
εργολάβο. 

γ. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δα περιλαμβάνουν τους 
εξής όρους: 

—Η ασφαλιστική εταιρία υποχρεοότα: ν’ αποκρούει κάδε 
αγωγή π-ου στρέφεται κατά του εργολάβου, των υπεργολά- 
βων του ή του εργοδότη και του προσωπικού τους και δα 
καταβάλλει ή χορηγεί με δικά της έξοδα-κάδε εγγύηση για 
την άρση τυχόν κατάσχεσης. 

— Ο εργοδότης, το προσωπικό του γενικά, οι συνεργά¬ 
τες του και το προσωπικό τους κ.αδώς και τα περιουσιακά 
στοΊνεία τους δα δεωρούνται έναντι του εργολάβου, των υπεο- 
γολαβων του και του ποοσωπικού τους ως τρίτα πρόσωπα 
και πράγματα τρίτων αντίστοιχα. 

— Ασφαλισμένος δα είναι και ο εργοδότης. 

Κανένα ασφαλιστήσιο δεν δ’ ακυρώνεται, τροπυποιεί- 
τα\ ανανεώνεται, αναστέλλεται ή λήγει, ανάλογα υε την 
χεο-πτωση. χωρίς γραπτή πιρο Ιδημέρου ειδοποίηση οου εσ- 
γοδότη. 

_ '· Αν ο εργοδότης δεν εκπληρώνει έγκαιρα ασφαλιστι¬ 
κές υποχρεώσεις του και μετά την πάροδο άπρακτης της εύ- 
λογησ, προδεσμία; που δα του τάξει γραπτώς ο εργοδότης, 
δικ.αιουται ο τελευταίος να προβαίνει στις σχετικές καλύ¬ 
ψεις υε έξοδα του εργολάβου. 

*■ Ο εργολάβος υποχρεούμαι οποτεδήποτε να παραδί/ει 
®ί**λΐλιητι στον εργοδότη βεβαιώσεις των ασφαλιστικών εται¬ 
ριών για τη διατήρηση σε ισχύ των ανωτέρω ασφαλίσεων. 

στ. Ο’ ανωτέρω ασφαλίσεις δεν περιορίζουν την -. ’δύνη 
και τις υποχρεώσεις ταυ εργολάβου που παραμένει 1 · υπόχρεος 
για -κάδε αποζημίωση κατά τους όρους της σύμβασης. 


Άρδρο 15. 

Επίλυση διαφορών. 

I . Κάδε διαφορά μεταξύ εργοδότη και εργολάβου περί την 
-ρμηνεια η εκτελεση της σύμβασης—που δεν μπορεί να διευ- 
δϊΤηδει φιλικά—δα λύεται με διαιτησία, χωρίς καμία διοι¬ 
κητική προδικασία, έστω και αν δεν γίνεται ρητή παραπομπή 
ετο αρδρο αυτό ή στο περιεχόμενό του. 

2. Το μέρος που επιδυμεί να προσφύγει στη δια,τησία δα 
δηλώνει γραπτώς στο άλλο μέρος την πρόδεσή του, δα προσ¬ 
διορίζει τα δέματα της διαφοράς, δα ορίζει το διαιτητή 
του και 3 α καλει το άλλο μέρος να ορίσει δικό του διαιτητή. 
Μέσα σε οεκαπεντε (15) ημέρες από τη λήψη του εγγράφου 
π;υ δα πεσιεχε: όλα τ' ανωτέρω στοιχεία, το άλλο μίτος δα 
γνωστοποιεί γραπτώς το διαιτητή τού. Αν η προδεσμία πε¬ 
ράσει άπρακτη, ο· δεύτερος διαιτητής ορίζεται από τον Πρό¬ 
εδρο του Αρείου Πάγου με αίτηση του μέρου·ς που επισπεύ¬ 
δει τη διαιτησία. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
κοινοποίηση στον πρώτο διαιτητή του διορισμού του δεύτερου 
διαιτητή, οι διαιτητές εκλέγουν τον τρίτο διαιτητή που δα 
προεδρεύει του Διαιτητικού Δικαστηρίου·. Αν η προδεσμία 
αυτή περάσει απρακτη. τρίτος διαιτητής δα είναι αυτοδίκαια 
ο Πρόεδρός του Αρειου Πάγου και σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος του ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος του ίδιου δικα- 
στηοιου. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τον τρ'το δι- 
αιτητη ορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. 


3. Το Διαιτητικό Δικαστήριο οφείλει να εκδίδει την από¬ 
φασή του μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από τον ορισμό του 
τρίτου διαιτητή. Η προδεσμία αυτή μπορεί να παραταδάί μόνο 
με συμφωνία εργοδότη-,-εργολάβου. Το Διαιτητ κό Δικαστή¬ 
ριο δεν δεσμεύεται από δικονομικούς κανόνες. 

4., Μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου, που αονείτα: ή 
κωλύεται να, συνεχίσει τη διαιτησία, αντικαδίστατ.: -/ατά 
τη , διαδικασία που τηρήδηκε για το διορισμό του. Στην 
περίπτωση αυτή η προδεσμία για την έκδοση της διαιτητι¬ 
κής απόφασης αναστέλλεται κατά το χοονικό διάστημα που 
·'.-.σολσβ- ; α-Α τη. βεβα ωυέ η με πράξη των λοιπών υ¬ 
λών, εκδήλωση της άρνησης ή του κωλύματος μεν— όσου 
αντικατασταδει το κωλυόμενο μέλος. Η διαιτητική απόφα¬ 
ση λαμβάνεται με πλειοψηφία. Η άρνηση διαιτητή να υπο¬ 
γράψει την απόφαση δεν ματαιώνει τη δ αιτησία. 

5. Η δ α'τπτ'κή απόφαση αποτελεί τίτλο εκ- ελε 
οριστικό και τελεσίδικο, χωρίς ν’ απαιτείται να περιαοεί τον 
εκτελεστηριο τύπο. Τόσο η προσφυγή στη δια τησία όσο και 
τ διαιτητική διαδικασία δεν αναστέλλουν ττν εκτέλ-στ -τ- 

Άρδρο 16. 

Αλληλέγγυος ευδύνη— Εκπροσώπηση εργολάβου—Είσπ; α ΰη 
οφειλών εργολάβου. 

1. Ο: εταιρείες που καλούνται στη σύμβαση «εργολάβος» ε.- 


του ετνοο οτ 


■οτη σ ο.τ: αφοοά την 


δύνοντα: ει; ολόκληρο ένα.._ 

εκτέλεση της σύμβασης, ανεξάρτητα του τυχόν μεταξύ τους 
καταμερισμού των εργασ ών ή της αμοιβής ή ειδικών 'ρυδυ,Γ- 
σεοιν που προβλέπει η σύμβαση, ρητά ή σιωπηρά. ν;α οποιαδή¬ 
ποτε απ’ αυτές. 

2. Ο εογολάβος κατέδεσε στον εργοδότη την κατ’ άοδ-ο 
57 του Π.Δ. 475/1976 σ.μβ/φική πράξη μ; πη ν οποία ο:'- 
ζοντα: ο νόμιμος εκπρόσωπος και αντίκλητός του καδώς και 
ο αναπληρωτής τούτου για ο.τιδήποτε αφορά τη σύμβαση, και 
στην οποία περιέχετα: και η αποδοχή του διοοισμού τουσ. 

3ι Κάδε ποσο που δα οφείλει ο εργολάβος στον εργοδότη 
σε σχε-τ με τη σύμβαση δα εισποάττεται είτε με παίακσάτη'ή 
του απο οποιαδήποτε πληριομή τής αμοιβής του είτ* με κατά¬ 
πτωση οποιασδήποτε εγγυητικής επιστολής·. 
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Άρθρο 17. 


\Α|θρο δεύ-τ-ερο.· 


Συνεργασία συμβαλλόμενων. 

Εργοδότης και εργολάβος συμφωνούν ότι σ’ όλη τη διάρ¬ 
κεια ισχύος της σύμβασης θα συνεργάζονται στενά, αρμονικά 
και με πνεύμα καλής πίστης με αποκλειστικό στόχο την έγ¬ 
καιρη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τηρώντας 
αυστηρά όλες τις διατάξεις της σύμβασης. Μ’ αυτό το πνεύμα 
•ο εσγοί·ό:η; αναλαμβάνει τη; υποχρέωση να παοέ/ει στον ερ¬ 
γολάβο κάθε συνδρομή, προστασία και δ.ευκόλυνση, ιδιαίτερα 
όσο αφορά στις σχέσεις ή επαφές του με οποιαδήποτε υπηρεσία 
του εργοδότη και δημόσιο οργανισμό ή επιχείρηση με απώτε¬ 
ρο στόχο την ομαλή εξέλιξη της σύμβασης και την επίτευξη 
των αντικειμενικών σκοπών της. 


Άρθρο 18. 

Ισχύς της Σύμβασης. 

1. Η υχύς της σύμβασης τελεί υπά την αίρεση της κί- 


ημερομηνίι 
του κυρωτικού νόμου, 

2. Αν η σύμβαση κυρωθεί τοοποποιητμένη, ο εργολάβος 
οεν οοσμευεται απ’ αυτήν. Δικαιούται όμως, μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από τη δημοσίευση του κυρωτικού νόμου, να 
δήλωσε: γραπτοί» στον εργοδότη ότι την αποδέχεται, οπότε 
η έναρξη ισχύος της τροποποιημένης σύμβασης συμπίπτει 
με την ήμεροιην'α λήψης της δήλωσης από τον εργοδότη. 

3. Με την έναρξη της πτοθεσμιας εκτέλεσης του έργου, 
όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθίον 11. κάθε 
προτ ν ουν.ενη σύμβαση μεταξύ εργοδότη και εργολάβου με 
το ι; ο η^παιομοιο αντικείμενο και περιενόιμενο είναι οπωσ¬ 
δήποτε ανίσχυρη. Εργοδότης και εργολάβος παραιτούνται 
αν επ'φυλακτα από τυχόν δικαιώο,ατά τους από τέτοιες συν- 

εξα ρεση τσ/ον 


άσεις ή το προσυαβατίκό στάδιό του 


■ ' ; · .. . V” ”-5>* Ρ = υ/υ/ 

προκαταβολές που έγιναν, οι οποίες συμψηφίζονται με κάθε 
προκαταβολή που προβλέπει η σύμβαση. 

Τρο,.οποιηση των όρων της σύμβασης μετά την κύ¬ 
ρωσή της χωρει μόνο με γραπτή συμφωνία εργοδότη — εο- 
γολάίου και κύρωσή της με νόμο. Επιβαρύνσεις που θα 
προκόψουν ενδεχομένως για τον εργολάβο λόγω αλλαγής 
των εςαου.ο ,ονεν&σν στη 'όμβατη διατάξεων γ·α ϊσσυ.οβς 
(*** αομπ α.'.ομ α ρ το ιόν τε ς φόρους κα τέλη επί δασμών,·, φό¬ 
ρους και χαρτόσημο λογίζονται ως επιδασύνσε-ς του 1--- 
ϊότη. 

Άρθρο 19. 

Εφαρμοστέο δίκαιο. 

Η σύυ,βαση διεπετα: απο το ελλην κό δίκαιο, δ-ατάσεις 
του οποίου, γενικές^ ή ειδικές, πού είναι αντίθετες προς τις 
ι ' ·', “".οιεγονται στη σύμβαση, δεν ε«> αρμόζονται. 

Η σύμβαση αιςή υπογράφεται σε. δύο πρωτότυπα. 

Τι» τον Εργοδότη 
ί'-ουργός Υγείας κα: Πρόνοιας 
1ΙΑΡΑΣΚΕΤΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 

Για τον Εργολάβο 

Η08ΓΙΤΑΙυΙΑ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΕ 
ΓιΜΒΗ 

ΡΕΤΕΚ ΟΕΗΜΑΝΝ 
ΙΝΤΕΡ — ΡΝ'ΓτΤΝΕΕΡιΓΝΠ Βν 

ΗΕΝΒΙ ΒΟΒΓΦΒ 
ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒΤ1. ΪΝίΓΕΚΟ Α.Ε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΚΚΑΚΗΣ 

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Β τ Ο· 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΔΙΕ¬ 
ΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ -ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟ- 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 


1. Το σύνολο των., δαπανών) για .την .ανέγερση τω.'^κεσηύ,ί;,- 
τικών συγκροτημάτων του άρθρου πρώτου βαρύνει το 11*6- 
γραμμ.; ωημοσίων Επενδύ'εων. 

2. Ο Υπουργός Υγείας .και Π-ρήνοίαςυθα. κυρώσου;μς ααε- 
φάσεις τυυ, χωρίς άλλη δια.τύ;;ωση..ή.δ:αδκοασία». όλμ'τα πα¬ 
ραρτήματα και λοιπά έγγραφα π» επισονάπηογται,'σιτις. πα¬ 
ραπάνω συμβάσεις ή μνημονεύοντα·: σ’ αυτές, {ιδίως. ®ε τ* έγ¬ 
γραφα που απαριθμούν τα: στο άρθρο 2 της -κάθε σύμβασης. 
Περίληψη των αποφάσεων-αυτών θα δημοσιουθίθί στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυ&ερνήσεως. 

Άρθρο τ-ρίτο. 

Κυρώνονται κα», έχουν ισχύ· νόμου τα παρακάτω παραχω¬ 
ρητήρια εκτάσεων, όπου θ’ ανεγερθ-αύν τα κατά το’ άρθρο 
π:ότο νοσηλευτικά συγκροτήματα: 

«ΣΥΜΒΑΣΗ 

Για την παραχώρηση της κυριότητας γηπέδου του Π ανεπι- 
στημίου Κρήτης στο Ελληνικά Δήμ,όσιο ;: γΐα την Ανέγερση 
Πανεπιστημιακού Νοσηλευτικού Συγκροτήματος στο' Η¬ 
ράκλειο· Κρήτης. 

Στην. Αθήνα σήμερα 24 Αυγο/στου 1983 και στα γραφεία 
της Επιτροπής Προσωρινής Διεικ,ήσεως και Οικονομικής 
Διαχειρισεως του Πανεπιστημίου Κρήτης, που βρίσκονται 
στην οδο Σέλωνες 71. οι υπογράφοντες αφενός κ, Ηάρ.α- 
σκευάς Αυγερινός, Υπουργός. Υγείας και Πρόνοιας. ως εκ¬ 
πρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου ο Γρήγορης 
Σηφάκης, Πρόεδρος του ..Πανεπιστημίου Κρήτης που.ορίσεη- 
κε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου' πού' έχει,.αριθμό 
247/81 και δημοσιεύτηκε, στο 328/Α ΦΕΚ και που εκπ;ο- 
^ωπΗνύμ-κα το Πανεπιστήμιο με βάση τ; Ν.Δ, 87 ΐ973 
(ΦΕΚ 159/1973 τ. Α) όπως τοοποιποιήθηκ,ε με το ΝΑ. 
114/1974 (ΦΕΚ 310/1974 τ. Ά')' «υ* « εκτέλεση; σχε¬ 
τικής αποφάσβως της Επιτροπής Προσωρινής Διοικήσεως 
**! Οικονομικής Διαχεερίσεως του Πανεπιστημίου με αρι¬ 
θμό 327 που πάρθηκε· στη συνεδρίαση της 19.8.1983 συμφώ¬ 
νησαν και -αποδέχθηκαν τα "ακόλουθα: 

ϋ δεύτερος συμβαλλόμενος, -Πρόεδρος, ,τρυ Πανεπιστήμιου 
Κρητης. με την ιδιότητα που εδώ παρίσταπαι και ενεργεί, ε- 
οηλωσε οτι: Το Πανεπιστήμιο· Κρήτης έχει στην απόλυτο 
κυριότητα του·,, νομή και κ-ατο^ή ;του τ» πιό κάτώ οικόπεδα,,: 

(·α) Οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση ΕΠΤΑΚΟΣΑΡΗΣ 
της κτηματικής πειρεφέρειας τίυ ·Δήμου Ηρακλείου συνολικής 
εκ,τατεως 4ο.412,25 τ.μ. και είναι· αποτυπωμένο στο σχεδιά- 
γρ·αμμ.α-τ:υ πολιτικού τκοίμ.ηχ*ν.·!κ5ύ·ΜηιάΆ^^' :τ ® Ιχ ή 1 μ® τ γ 
μερομην α 6.9.79 και θεωρημένο από -τον προϊστάμενο της 
Τεχνικής Υπητεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης -νε τ·α στοι:- 
■/εία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ και συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησίες 
Ανδοέα Αγγείαάκη σε πλευρά μΑτρωη 110, Διαλυτοί Εμμα¬ 
νουήλ σε πλευ'ά μέτίών 123. ΚώϋΛάυ Κριμπά 'σέ πλευρά 
".ετρων ιι. νότια με ιδιοκτησίες- Κλήβονόνων Βικτωρίας 
Καλλιατάκιη: σε πλευρά μότρων" 85, Γ. Τ’άνναδ'άκή σε πλευρά 
μέτρων 141, δυτικά με άγροτικό δρημά πλάτάας 4 μύ/'ίέ,^έ 1 
τοκτο 182 μέτρων και ανατολικά με επαρχιακό δρόμοιΗρ'-ά- 
κλείου Σταυρακείων πλάτοος 6. μέτρων σβ μέτωπο 202 μέ- 
ττων. 

Το οικόπεδο τ&ύ-ίο : απ·οτβλβ.ί τμ.ήέιά μεγαλύτ&ρίης έκτασης, 
περιήλθΐϊ δε στο Πανεπιστήμιο, η 'μ4γ.αλ)ύτ4ριη; «οτή έκταση, 
από αηορά .από τον Ανδρέαι Καλοκαιρί'»; με το υτ’ ·ιφ»·ϊ 
11θ4ο/19 9.1979 συμβόλαιο της ·σ«μβο·λ«ΐΐγράιφου Αθηνεον 
Μυ·ρσ.ντ,ς ΗλίαΑάκτι που :*χ*ι νόμιμα- μΤναγμαφβ.ί-εις-Λται;·&*Γ 
βλία μττ-αγιτ,αφών ««■» Δήμου Ηρ«)^εΙοτ> ( .μ« 156415.. 

Οικόπεδο που βοίσκαίας στη θέση ΣΚΟΤΕΙΝΟ φι^ν 
> κής’ εκτάσεωα 16 ι54λ-?5;-»1.·κ*: ·ο^^,»«ίΐηΗ<Μΐ^^ Τϊ.% 
ίδιο παραπάνω- σχ*§ιάϊ|«ρα·εί.·|· του- αβιομ ν«ΐ6μηχαν!κο·ί-μ* -■»« 
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στοιχεία ΚΛΜΝΞ0ΠΡΣΚ καί συνορεύει 6όρί*χ με ιδιο¬ 
κτησία ΧαραλάμΛΜυς Σταυρακάχη σε πλευρά' μέτρων 31, 
νοτιά με ιδιοκτησία Ανδρέα Καλοκαιρινοί σε πλευρά μέτρων 
86. δοτικά σε πλευρά μήκους 326 μέτρων και ανατολικά με 
ανροτικο δρ«.·ο πλάτους 4 μέτρων σε πλευρά μήκους 282 
μέτρων. 

(γ) Οικόπεδο κοο' βρίσκεται στην αυτή Δέση και εμφανί¬ 
ζεται ®το ίδϊο σχεδιάγραμμα με. τα στοιχεία· ΣΡΠΟΕΞ! 
ϋίΤΓΙΡΙΣΙΣ εκτασεως 2.417,50 τ.μ. ’Ολα τα παραπάνω 
οικόπεδα εμφανίζονται, ςτμ , κτηματολογικό διάγραμμα .της 
μεγαλύτερης οι%οΓ$>ί!κης εκτβκω'ς. Οστού Δα ανειγερΔουν τα 
κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο- Ηράκλειο με τους 
αριΔ,μούς 43 και 45. ; 

■Εμφανίζονται επίσης στο ατό 12.5.1681 σγεοιάγραν,υα 
του ίδιου Υπομηχανικού το οποίο και τούτο είναι Δεωαητένο 
από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπι¬ 
στημίου με τους αυτούς αριθμούς 43 -και 45. Τα οικόπεδα 
αυτά περιήλΔαν στο Πανεπιστήμιο με τον ίδιο τίτλο που 
παραπάνω αναφέρΔηκε. 

Την πλήρη κυριότητα των παραπάνω οικοπέδων, το Πα¬ 
νεπιστήμιο Κρήτης, όπως εδώ συμβάλλεται, την μεταβιβά¬ 
ζει στο Ελληνικό Δημόσιο και υπόσχεται ότι τα οικόπεδα 
αυτά «·&.»{ ελεύθερα «πό κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη,. π:ο~ 
σημε ωση κατάσχεσης, συντηρητική ή αναγκαστική, Μεσεγ¬ 
γύηση, κ» από κάΔε δικαίωμα τρίτου, από κάδε διεκδίκηση, 
αυ,φ·''β | ·'τηση, φίλονικεία και από κάΔε διένεξη και από κάΔε 
νομικό ή πραγματ κό, ελάττωμα. ί 


Στα παραπάνω οικόπεδα το Ελληνικό Δημόσιο Δα ανε¬ 
γείρει. και Δα εξοπλίσει με δική του μέριμνα· και δαπάνες, 
Πανεπιστημιακό Νοσηλευτικό συγκρότημα, που Δα παρέχει 
πρότυπη ιατρική περίΔαλψη, Δα εξυπηρετεί δε όλες τις εκ¬ 
παιδευτικές ανάγκες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη¬ 
μίου Κρήτης και Δα λειτουργεί σύμφωνα· με τις ρυΔμ'σεις 
στις οποίες Δα προβεί το Ελληνικό Δημόσιο, 

Εάν το Νοσηλευτικό αυτό Συγκρότημα παυσε: να λειτουρ¬ 
γεί σαν Πανεπιστημιακό, για οποιοδήποτε λόγο, το Π ανεπι- 
στήμιο Κρήτης, μπορεί να αναζητήσει την κυριότητα των 
γηπέδων που σήμερα μεταβιβάζει και των κτ ρ’ω · χω¬ 
ρίς να καταβάλει καμιά αποζημίωση στο Δτμιό-ιο. 
Το Πανεπιστημιακό Νοσηλευτικό Συγκρότημα Κθήτης. Δ·α 
είναι έτοιμο για πλήοη λειτουργία μέσα σε πέντε (5) χιόνια 
από σή.·υερα. II προΔετοία αυτή μπορεί να παραταΔεί για 
σπουδαίους λόγους, με έγγραφη δήλωση του Υπουργού Υγείας 
και Πρόνοιας και κοινοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
Λ·· δ?ν τκ-ηΔ-'ύ-» οι ποο^ττμίες ιυτέτ. το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης μπορεί να αναζητήσει την κυριότητα των γηπέδων και 
των κτιρίων, χωρίς να καταβάλει αποζημίωση στο Δημόσιο. 

Στην παρούσα σύμβαση προ~αρτόντα: τα τοπογραφικά δια¬ 
γράμματα που αναφέρονται στο κείμενό της. 

Η σύμβαση αυτή υπόγραφε τα·: σε δύο όμοια πρωτότυπα και 
Δα κ.υρωΔεί με νόμο, 

Ο Υπουργός 

Ο Π οόεδρος του Π.Κ. Υγείας και Ποόνο·ας 

ΓΡΗΓ. ΣΗΦΑΚΗΣ ΠΑΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 
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κρητης ^^ΠΑΛΑΤΟΛοηκο δ^αγραμμα 

• — ίΑ ^ ίϋ-ΜΠΝ ίΓΧΛΤΑΣΤΛΧεηΝ ΚΛΙΜ. 1:5000 

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
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ΣΤΜΒΑΣΗ 

Για την παραχώρηση της κυριότητας γηπέδου του Πανεπι¬ 
στημίου Πατρών στο Ελληνικό Δημόσιο για την ανέγερση 
Π ανεπιιστημ'.οίκού Νοσηλευτικού Συγκροτήματος του Γε¬ 
νικού Νοσοκομείου Παιτρών. 

Στην Αθήμα σήμερα. 10 Αυγουστου 1983 και στο γρα¬ 
φείο τον ΥπΟυργΙοιύ Υγείας χίαι Πρόνοιας οι υπογράφοντες, 
αφενός κ. Π αραρικευιάς Αιυγβρινός, Υπουργός Υγείας καΐι 
Πρόνοιας, ως εκπρόσωπος τον Ελληνικού Δημοσίου κα: αφε¬ 
τέρου κ. Αθανάσιος Σαφάκας τον Νικολάου, Πρύτανης του 
Π ανεπιστημίοϊ) Πατρών, σου εξουσιοδοτήθηκε με ομόφωνη 
απόφαση του Πρυτανικοό Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
Πατρών και με πρόταση του Οικονομικού Συμβουλίου του 
Πανεπ:στημί:υ Πατρών να υπογρ>άψει αυτή τη σύμβαση, συμ¬ 
φώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει στην κυριότητα, νομή και 
κατοχή του ένα γήπεδο έκτασης 93.533 τ.μ. του βρίσκεται 
στην Πο^επιστημιούπαλη Πατρών και αποτελεί μέρος μει- 
ζνυνος ίίκτάσεως. Το γήπεδο αυτό εμφαίνετα: μίε τα στοιχεία 
Α,Β,Γ,Δ,Ε.Η,Α στο συνημμένο και συνυπογραφόμενο ταπο- 
γραφικό διάγραμμα της μείζονος αυτής εκτάσεως τθυ τοπο¬ 
γράφου μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιατη- 
μίου Πατρών κ. Θεμιστοκλή Τσίπηρα σου εχε: ημερομηνα 10. 
4.1981 και κλίμακα 1:2ι0.000. Το γήτοεδο σΜνορεόει απ’ ό¬ 
λες τις πλευρές με την υπόλοιπη ξίείζονα έκτΌση,ααυ περι- 
ήλίθε στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρη¬ 
σκευμάτων Π 7220/3418/17.4.68 (ΦΕΚ 72 Δ' , της 18. 
4.1968), όπως αυτή διορθώθηκε με την όμοια απόφαση Π 
9644/4536/29.7.1968 (ΦΕΚ 152 Δ' της 22.8.1968). Αυ¬ 
τές όί υπουργικές αποφάσεις έχουν μεταγράφει νόμιμα στα 
βιβλία μεταγραφών του Δήμου Πατρέων (τομας 1191, ®Ρ· 
222873) και έχουν καταχώρησεί στο Γ.Β.Ε. (τφος 29, 
αρ'.σ. 102517) με ημερομηνία 10 Μαρτίου 1977. 


Το Πανεπιστήμιο Πατρών παραχωρεί την πληρη κυριό¬ 
τητα, νομή και κατοχή του ανωτέρω γηπέδου στο Ελληνικό 
Δημόσιο. Το Π ανεπιστήμιο Πατρών εγγυάται την κυριότη¬ 
τα, νομή και κατοχή ελεύθερη από κάθε εμπράγματο βά¬ 
ρος ή ενοχικό ή κληρονομικό δικαίωμα. 

Το Ελληνικό Δημόσιο θα ανεγείρει στο· γήπεδο· κντο και 
θα εξοπλίσει με δική ταυ μέριμνα και δαπάνη Πανεπιστη¬ 
μιακό Νοσηλευτικό Συγκρότημα, που θα παρέχει πρότυπη ια¬ 
τρική περίθαλψη, θα εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ε¬ 
ρευνητικές ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Ε¬ 
πιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και λειτουρ¬ 
γεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις στις οποίες θα προβει το Ελ¬ 
ληνικό Δημόσιο. 

Εώτ το Νοσηλευτικό αυτό Συγκρότημα παυσε: να λειτουρ¬ 
γεί σαν Πανεπιστημιακό, για οποιοδήποτε λόγο·, το Πανε¬ 
πιστήμιο Πάτραις δύνατα: να αναζητήσει την κυριότητα του 
γηπέδου και των κτιρίων. 

Το Πανεπιστημιακό Νοσηλευτικό Συγκρότημα Πάτρας 
θα είναι έτοιμο για πλήρη λειτουργία μέσα σε πεντε (5) 
χρόνια από την· υπογραφή αυτής της σύμβασης. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθ'εί, για σπουδαίους λόγους, με έγ¬ 
γραφη δήλωση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας που κοι¬ 
νοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Εάν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες αντές. το Πανεπιστήμιο· 
Πάτρας ϊύναται να αναζητήσει την κυριότητα του γηπέδου 
και των κτιρίων. 

Η σύμβαση αυτή υπογράφεται σε δύο όμοια πρωτότυπα και 
θα κυρωθεί με νόμο. 

Ο Πρύτανης Ο Υπουργός 

του II ανεπιττημίου Πατρών Τγείας κα: Πρόνοιας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΦΑΚΑΣ ΠΑΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒ ΕΡΝΗΣ ΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


?~Τ’ ί ! ϊ* 


ι ί I" Ί 5 11 ί ί 


ΕΠΙΣΤΗΘΙΟ 

3ΓΡΑ01Κ0 ΔΙΑΓΡΑ^/^α Τ 

ΟΟΓ ' 'ΠΛΝΞΠϋΓΗΜΙΦΤΤ '/ν ί ο κ © ί. *· Ο- 




ΜΐΡ. . . . -—· 

* «.♦νΤ^δΙ 10 Τ ίΚΛΤΛΜΚ.Τϋϊ 7 ΡΤ ΟΛ,βί 

< «V 13 ννηφΝ ΡΤΟΛΓΛβ 4ΧΠ0 ΤΜΕ ΓίΜΤΑίβΙ * 


I » ί Λ ί. 5 I ί. ' ί 

ί ··■· .; .· * ; ν- * · 


·; ; ■.) ΡΖ' 

- - . < </( ■ : —Τ_Τ^-” 

Λ “ ί ' \ V 



*ηο ΑχζΓ&τ>\ 


• ΜΗΧΓυλΗ ΓΧΟΛΗ 

^ 07ΠΧ>;Γ 

Ι'ΛΤΑΟ ΟΠ3ΚΗΓ *- 

ΪΕΧ’ΡΛ ΟΥΓΚΟΚαΕ: ΜΛΓί.ΧΗΣ ΣΛΟΛΗΖ 
» ««Ν'έίΑΣ.βΟΡείΟ 
ι *"··Ό:Χ ,ΗΟΤιΟ 
» »0 ΛΟΓ* £ - ΜΑ ΜΑΤι I ΙΟΝ 


: λ ει ϊουργζζς 
£*Τ»0*ηΜΝΜΪΑΡ·,0-ΚνΛ4«εΐς 5 

ε^οι-ΫηοΛΟΓί^ΓίΛΟ κεμρο 
Σ:α3μ~Ζ 

ά?τα ΓχΟλε.α \ 

<<Ν Γ 40 ΛΜ - \ζ£ 

κ*ν»(2* ΜΜΧΑΝΙΚΟ* .** 

ΕΡΤΑΐίΜΛΑ μμ*λλ:3Λ3Γ0?; ^κχαιμκ^γΓ 
ν-Λ1«Τ>Λθηρ.Ν ΜΗΧΑλίΚΟΜ , . 

ν£;ΑΑΛ£»ΛΤ>{ ΜΗΧΑΝΙΚΕ ·.* , . V 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ* ΜΗ-ΑΜΚ£*ί * ■■ 

ΪΡΓαΣΤΗΚΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ* ✓ 

ηλ£ΚΤ«3λ0Γ0Ν ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ Γ>=Ρ^ 

ίΡΤΑΓ Ν,ΜΚΤΡΟΛΟΓϋΝ ΜΜΧΑΝΓΚΖ_·; £ 
ΪΑΤ*Α Ιλ ΓΕΧΛΙΚΜΓ ΙΧΟΛΚΓ . 

^ν>, { Α1ΑΖΚΚΥ-Ν 


ΠαΙϊΙ£ ΚΧβΑΚΓΜΟΥ ΛΥΜΜΑΤΰΝ 

τ: -Χ 3 ΐ — 

V Π'ΟΚΚΤ/νΛ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΚΤίΡ.Λ Τ - 
ΚΤί ΕΓΚΑΤΑΙΤΑΣΕΙΙ ΠΑΝ/ΛΕΠΙ 
ΟΑΙΜ6ΝΟΙ 4ΡΟΟΙ . _ 


Ζάβ^. :::.. 


- ■ < \Υ%· 

■'-ν\ -’τ 

,;Χχ 1 ΛίΟχ 4 \ : 3 λ - . - 

Κ- X -- / /ί ■ 

*--·· - ί.·*- : , . · : : - - :- .·%■: ι'·.· 

\ ν ■· ■ : /· - —— ,· .Λ. Ί ·-_ , \ < 


\ ί«·«" 

3 . · : · ϊ’Δΐ 


'' ■ , /·- ■ ' 

\\ ·,' ' -ΛΛ ν> ν^· 


1 · / Γ 


ί 


/·· ' »/! ί _>Γ / .· 

Λ ■ 1- I ,κΛ. /»' 


:- Μ^ΓΓ··~· 

• ; ί . ; » 1 

!*· * ; ··ί",-Γ ;*Τ ' 

·}.'·- * 

— ’ -Λί . 

ΜΥΒ ,/ /: . 




ΜΙβ 




ί4-^!νΐΙ: 

&«Γ—\^ν _ ϊ - 


■=*ι=ζ- 


{8*2 


^ΏίΤ—^ 


Κ ννβν.ν^ ί ><^Γ · · 

· ... ·· ;ί/ · 


ΚΤ: 


_ώ,: ';ν-\ — . 
\\ -X 

χ\ 

• · // · * Α ί, ^ \ Ν 

Λ \ν ,“·. \ 




ΕΦΜΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 2271 


Άρθρο τενχρτο. 

.. Συ.νιστάτα: νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μ.» την επω- 
ντ*μ.ία «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονά¬ 
δων (ΔΕΠΑΝΟΜ)». που διέπετα: από τ'.ς ακόλουθες 
τάξεις: 

Άρθρο 1. 

Μορφή. 

1, Η ΔΕΠΑΝΟΜ αποτελεί Δημόσια Επιχείρηση που α¬ 
νήκε: στο Ελληνικό Δημόσιο, .λειτουργεί γία χάρη του δημό¬ 
σιου συμφέροντος, διέπεται οπού τους κανόνες της ιδιωτικής 
οικονομίας και έχε: διοικητική και οικονομική αυτότέλεια. 

2. Την εποπτεία στη ΔΕΠΑΝΟΜ ασκοόν ο Υπουργός 
Δημοσίων 'Έργων και ο Υπουργός Υγείας καί Πρόνοιας. 
Η επεατεία αυτή υλοποιείται: 

α) με την έγκ,ριση των κανονισμών που θα καθορίζουν τα 
πλαίσια των διαδικασιών βκχόνησης των μελετών κα: εκτε- 
λέσεως των έργων της ΔΕΠΑΝΟΜ. 

β) με την αποβολή: σ' αυτούς, γ:σ την τελική έγκριση, τω 
προϋπολογισμού, της έκθεσης των πεπραγμένων και του ισο¬ 
λογισμού της ΔΕΠ ΑΝΟΜ. 

γ) με την ενημέρωσή τους οίχό το Δ Δ τηις ΔΕΠΑΝΟΜ 
για την πορεία των εργασιών της. 

Άρθρο 2. 

Έδρα. 

Η ΔΕΠΑΝΟΜ εδρεύει στην Αθήνα. Με αποφάσεις του 
ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ ιδρύονται Γραφεία της οπουδήποτε στη.· 
Ελλάδα για την εξυπηρέτηση ταυ σκοπού της. 

Άρθρο 3. 

Σκοπός. 

1) Σκοπός της ΔΕΠΑΝΟΜ είναι: 

«) η κατ’ εντολή του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ο¬ 
λική ή μερική μελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, ορ¬ 
γάνωση κα: εξοπλισμός κάθε είδους νοσηλευτικής μονάδας. 

β) η διοίκηση, επίβλεψη και παρακολούθηση των κατά 
την προηγούμενη υποπαρ'άγραφο μελετών ή έργων. 

γ) η ολική ή μερική ανάθεση, απ’ ευθειίας ή με διαγω¬ 
νισμό, σε τρίτους της μελέτης καί/ή κατασκευής κα:/ή 
επέκτασης και/ή συντήρηση; κα:/ή οργάνωση; κο.·:/ή εξο¬ 
πλισμού νοσηλευτικών μονάδων που εμπίπτουν στην αρμοδιό¬ 
τητα της καθώς και της επίβλεψης και/ή παρακολούθησης 
της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων κα: του ελέγχου 
των σχετικών μελετών. 

δ) η παροχή συμβουλών καί η εισήγηση σε θέματα σχετικά 
με τα παροκτάνω. 

2. Η ’ εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των έργων 
της ΔΕΠΑΝΟΜ καθώς και οι συναφείς προμήθειες και 
εργασίες γίνονται κατεξαίρεση από κάθε κε'μενη (διάταξη 
σχετ κτ με την ανάθεση μελετούν κα: εκτέλεση δημόσιων 
έργων και τη διενέργεια κρατικών προμηθειών. Γα πλαί¬ 
σια των διαδικασιών καθορίζονται με κανονισμούς που εγ- 
κρίνονται από τους εποπτεύοιντες Υπουργούς και δημοσιεύον¬ 
ται στην Εφημερίδα της Κυδερνήσεως. 

Άρθρο 4. 

Διοίκηση. 

1. Η διοίκηση της ΔΕΠΑΝΟΜ κα.: η διαχείριση των 
υποθέσεών της ασκούνται από δμελές Διοικητικό Συμβούλιο 
που αποτελειτα- από τον Πρόεδρο, το Γενικό Διευθυντή και 
τρεις Συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
διορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα ύστερα από πρόταση του 


Υπουργού Υγεία; και Πρόνοια;. Με το ίδ:ο διάταγμ* διορί¬ 
ζεται και ένας αναπληρωτής Σύμβουλος που αναπληρώνει 
οπο’.ονϊήποτε Σύμβουλο απουσιάζει για χρονικό διάστημά πέρα 
των έξ: μηνών. 

2. 11 θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής. Αρχίζει την 1η 
Ιανουάριου του πρώτου έτους κα: λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
του πέμπτου έτους. II θητεία του πρώτου Δ.Σ. αρχίζει απο 
τη δημοσίευση του σχετικού II.Δ. και λήγε: την 31 η Δεκεμ¬ 
βρίου 1988. 

3. Κενή, για οποιοίήχοτε λόγο, θέση μέλους του Δ.Σ. 
συμπλησώνοτα: για το υπόλοιπο διάστημα τη; θητείας του 
Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επαναδιοριστούν. 

4. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο 
για τη θέση πο.ς κύρος και εμπειρία, ώστε να μπορούν να 
προωθήσουν το σκοπό της ΔΕΠΑΝΟΜ, και να μην είναι 
συμβεβλημένα με τη ΔΕΠΑΝΟΜ ή έχουν εξηρτημένη σχέ¬ 
ση από πρόσωπα που είναι συμβεβλημένα με αυτήν και προσ¬ 
δοκούν ιδιωτικό όφελος από την εξάρτηση αυτή. Ο Πρόεδρος 
•και ο Γενικός Διευθυντής θα είναι οπωσδήποτε μ,ίλη σα» Τε¬ 
χνικού Επ'μελητηρίου Ελλάδας με δεκαπενταετή τουλάνιστο 
πείρα, ο ένας δε 'αιχ’ αυτούς θα είναι πολιτικός μηχανικός. 

5. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΠΑΝΟΜ 
είναι ασυμβίβαστη με κάθε άλλη επαγγελματική απασχόλη¬ 
ση. Τον Πρόεδρο απόντ* ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλα 
τα καθήκοντα του ο Γενικός Διευθυντής, στον οποίο ο Πρό¬ 
εδρος και το Δ.Σ. μπορούν να εκχιορούν την ενάσκηση μέρους 
των αρμοδιοτήτων τους. 

0. II αμοιβή των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοια;, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Αρθρο 5. 


Αρμοδιότητες Οργάνων. 

1. Το Δ.Σ.: 

α) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων κα: τον Ισολογισμό της ΔΕΠΑΝΟΜ. ύστερα 
από εισήγηση του Προέδρου του και του Γενικού Διευθυντή. 
Τα στοιχεία οστά υποβάλλονται αμέσως μετά την έγκρισή 
τους στους επαπτεύοντες Υπουργούς. 

β) παρακολουθεί διά του Π οοέδοου του την όλη λειτουο- 
για της ΔΕΠΑΝΟΜ. 

γ) καταρτίζει τους κανονισμούς που προβλέπει ο νόμος 
αυτός καθώς και κάθε άλλο κανονισμό που είναι απαραίτη¬ 
τος, κατά την κρίση του για την εύρυθμη, γρήγορη και απο¬ 
τελεσματική λειτουργία της ΔΕΠΑΝΟΜ. Επιτρέπεται να 
εκδίδει προσωρινούς κανονισμούς μέχρι την έκδοση των ορι¬ 
στικών. 

δ) διορίζει και α—ολέει το πσοτωπικό κα: τους νενικούς 
συμβούλους και τους δικηγόρους της ΔΕΠΑΝΟΜ ύστερα 
από εισήγηση του Π ροέδοου του και του Γενικού Διευθυντή. 

ε) ζητεί τις συμβουλές αλλοδαπών ή ημεδαπών ειδικών 
περί τα θέματα αρμοδιότητα; της ΔΕΠΑΝΟΜ εμπειρο¬ 
γνωμόνων. 

στ) ενημερώνει τους εποπτεύοντες Υπουργούς όποτε του 
ζητηθεί. 

ζ) αποφασίζει για όλα τα θέματα ασμοδιότητατ της ΔΕ- 
ΠΑΝΟΜ'. 


2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 2. ο: κανονισμοί 
που ν ~ταρτί“ε; το Λ.Σ. εγκρινονται από τον Υπουργό Υγεία; 
κα: Πρόνοιας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κοβεο- 


νησεως. 

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τη ΔΕΙΙΑΝΟΜ σ: 
οποιοδήποτε δικαστήριο οποιοσδήποτε βαθμού και δικαιοδο¬ 
σίας. σε οποταδήποτε άλλη Α.ρχή, καθώς και έναντι τρίτων, 
δεσμεύοντας τη ΔΕΠΑΝΟΜ με την υπογραφή ον. Κτίση; 
διορίζει πληρεξουσίους με εντολή να τον εκπροσωπούν. 


4. Ο Γενικός Διευθυντής είναι ο προϊστάμενος όλων των 
Υπηρεσιών της .ΔΕΠΑΝΟΜ, πλην της Νομικής, άπω; 
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αυτέ: 5:*;ών-οντχ: και στελεχώνονται σύμφωνα μ; ",·■ Κϊ- 
νον·,σμό Εσωτερικής Λειτουργίχις τη; και τον Κανονισμό .Κα¬ 
τάστασης II ροσ ωστικού. 


4. Η απόσπαση προσωπικού ή άλλων στελεχών της ΔΕ- 
ΓΙΆΧΟΜ σε οποιχδήποτε υπηρεσία του δημόσιου τομέα και 
:ο αντίστροφο επιτρέπεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα 


Άρλρο 6. 

II ροσωπικό. 

I. Οι περιορισμοί, που ισχίου -/.όνε φορά στ;; αμοιβές **: 
•αποζημιώσεις για απασχόληση στο δημόσιο τομέα. δεν 
ισχύουν στις αμοιβές και αποζημιώσεις προσώπων που παρέ¬ 
χουν τις υπηρεσίες τους στη ΔΕΠΑΝΟΜ χωρίς να ανήκουν 
στο προσωπικό της. Τις αμοιβές και τις αποζημίωσε·.ς των 
προσώπων αστών καλορίζει το Δ.Σ. 


2. Τα σχετικά με την πρόσληψη και την κατάσταση γενι¬ 
κά τον προσωπικοί της ΔΕΠΑΝΟΜ καθορίζονται στον 
Κανονισμό Κατάστασης Ιΐροσωπικοό. Οι σχετικές ρυλμ.σεις 
πρέπει να βασίζονται στις παρακάτω αρχές: 

«. Όλο τιο πριοσωπίΐκό προσλαμβ όνετα: με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού διικαου και διαι/ρίνειται σε τακτικό και; έκτακτο. 
Τακτικό καλείται το προσωπικό που καταλαμβάνει οργανική 
λέση που ορίζει το Δ.Σ. Έκτακτο καλείται όλο το υπόλοι¬ 
πο προσωπικό που προσλαμβάνεται για την ικανοποίηση πρό¬ 
σκαιρων υπηρεσιακών αναγκών. 

β) Ο συνολικός αριλμός τον προσωπικού δεν υπερβαίνει τα 
75 άτομα. Με απ,όφαση τον Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας 
επιτρέπεται η αύξησή ταυ μέχρι 150. 

γ) Το προσωπικό κατατάσσεται σε κλάδους ανάλογα με το 
είδος της απασχόλησής τον στην Επιχείρηση και σε κατηγο¬ 
ρίες ανάλογα με τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα τον. 
Προσωπικό διαφόρων κλάδων, αλλά της ίδιας ή παρεμφερούς 
στ άλμης ουσιαστικών -και τυπικών προσόντων, κατατάσσεται 
στην ίδια κατηγορία. 

Κάλε -κατηγορία μπορεί να διακρίνεται σε βαθμίδες ανά¬ 
λογα μι; την απαιτούμενη κλιμάκωση των ουσιαστικών και τυ¬ 
πικών προσόντων αυτών που υπάγονται στην ίδια -κατηγορία. 


•δ) Οι απολαβές γενικά του προσωπικού (μισθός, αυκοιβή 
επιδόματα. υπερωρίες, οδοιπορικά κλιπ.) καλαρίζοντχι σε βά¬ 
ση ενιαίας κλίμακας μισλολογικών κλιμακίων με απόφαση 
τον Δ.Σ. 

Σε κάλε βχ-λμίδα αντιστοιχεί ένα τουλάχιστον μισλολογικό 
κλιμάκιο. 

ε) Οι: απολαβές δεν γεννούν καμιά υποχρέωση της 
ΔΙΕΠΑΝΟΜ για την αν άλεση ορισμένων ικοίληκόντων ή το- 
πολοτηση σε ορισμένη -λέση στην Επ'ΐχείιρησηι. 

στ) Πειλ αρχικά παραπτώματα του προσωπικού κρίνονται 
'-οό-υο κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός Ινα- 
ταστασης Προσωπικού. Ορισμένα παραπτώματα κρίνονται από 
πειλ αρχικά Συμβούλια στα οποία μετέχει οπωσδήποτε δικαστή: 
και ε-κπρόσωπος του προσωπικού. 

ζ) Η σύμβαση εργασίας του τακτικού προσωπικού λύεται 
όπως ορίζει ο Κανονισμός για τους εξής, ιδίως, λόγους: συμ¬ 
πλήρωση τρίακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης 
υπηρεσίας, παρέλευση εξαμήνου από την κατάργηση της ορ¬ 
γανικής λεσης την οποία κατέχει ο ενδιαφερόμενος, αν δεν 
ύπαρχε^ αντίστοιχη -κενή λέση την οποί* να δικαιούται να 
καταλαοει, παραίτηση ή ανικανότητα. προς εργασία, διάπρα- 
ςη οαρεος πευλαρχικού παραπτώματος ή ακαταλληλότητα 
σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου, αμετάκληττ 
κατα-ικη που συνεπάγεται στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. 

3. Επι τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου τού- 
του επιτρέπεται η -χωρίς κανονισμό πρόσληψη από το Δ-Σ. 

5?π&»Τ · : ’ ^ ***> -»■* “ΐ” ^ 


Άρ-λρο 7. 

Έλεγχος. 

Ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών της ΔΕΠΑ 
ΝΟΜ ενεργείτα: από ορκωτούς λογιστές που υποβάλλουν αν¬ 
τίγραφο της έκλεσής τους στον Υπουργό Υγείας και Πρό¬ 
νοιας. 

* 'Αρ-λρο 8. 

Κεφάλαιο -— Πόροι. 

1. Το -κεφάλαιο· της ΔΕΠΑΝΟΜ ορίζεται στο ποσό το» 
200.000.000 δραχμών που -λα καταβληθεί από το πρόγραμ¬ 
μα Δημοσίων Επενδύσεων. 

2. Οι πόροι της ΔΕΠΑΝΟΜ προέρχονται από το κεφάλαιό 
της, από κονδύλια του Κρατικού Π ρ«υπολογισμού σε βάρος 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου για 
λειτουργικές δαπάνες της και από τον Τακτικό Προϋπολο¬ 
γισμό, κα-λώς και από κάλε άλλο περιουσιακό στοιχείο που 
παραχωρείται σ’ αυτήν από οποιονβήποτε για την εκτέλεση 
συγκεκριμένου έργου. Οι πόροι αυτοί κατχτίλε,ντ*: στ* όνομα 
τη; ΔΕΠΑΝΟΜ σε ειδικό λογαριασμό που -Τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. Τα σχετικά με τη σύσταση και τρο¬ 
φοδότηση του λογαριασμού αυτού -λαι καλοριστούν με απόφα¬ 
ση το>ν Υπουργών Ελνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 

Ά?-λρο 9. 

Προνόμια. 

1. Η ΔΕΠΑΝΟΜ απολαύει όλων των διοικητικών, οι¬ 
κονομικών κία,ι δικαστικών α τελειών, κ.α?λώς και όλων των 
δικονομ.ικών προνομίων του Δημοσίου. Οι διατάξεις του Κώ¬ 
δικα Δικών Δημοσίου εφαρμόζονται! και στη ΔΕΠΑιΝΟΜ. 

2. Για κάλε συγκεκριμένη νοσηλευτική μονάδα, η ανέγερ¬ 
ση η επέκταση της οποίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 
ΔΕΠΑΝΟΜ, απορούν ο Υπουργό·; Υγείας και Πρόνοιας 
και ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλον¬ 
τος να κα-λορίζουν, με απόφασή τους, ύστερα από πρόταση 
του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ, τους πολεοδομ-.κούς και κτιριο- 
δομικούς όρους κατά παρέκκλιση από κά-λε κείμενη διάταξη. 
Οι οροί αυτοί ισχύουν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως της Υπουργικής Απόφασης που επέχει και 
-λεση άδειας ανοικοδόμησης. 

3. Σε κάλε σύμβαση που υπογράφει η ΔΕΠΑΝΟΜ επι¬ 
τρέπεται να περιλαμβάνεται ρήτρα επίλυσης των σχετικών 
διαφορών με διαιτησία. 

Άρ-λρο 10. 

Απαλλαγές. 

Η ΔΕΠΑΝΟΜ απαλλάσσεται από κάλε δημόσιο, κοινο¬ 
τικό, λιμενικό και δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο, άμεσο ή 
έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση, εισα¬ 
γωγικό δασμό και συμπαρομαρτούντες φόρους και τέλη. 

Άρ&ρο 11. 

Τελική διάταξη. 

Καλέ λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρλρου τέταρ¬ 
του του νομού αυτού ρ<·>λμ·ίζεται με απόφαση των εποπτευόν- 
των Υπουργών ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ¬ 
ΝΟΜ. , 

Άρλρο πέμπτο. 

1. Οπου στις κατά το άρ-λρο πρώτο συμβάσεις αναφέρ*- 
ται ο όρος «εργοδότης», υπό την έννοια του Ελληνικού Δη- 
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μοσιο» ©χχροσ<)Μοοΰ(46>ο« ππό τον Υπουργό Υγείας κ®ι Πρό¬ 
νοιας ή τ'·ς απ' αυτόν αρμόδιος υπηρεσίες, νοείται η ΔΕ- 
ΠΑΝΟΜ. Η κατά τις συμβάσεις αυτές Υπηρεσία Παρακο¬ 
λούθησης είναι « αρμόδιο Γραφείο της ΔΕΠίΑΝΟΜ, το Ιι 
ΑΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ επέχει ·8έση της κατά νόμο Προϊστά¬ 
μενης Αρχής. Όλες οι Οικονομικές υποχρεώσεις της ΔΕ¬ 
ΠΑΝΟΜ που απορρέουν από την εκτέλεση τωυ συμβάσεων 
αυτώ|ν τελούν από την ε,γτγύοτχτη του Ελληνικού Δίφρον. 

2. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΕΠΑΝΟΜ: 

<*) 'Ολεις οι σχετικός με τις παραπάνω συμβάσεις πληρω¬ 
μές διενειργαύντοΊ μίε εντολή του Υπουργού Υγείας και Πρό¬ 
νοιας. 

β) Τους επιβλέποντες μηχανικούς ορίζει ο Υπουργός Υ¬ 
γείας και Πρόνοιας. 

Άρόρο έκτο. 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που εκίόληκε η 
παρακάτω απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων και του 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. 

«Α-λήνα 18 Μαίου 1983 
Αριό. Πρωτ. ΔΙα/οίκ. 23341 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας 

«Σύσταση της Επιτροπής για την εκτίμηση : 

α) της καταλληλότητας του ιατρικού εξοπλισμού των Πα¬ 
νεπιστημιακών Νοσοκομείων Ιωαννίνων, Πατρών και Η¬ 
ρακλείου, 

β) του εύλογου της προσφοράς των οικονομικών και τε¬ 
χνικών όρων ανάληψης κατασκευής «με το κλειδί» των Πα¬ 
νεπιστημιακών Νοσοκομείων Ιωαννίνων , Πατρών και Η¬ 
ρακλείου». 

Έχοντας υπόψη : 

Την ανάγκη εκτίμησης του εύλογου της προσφοράς για 
την άμεση ανάθεση της κατασκευής «με το κλειδί» των Πα¬ 
νεπιστημιακών Νοσοκομείων Ιωαννίνων, Πατρών και Ηρα¬ 
κλείου από τις εταιρείες : 

α) δτνβΐΐο ΟΐΌΐιρ με έδρα τη Στοκχόλμη - Σουηδία για 
την κατασκευή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαν¬ 
νίνων 

β) την κοινοπραξία των εταιρειών : 

ΐ. Ηοδρίΐβΐία ΙηΙβΓη&Ιίοη&Ι Ο.Μ.Β.Ι. με έδρα τη Φραγ- 
κφούρτη Δυτικής Γερμανίας. 

ϋ. ΙηΙβΓ Επ^ίηββΓΪη^ Β.ν. με έδρα την Είη<Ι1ιονβη στην 
Ολλανδία. 

ΐϋ. Αρχιρόδον ΑΕΤΕΒΕ ΕΛΜΕΚ Α.Ε. με έδρα την Α¬ 
θήνα. 

ίν. ΙΝΤΕΚΟ ΑΕ με έδρα την Αθήνα για την κατασκευή 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας. 

γ) ΡΜιρρ Ηοίζΐϊΐίΐηη με έδρα τη Φραγκφούρτη (Τα- 
υηιΐ8βη1β£β 1, 6000 ΕπιπΙΠυΗ) Δυτικής Γερμανίας για 
το Νοσοκομείο Ηρακλείου. 

Άρθρο 1. 

Εκτιμητική Επιτροπή Καταλληλότητας 
Ιατρικού Εξοπλισμού 

1. Συνιστάται τριμελής Επιτροπή για την καταλληλότητα 
του ιατρικού εξοπλισμού των Πανεπιστημιακών Νοσοκο¬ 
μείων Ιωαννίνων , Πατρών και Ηρακλείου. 

2. Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι : 

α) Παύλος Ιωακείμ (φυσικός εκπαιδευμένος στην ιατρική 
τεχνολογία ΡΗΌ,τέως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας, ως πρόεδρος της Επιτροπής. 


β) Δημήτρης Γλάρος, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

γ) Ηειηδ Ιο&οΐιίιη δ\νβΐ£βΓ, Τεχνικός Σύμβουλος Εξο¬ 
πλισμού Νοσοκομείων (Ηοβρϊΐβΐ Οοηβιιΐίβηϊ). 

Άρθρο 2. 

1. Συνιστάται εξαμελής επιτροπή για την εκτίμηση του 
εύλογου της τελευταίας προσφοράς για την ανάθεση του έρ¬ 
γου κατασκευής «με το κλειδί» από τις εταιρείες : 

α) 8\νβΙιο Οοιιρ με έδρα τη Στοκχόλμη - Σουηδία για 
την κατασκευή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαν¬ 
νίνων. 

β) της κοινοπραξίας των εταιρειών : 

ί. ΗοδρίΙ&Ιίβ ΙηΙθΓΠ&Ιίοη&Ι Ο.Μ.Β.Ι. με έδρα τη Φραγ¬ 
κφούρτη Δυτικής Γερμανίας. 

ίί. ΙηΙβΓ Εη£ίηβθπη§ Β.ν. με έδρα το ΕϊηιΠιονθη (Οθ- 
ίίβιΊααη 4). 

ίίί. Αρχιρόδον ΑΕΤΕΒΕ, ΕΑΜΕΚ Α.Ε. με έδρα την Α¬ 
θήνα. 

ίν. ΙΝΤΕΚΟ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα για την κατασκευή 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας. 

γ) ΡΠΠίρρ Ηοίζπιβηη με έδρα τη Φραγκφούρτη (Τα- 
ιιηιΐδαηΐ3£β 1, 6000 ΡγοπΙΠιιιΊ) Δυτικής Γερμανίας για 
το Νοσοκομείο Ηρακλείου. 

II Επιτροπή θα συγκρίνει κυρίως παλαιότερα στοιχεία 
προσφοράς των ίδιων εταιρειών, όπως αυτές -3' αναλάβουν 
τα έργα αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία, χαόώς και άλλα στοι¬ 
χεία ή κριτήρια που κρίνει σκόπιμο να λάβει «όψη της. 

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται : 

α) Τσαούσης Φώτης, Διευθυντής Ιατρικής Αντιλήψεως 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας , ως πρόεδρος. 

β) Γλάρος Δημήτρης, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

γ) Μουστάκης Θανάσης, πολιτικός μηχανικός του Υπουρ¬ 
γείου Δημοσίων Έργων με βαθμό 2ο. 

δ) ΙΙαπαϊωάννου Ροδόλφος, Διευθυντής Προγραμματι¬ 
σμού του Υπουργείου Δημοσίιον Έργων με βαθμό 2ο. 

ε) Μήτσου Κώστας, πολιτικός μηχανικός με βαθμό 2ο, 
Διευθυντής τεχνικών έργων της Γενικής Γραματείας Αθλη¬ 
τισμού. 

στ) Υψηλάντης Φαίδων του Χρήστου, πολιτικός μηχανι¬ 
κός με βαθμό 4ο του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλοντος. 

Άρθρο 3. 

1. Τα μέλη των επιτροπών εκφράζουν τις απόψεις τους 
στα πλαίσια των ειδικών τους γνώσεων. 

2. Οι εκθέσεις των επιτροπών υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα μέλ.η και υποβάλλονται στους Υπουργούς 
Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας 

Άρθρο 4. 

Η απόφαση αυτή θα κυρωθεί με νόμο. 

Οι Υπουργοί 
Δημοσίων Έργων 

ΑΠ. -ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΓΛΟΣ 

Υγείας και Πρόνοιας 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ». 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Άρθρο έβδομο. 


Κάθε διάταξη αντίθετη με το νόμο αυτόν καταργείται. 


Άρθρο όγδοο. 


Έναρξη ισχύος. 


ΓΙ αραγγέλλεμεν να ίημοτ:ΐ>3ή ττην Εφημερίδα της Κ> 
βερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελετδή ως νό¬ 
μος του Κράτους. 

Α-δήνα, 7 Οκ.τωίρίοϋ 1983 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓ. . ΑΑΕ2- ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΜΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΠ. Αβ- ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ και περιβάλλοντος 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤΣΗΧ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 


Θεο,ρι'(θί,λ( Μτ ιέύϊ,κε η Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτους 
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του Α·δήνα, 7 Οκτωβρίου 1983 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 0 ΕΠΙ ΤΗΣ δικαιοσύνης υπουργός 

ΓΕΩΡΓ. . ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


και 


Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ : 

Η ετήσια συνδρομή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η τιμή των φύλλων της που πωλούνται τμημοτηκά 
τα τέλη δημοσιεύσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν από 

Α'. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


1 Ιανουαρίου 1983 ως ακολούθως: 


1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 
9 . 

10 . 


Για το Τεύχος 

» » » 

» » » 

» » » 

» » * 

» » » 

» » » 

» » » 

» » * 

» 9 Δελτίο 


Α' . 

Β' . 

ΤΑΠΣ. 

Γ . 

Δ’ ... 

Νομικών Προσώττοον Δ. Δ. κτλ. 


Δραχ. 

» 

» 

» 

» 

X 


Αν. Ειδ. Δικαστηρίου . » 

Παράρτημα . » 

Ανωνύμων Εταιρειών κτλ. » 

Εμπορικής και Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας . » 

11. Για άλα τα τεύχη και το Δ.Ε.Β.Ι. » 


2.500 
4.000 
3.000 

1.500 

3.500 

1.500 
300 
800 

10.000 

800 

20.000 


Οι Δήμοι και οι Κοινότητες του Κράτους κατα¬ 
βάλλουν το 1/2 των ανωτέρω συνδρομών. 


Υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπι¬ 
κού του Εθνικού Τυπο/ραφείου (ΤΑΠΕΤ) ανα¬ 
λογούν τα εξής ποσά: 


1. Για το Τεύχος Α' . Δραχ. 

2. » » » 

3 . » » » 

4 . » » » 

5 . » » » 

6. » » » 

7 . » » » 

8. » » » 

9. » » » 

10. » » Δελτίο 


Β'. ΤΙΜΗ 


11. Για όλα τα τεύχη 

ΦΥΛΛΩΝ 


Β' 

ΤΑΠΣ. 

Γ' . 

Δ' . 

Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κτλ. 

Αν. Ειδ. Δικαστηρίου . 

Παράρτημα . 

Ανωνύμων Εταιρειών κτλ. 
Εμπ. και Βιομ. Ιδιοκτησίας .. 


125 

200 

150 

75 

175 

75 

15 

40 

500 

40 

1000 


Η τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., είναι 10 δραχ., από 9 ως 24 σελ. 15 δρχ ζ από 25 ως 48 σελ. 25 δοχ., από 49 ως 80 σελ. 
40 δρχ., από 81 σελ. και πάνω η τιμή πωλήσεως κάθε φυλλον προσαυξάνεται κατά 50 δρχ. ανά 80 σελίδες. 

Γ'. ΤΙΜΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 

Η τιμή διαθέσεως στο κοινό των εκδιδόμενων από το Εθνικό Τυπογραφείο φωτοαντιγράφων των διάφορων φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερ¬ 
νήσεως καθορίζεται σε τέσσερις (4) δραχμές κατά σελίδα. 

Δ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 


I. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών 
και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης: 


Α'. Ανωνύμων Εταιρειών: 

1. Των καταστατ ι κών . Δραχ. 25.000 

2. Των αποφάσεων για συγχώνευση ανωνύμων 

εταιρειών . » 25.000 

3. Των κωδικοποιήσεων των καταστατικών (ΦΕΚ 

309/67, τ. Β') . » 15.000 

4. Των τροποποιήσεων των καταστατικών. » 8.000 

5. Των ισολογισμών κάθε χρήσης. » 10.500 


6. Των υπουργικών αποφάσεων για παροχή άδειας 

επέκ τασης των εργασιών Ασφαλιστικών Εταιρειών, 
των «θέσεων «τίμησης περιουσιακών στοιχείων και 
των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΛΤΑ, με τις οποίες 
εγτφίνονται και δημοσιεύονται οι κανονισμοί αυτού .. » 9.000 

7. Των αποφάσεων για εγκ α τάσταση υποκαταστήμα¬ 
τος, διορισμοΰ γενικού πράκτορα και παροχή πλη- 
ρεξουσιάτητας αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα αλλοδα¬ 
πών Εταιρειών και των αποφάσεων για μεταβίβαση 
του χαρτοφυλακίου Ασφαλιστικών Εταιρειών κατά το 

άρθρο 59 παρ. 1. του Ν.Δ. 400/1.9.70 . > 6.000 

8. Των ανακοινώσεων γιά κάθε μεταβολή που γίνε¬ 
ται μι απόφαση ΓΣ- ή Δ. Σ., των προσκλήσεων σε γε¬ 
νικές συνελεύσεις, των κατά το άρθρο 32 του Ν. 3221/24 
γν ω στοπο ι ήσεων, των ανακοινώσεων που προβλέ- 
πονται από το άρθρο 59 παρ. 3 του Ν.Δ. 400/1970 
για Αλλοδαπές Ασφαλιστικές Εταιρείες, των αποφά¬ 
σεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΤΑ που 
αναφύονται σε προσωρινές διατάξεις και των αποφά¬ 
σεων του Υπ. Συγκοινωνιών για τους ΗΛΠΑΠ — 


ΗΣΑΠ-ΟΣΕ . » 2.800 

9. Των συνοπτικών μηνιαίων κ α ταστάσ εω ν των 
Τραπεζικών Εταιρειών. » 2.800 


10. Των αποφάσεων της επιτροπής του Χρηματιστη¬ 
ρίου για την εισαγωγή χρεωγράφων στο χρηματι¬ 


στήριο για διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 2 παρ. 3 ΑΝ. 148/1967 .Δραχ. 2.800 

11. Των οπιοφάσεων της επιτροπής κεφαλαιαγοράς 
για τη διαγραφή χρεωγράφων από το χρημοτπστή- 
ριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 

Α. Ν. 148/67. » 2.800 

12. Των αποφάσεων για την έγκριση τιμολογίων 

των Ασφαλιστικών Εταιρειών . » 2.000 


Β'. Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης: 


1. Των καταστατικών . » 

2. Των κωδικοποιήσεων των καταστατικών. » 

3. Των ισολογισμών κάθε χρήσης. » 

4. Των εκθέσεων εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων * 

5. Των τροποποιήσεων των κατ α στατ ι κών (για 

κάθε συμβάλοησγραφική πράξη). » 

6. Των ανακοινώσεων με συμβολαιογραφική πράξη » 

7. Των ανακοινώσεων με απόφαση της Γ.Σ. .... » 

8. Των προσκλήσεων σε γενικές συνελεύσεις . » 


2.800 

2.800 

3.200 
2.800 

1.200 
1.200 
1.000 
1.000 


Γ', Αλληλααφαλισηκών Συνεταιρισμών - 
Αλληλασφαλισπκών Ταμείων και 
Φιλανθρωπικών 23ωματείων: 

1. Των υπουργικών αποφάσεων για τη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας Αλληλασφαλισπκών Συνεταιρι¬ 


σμών — Αλληλασφαλισπκών Ταμείων . » 

2. Των ισολογισμών των ανωτέρω Συνεταιρισμών, 
Ταμείων και Σωματείων . » 


2.800 

3.200 


Δ'. Των δικαστικών πράξεων: 

Π. Σίτο Τέταρτο τεύχος: 

Των δικασπιοών πράξεων για παρακατάθεση απο- 
ζημιώσεως. » 1.200 


Ε'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 

1. Οι συνδρομές του εσωτερικού κοα τα τέλη δημοσιεύσεων π ρ οκατα β άλλονται στα Δημόσια Ταμεία έναντι αποδεικτικού είσπραξης, 
το οποίο φροντίζει ο ενδιαφερόμενος να το στείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο. 

2. Οι συνδρομές του εξωτερικού είναι δυνατό να στέλνονται και οι ανάλογο συνάλλαγμα με επιταγή στο όνομα του Διευθυντή Διαχει- 
ρίσεως του Εθνικού Τυπογ ρ αφ ε ίου. 

3. Το υπέρ του ΤΑΠΕΤ ποσοστό επί τ ων α νωτέρω συνδρομών και τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται ως εξής: 

α) στην Αθήνα: στο Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Εθνκού Τυπογραφείου)._ 

β) στις υπόλοιπες πάλης του Κράτους: στα Δημόσια ταμεία και αποδίδεται στο ΤΑΠΕΤ σύμφωνα με τις 1 92378/3639/1947(ΚΟΝΕΟ 
185) και Π8048/532Ι/31.7.65 (ΚΟΝΕΟ 139) εγκύκλιες διαταγές του ΓΑΚ. 

γ) στις περιπ τ ώ σεις συνδρομών εξωτερικού : όταν η αποστολή τους γίνεται με ε πιτ αγές μαζί μ' αυτές στέλνεται και το υπέρ του 
ΤΑΠΕΤ ποσοστό. 


ΑΠ0 Τθ ΒΜΙΚΟ ΤΥΠΙΓΜΦΜ 








































